ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


1406 


18.03.2020 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು; 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಉತ್ತರ 
ಮಂಡ್ಯ" ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ . ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ಗೆಗಳ 
ತಾಲ್ಲೂಹುವಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಆ) 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಿಗೆ 
ಬರುವ ರಸೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 
ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವರ್ಷವಾರು, ಯೋಜನೆವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


2016-17, 201718 ಹಾಗೂ 2018-19ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿನ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 
2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


le 


ಸಂ:ಲೋಇ/296/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಇ) 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆಗಳನ್ನು 
ಮೇಲ್ಲರ್ಜಿಗೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಇದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ರಸೆಗಳನ್ನು 
ಮೇಲ್ಲರ್ಜಿಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು? 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
414.07 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 40 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ 
ಪರಿಶೀಲನೆ  ಹಂತದಲ್ಲಿರುತದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ' 


4 
\ 


pa 


(ಗೋವಿಂದ್ರ,ವಂ. ಕಾರಜೋಳ) 


ಉಪಮಂಖ್ಯಿಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ - 1 


ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ರಾಜ್ಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗವಾರು ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು ಉದ 
ಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ (8.ಮೀ. 
ಸಂ. ಯಿಂದ ವರೆಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಗ ಹಿನ K 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ 24129 | 25024 | ೨೦೦ | 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ 
ie; ¥ | 7 [| 61.48 37.30 1.43 19.68 58.41 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ -  ಮಲೈೆಮಹದೇಶ್ನರ 
A 4 ಎ 79 0.00 14.40 14.40 ] 
ರಸ್ತೆ 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಸತನೂರು ಮುತ್ತತ್ತಿ 
9 |ಹಲಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ 7.00 22.00 | 29.80 58.80 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ಇಗ್ಗಲೂರುಗೆ 
10 ಅಗಸನಪಹುರ, ಚಂದೂಪುರ ಮಾರ್ಗ 5.50 5.50 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 63.64 64.13 82.91 46.20 88.60 33.33 38.20 417.01 


ಅನುಬಂಧ-1 
$ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ 


ಕ್ರ ಸಃ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು Fis 

, ಸುಂ. 

ಳ್‌ ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ 
2 £ 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಂಬಿನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ , ರಾಯಖೆಟ್ಟಿಪುರ. 8.80 
ಕೀಲಾರ-ಆಲಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.05 


5.50 


6  |ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 22ನೇ ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 33.80 
7  [ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 11ನೇ 8ಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕಿರೆ ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.00 
| 8 [ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 14ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 19.10 
| ೨ |ವಿಹಬ್ನದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 13.50 


15.00 


17.45 


[ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ 35ನೇ ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನರಗಲು, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪುರ, 
ಗಣಿಗಣೇಟ್‌. 


[e) 
8 


13 .ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು-ಯತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ , ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. 


14 ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಕೆ.ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ಗುಂಡಿಪಟ್ಟಿಂ, ಹುಲಿವಾನ, ಚಾಮಲಾಪ್ರುರ, ಹೊನ್ನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಕೇಲಾರ, ದೊಡ್ಡ-ಬಾಣಸವಾಡಿ W ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ * ಹೊಡಾಘಟ್ಟಿ. 14.10 


15  |ಜಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
3 'ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಿಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಾಲ್ಫ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ಕನ್ನಲಿ. 
17 |ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಣೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಬೀಬ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ಕರಿ. 


el] w 
=| 


18 [ಸೌಸೂರು-ಮಹಾದೇವಯರ ರಸ್ತೆ. 4.00 


ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡುವಾಳುವಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೇಚರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌. 
ಬಿವಿ-ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ-ಯಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಳಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 13.50 
ಮಗಚ್ಕದಿಂದ ಮದ್ದಾರು ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ. - - ಸಾವಿ § § § § 085 


Page 1 MDR Road Length.xls 
y PY 


FE ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದಾರು ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ. 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 ರಿಂದ ದುದ್ದಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 25ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನೇಮಡು, ಚಿಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ ;ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಹನಗನಹಳ್ಳಿ. 


| 3% [ಕೊಮ್ಮೇರಜಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಎನ್‌ರಸ್ತೆ 410 
ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ42.00 ರಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.8 ದುದ್ದಗೆ ಸಾರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಗ್‌ 


ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಹಳ್ಲಿಗರೆ. 
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MDR Road Length.xls 


| 1 [ದಾಿಪ - ಹೆಲಗೂರು ರಸ್ತೆ 18.00 

| 2 [ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ 
| 3 [ನೋಮನದ್ಯಿ - ಕಬ್ಬಾರೆ ರಸ್ತೆ 1150 
-s 
7S as 
a 
EE - ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ 


ಮದ್ದೂರು - ಪಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ಸೆ 


| 5 [ವಿನ್‌ (ರಾಹೆ-17) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಡಘಟ್ಟ ಹೊಸಣಾಳ್ಳಿ ಮಾರದೇವನಳ್ಳಿ ಆತಗೂರು, ತೊರೆಕೆಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಎನ್‌ ರ್ಹ್‌ 
| 16 |. (ಲಾ.ಹೆ-33) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಣಾಳ್ಳಿ ತುಂದನನುಪ್ಪ ಅರಕನಕಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟೆಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವುದು. 
| 7 [ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆತಗೂರು, ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ, ಅಲಂತೆನ್ನಜಳ್ಳಿ ಹರವು ಮಾನ್‌ ಕೆಸ್ತೂರು ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊ: 
ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ (ರಾ.ಹೆ.-33) ರಿಂದ ಆತಗೂರು, ತೊರೆಖೆಟ್ಟಿಕಾಳ್ಳಿ ಮುದುಗೆರೆ, ಮಾರಸಿಂಗನರಾಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ, ಚಾಮನರಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


ಕೊರಟಿಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಜಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯನಾಥವುರು ಅಮದು, ಕೆಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಣಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾದನಾಯಕನರಳ್ಳಿ, 
'ಪ್ರೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ತಿ, ಕೊಂಗಬೋರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ.-33) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕುದುರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜಲಣೆರೆ ಕಾಲೋವನಿ. 


ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಾರೆ, ಎಲೆದೊಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು, ಲಕ್ಷೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಯಡಗನವಾಳ್ಳಿ ಗೊಪನಕಾಳ್ಳಿ ಭೀಮನಾಳ್ಳಿ, ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ನಾರುವ 
ಕೆಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎೆರೆ, ಮಾದರಾಳ್ಳಿ ತಸಬ್ವಷಳ್ಳಿ ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ರಸ್ತೆ 


ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಸಾದೊಳಲು, ಕನ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಲಿ, ಯಲಾದಹಃ 


ರಸ್ತೆ 


[> [ಜಾರತಿನಗರದಿಂದ ಅಲಬುಜನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾತಘಟ್ರ, ತೊರೆಚಾಕನಣುಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊನ್ಯರ ಬೆಳ್ಳೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ Mc 


lr RET Lend xs 


| 3 [ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹವಿಗರೆಪುರ, ಉಷ್ಣಾರದೊದಿ ಮಾ ಮಾಲಗಾರನಾಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


25 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.15 


| 35 [ಎಂವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠದದೊಡ್ಡಿ, ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಾಯ್ದನಕಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟ[ೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸರುವ ರಸ್ತ. 10.00 
ಕೊರಟಿ 


ಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-33) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿಸಳಿರೆ, ನಗರರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥವುರ ಮಾರ್ಗ ಸಾನ ವತ್ತಕ್ನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 800 


15.10 
13.60 
13.50 


6.85 


2.30 


"ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಕೋಣಸಾಲೆ, ಮಂಡ್ಯ - ಹ್ಲೂಗರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಿದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ನವಲಾಮಿದೊಡ್ಡಿ ಮರಳಿಗ, ಕೀಳಫಟ್ಟ, ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ತಾನ, ಹೂತಣರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ ಮಲ್ಲನನುಪ್ಪ ಮಾಗು ಕೂರಿಗೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ 
(ರಾ.ಹೆ.-33) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಆನೆದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗೆರೆ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ತಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, ಕೇಘಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡ್ಯ, 
ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಜೆ, ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-84 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಾಲೋನಿ, ಗೂಳೂರುದೊಡ್ಡಿ, ಗೂಳೂರು, ಬಿದರಕೋಟೆ, ಸಂಬಿನಾಯ್ಗನಹಳ್ಳಿ 10.75 
ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಆಬಲವಾಡಿ ಮಾರಂಗೆರೆ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರಂಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೊಡವತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 20.90 


488.00 
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ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ದಕ್ಷೀರ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗವಟ್ಟಿಣ ಸೋಸಲೆ “ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತ 
El 

್ಳ ್ತೆ 
4 |ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿ.ಜಿಮರ ರಸ್ತೆ 

್ಳ ್ತೆ 

ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ನಿಂದ ನಡಕಲಮರ ಗ್ರಾಮದೇವತಮರ ಧನಗರ ಮಾಗ್‌ ಪಿ.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


| 7 [ಮಳವ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ ಶಿಂಷಾಯರ ರಸ್ತೆ 
| 8 [ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ 16 ನೇ ಕಿಮೀ ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸುವ್ದಾನ್‌ ರ್ರ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3ಸಕ್ಕ ಮತ್ತಿತ್ತಾಥವ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌-3ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಲಕಾಡಿಗೆ ನಾರುವ ಕನ್ನ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಜೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ದಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ . 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಜ್ಜಲೂರು ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


12.60 


136 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡಕೆಮರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 
ಬ್ಲಪ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನಮುರಕ್ಕೆ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ತಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ್ಣ, ಬೂವಹಕಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ರಾ. ಹೆ-209 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಯತ್ವಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ, ನೆಟ್ಟಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ಕಲ್ಕುಣಿಣೆ ಕುಂದೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


Wt 


16.70 
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ನ್‌ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ದ್‌ ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂತೂರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209ನಿಂದ ದಭಳ್ಳಿಗೆ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ಕುರಿಪಾರಂಗೆ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 


ಚೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. 


. ದೊಡ್ಡಿ, ನೆಟ್ಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
.-209 ನಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರಿಗೆ ತ ಮ ವಾ ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ, ಅನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಮರ, ಅಗಸನಮರ, ಬಾಣಗನಹಳ್ಳಿ, ಕುಲುವೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ] 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 


್ಲಾರಿ -84ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3ಕ್ಕೆ ಭಾಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ನ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
| 27 [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂರನ್ತೆಯಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿಗೆ ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತ 

| 3 [ಮಳವ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಾಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಪಸ. 


| ೨9 [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಡ್‌ ಮೊನ್ಸನಂದ ಇವ್ಯಾಣಿನಾವುಮು ಮಾನವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ. 
| 30 [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ - ಮೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ಷಯಂವ ಇಗ ಹಾನವಾನಿ ಮಾಗ್‌ವಾನ ನಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರನ್ನ, | 


303.65 
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ಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರ ವಃ 


'ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಹೊನ್ನಾವರ-ಕ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ 
| 3 [ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಕೆರೆ-ಕಲ್ಲಿನಾಪುರ-ದೊಡ್ಡಯಗಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತಯನ್ನು ಸರುವ ಪನ್ನ | 90 | 
ನಾಲ 
3 ss 
|6| ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಿಣ ರಸ್ತ 14.00 
[ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 


ಸ್ತ , 
| 8 [ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ರ 72ನೇ ಕಿಮಿನಿಂದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ . 


ಬಹ್ನದೆ 'ರಹಳ್ಳಿ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆ 
ಸ್ತೆ 


| ೨ [ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಿಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಕಾರಗೆರ, ದೊಡ್ಡಬಬಿಕ ಮಾರ್ಗ ಸಾರುವ ಪ್‌ 
10 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ರ ಹೊಸಮನೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾನ್‌ ಬಳಿ ನಮವ ರಸ್ತೆ 


ಚೀಲ್ಯ ಗಂಗವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಾವಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಣೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ರ ಚೀಣ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿ ಕನಗೊನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 85ನ್ನು ಕರಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ 85 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿದುಂದಿ ಬೋಗಾದಿ ಸಂತೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಹರಳಕೆರೆ, ಕಲ್ಲಿನಾಥಪುರ, ದೊಡ್ಡಯಗಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳಮಾದಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಟೋಕು ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಿಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

'ಬ್ರಹ್ನದೇವರಹಳ್ಳಿ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ. ಚೆನ್ನಾಪುರ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ಅನ್ನು ಚೀಣ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಯಗೋನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ 'ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ರಸ್ತೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಕಟ್ಟೆ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
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——— 


ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ರಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲ-ಪಡುವಲವಲ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾದಪ್ಪಗೌಡ ವೃತ್ತದವರೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 036 


ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಸೆರಲಕೆರೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಬಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಖಾನುವ ದ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.94 
ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
೪ ುನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


3 
ಸ್ತಿ 
5 


ಹ 


1 
19 
20 


21 
22 
[-) 

23 |ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ-ಆಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ j 

24 |ಕೆ.ಟ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:43.50 8.ಮಿನ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಿಡುವಿನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ "600 
ದೇವಲಾಪುರ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಗಾವಿ ರಸ್ತೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 14.20 
ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 14.00 
ನಾಗಮಂಗಲ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 15.00 


ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಚ್ಚೆಘಟ್ಟಿ, ಚಾಮಲಾಮರ, ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 41.10 
29 . |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಡೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ 22.40 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಳ್ಳೂರು - ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 10.73 
ನಾಗಮಂಗಲ ಪಡುವಲಪಟ್ಟಿಣ ಗಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ 


25 


& - [e8 
p& 


Rul 


EEE ದ 
[= 


10.70 


೪ರ 
ಖ್‌ 
Cc) 
ಉಪ ವಿಬಾಗದ ಒಟ್ಟು 


348.98 


31 
32 


TT 
P 
f 
} 
1 
& 
| 
4 
i 
& 
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6.40 
ಕೊಟಿಗಹಳ್ಳಿ-ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ 8ಕ್ಷೇರಿ ಮಂದಗೆರೆ ರಸ 


a 
ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚಜಳ್ಳಿ ಬೆಬ್ಬದದಳ್ಳಿ ರಸ್ತ 
7  [ಮಂದಣೆರೆ-ಶ್ರವಣೂರು ರಸ್ತೆ 5.35 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಚೇಬೀಡು ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 16.30 
5/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಾಮರ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರೆ 


| 


BE 


37.80 
25.50 


-ತರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
1 |ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸೋಮನಾಥಪುರ ಬೂಕನಕೆರೆ ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಎನ್‌ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
12 |ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆ 


3 |ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಕ್ಷೆ 300 
14 ಹೊಸೆಹೊಳಲು-ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ-ನಾಟಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 9.00 


15 ಹೊಸಹೊಳಲು-ದೊದ್ದನಕಟ್ಟಿ-ವಿಠಲಾಪರ ರಸ್ತೆ 5.30 


ಪಿಆರ್‌ಎಸ್‌ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದೂರು ಅಘಲಯ ರಸ್ತೆ 
17 [ಮೇಲುಕೋಟಿ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ 


18 [1/17 ನೇ ಮೈಲಿ ಪಿಆರ್‌ಎಸ್‌ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಧಘಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೀಫನರೆ ರಸ್ತೆ 
19 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂದಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಚೇಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 


20 |[ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಘಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕೈಡೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
21 ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಅಘಲಯ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ 
22 ದಬ್ಬೇಘಲ್ಟಿದಿಂದ ಕೋಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆ 

3 |ಕೇಆರ್‌.ಪೇಟಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಡದಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎನ್‌ಸಿ ರ್ತ ನಂದೂರ ಹಗ ನವುದ ರಸ್ತೆ 


24 [ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮನಾಥಪುರ ರನ್ನ 250 
| ೨5 [ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಎ.ೆ.ಬಸ್ತಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೇನರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಾಗ 0S 
26 ಹೆಬ್ಬಾಳು ವಿನಕೆರೆ ಗುಡಲು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಬಿ. ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ 77 
ನ್ರಾರಾಾಬಾಡಿ ಪತವಿವಕಿ ನಾಡನು ನಾಗ: ಟನ Page9 MOR RBS Lendth xs 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ-ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಣೋನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ವೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ 
ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡಲೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗೂಡೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಮರ, ಕಾಂತರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆ y 
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅನೆಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಬಿಳತಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ತೆಂಡೇಕೆರೆ, ತಗಡೂರು, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 


ಕೊಟಿಗಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಲಗೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾಳಗೂರು, ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಲ್‌ 


ಆ ೪ 3 
| 4% [ಶೀರಂಗವಟ್ಟಣ-ಅಯಸೀಕಿರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!7 ರಿಂದ ಆನೆಗೊಳ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಗೂಡೆಹೊಸಬಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 


ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ-ಜೈನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಾಪುರ, ಆಲಂಬಾಡಿ, ಆಲಂಬಾಡಿಕಾವಲ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೊರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
56 [ಕಕ್ಷೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರನ್ತೆಯಿಂದ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
| 57 |ಬೂಕಿನಕೆರೆ-ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
| 58 [ನಾರ್ದೋನಹಳ್ಳಿ ಗಿಡ್ಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಗವಿಮಠ, ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಠಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
| 5೨ [ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟಿ-ವಿಠಲಾಮರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | 
| 60 |[5ಆರ್‌.ಬೇಟಿ-ಶ್ರವಂಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಳಲೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಪ್ರ ್ತೆ ್ಣ ಳಿ ಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ್ಜೆ 
| 61 |[$ಕ್ಟೇರ-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐಸಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಬಾನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
| 62 [ಮೇಲುಕೋಟಿ-ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 
| 5 [ಎಸ್‌ಎ ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೆರೆ ರಸ್ತೆ 
64 [ಸಿಂಧಘಟ್ಟಿದಿಂದ ಶೆಟ್ಟನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ 
65 [ಕಾಣೇಪರದಿಂದ ಭೈರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
WN 
| 67 ಎನ್‌ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ j 
| 68 [ಐಕನದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಚೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅನಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೆರುವ ರಸ್ತೆ 
00 
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[2 ‘ 


i 


ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 
ಗಳಲ್ಲಿ 


© 


pe) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಂ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಮರ ಅರಕೆರೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆ 21.18 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-17) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು - ನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ಮೇಳಾಪುರ ಮತ್ತು 
ಮಹದೇವಪುರ ಸೇರುವರಸ್ತೆ 


m= ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ - ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಸೇರುವರಸ್ತೆ 


22.40 


EL 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ (ಬೊಂತಗಳ್ಳಿ ನುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಕ್ಕರೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸೇರುವರಸ್ತೆ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಂಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಾನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತೂಬಿನಕೆರೆಗೆ (ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಿಣ, ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು, ಚನ್ನಂಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 15.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 9.70 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಮರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ (ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.50 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು, ಆಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಲಿಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ 


1.50 
ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ (ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಎಸ್‌.-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 14.50 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರನ್ಷೆ (ಮಾರ್ಗ ಚಿಂದಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲು, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ರಾಂಪುರ, ಅರತಿಉಕ್ಕಡ) 20.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುರಳಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ಸಿಂದ ಬನ್ನೂರು - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


BE 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇವಮುರದಿಂದ ಎಂರೆಕುಂಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ - ತರೀಪುರ) 9.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 5.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಂಗೂರು ಗಾಮದಿಂದ ಕೆಂಗಾರ್‌ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


| 10 [pce ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಜನಕೆರೆಯಿಂದ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಗವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 15.00 
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ಗಳಲ್ಲಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೇಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅರಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | 60 | 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈಎಂಸೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೊಳ್ಳೇನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ತಡಗವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಕ್ಷೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ - ಆಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಂಜನಕೆರೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ರಾಸ್‌ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಮುರಿಗೆ ಸೇರುವ ರೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಿಣ ರಸ್ತೆಯ (ಸ. 4.00 8.ಮೀ) ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೆಲಮನೆ ಗಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಸ. 0.00 ರಿಮದ 3.008.ಮೀ.) 
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1 « 


ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರೆ - ತರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಾಂಡವಮರ, ಹೊಸಕನ್ನಾಂಬಾಡಿ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -17 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ER ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲುಕೋಟಿ - ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಪ್ಲೆ, ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


3 


'ಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


3 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಮರದಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಾಗರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
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[Ss 


| 16 [aond ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹರವು, ಚಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು, ಬ್ಯಾಟಿತಿಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


| 7 [sos ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿ - ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಣಿಬ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
| 5 [ese ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬನ್ನಂಗಾಡಿಗೆ ಸೆ 
ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿ- ಕಟ್ಟೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಗಟೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಳಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಹರವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆ - ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಮೇಲುಕೋಟೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಗಾದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು, ಸಿ.ಹೆಚ್‌. ಕೊಪ್ಪಲು, ತಈಾಳೇಕೆರೆ, ಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕನಕನಮರಡಿ 


ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗರುಡಾಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕದಲಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 


ಮಹದೇಶ್ವರ ರದಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಿಣಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ 


ಸಂಗಾಪುರದಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅರಕನಕೆರೆ ಕಜ್ಜಿಕೊಪ್ಪಲು ರನ್ತೆ 


'ಬನ್ನಂಗಾಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಉಳಿಕೆ ಸರಪಳಿ) 


ದೊಡ್ಡೇಣೌಡನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಮಾಲಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಲಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ 


[ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೇರಿ - ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆ 
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py « 


ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 


5 
“1 


| 31 [ಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕುಂತೀಬೆಟ್ಟ, ಹಏರೇಮರಳಿ ಮತ್ತು ಹೆರೆಮರಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಮರಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 


| 5 [ತವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶ್ಯಲಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


E ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಮರದಿಂದ ಚಂದ್ರೆ, ಶಂಕಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಜೇವರ್ಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಮರದಿಂದ ನಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಮರ್ಮಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
| 3 [ದವು ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


| 36 [ಡಮ ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಳವರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿಂಕಾ ಅಶೋಕನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


| 37 [ಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ - ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮರಳ್ಳಿ, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಾಳು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಕನಗನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 10.50 


| 3 [ಾಂಡವಯನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನಕುರುಳಿ - ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ 17.70 


| 3 [ವಾಡವವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರ - ಚೆನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 12.50 ರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 25.70 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇರಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 5.80 


| 40 [ಾಂಡನಮನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 33.60 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಡಿಂಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಸಕುರುಳಿ - ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.70 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6.70 


|| ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ] 35473 
|] 


2794.47 


rd 


ಮುಖ್ಬಾ' ಜನಿ ನಿಯರ್‌ ಖಾ 


ಇಲೆ 
ಬಖೋ.ಬಂಿ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲ 


ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣು 
ಪ್ರಿಂಗಕೂರು” -560 001 


He 
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[4 
i 


ಅ; 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಾಲ್ಲೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೀರ್ಷಿಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು 
2 3 4 5 
0a ಫಹ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊಸಖಬೂದಸೂರು. ಹಳೇಬೂದಸೂರು. ಜ.ಗೌಡಗೆರೆ. ಚೋಕನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಐ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳ (ವೇಟ್ರಡ್ಸ್‌) ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ 
ಕೂಡ, ಪಡ TAL) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎನ್‌ಸಿಪಿ 1 ರ್ಬುವು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಹಟ್ಟ. ಮುತ್ತೇಗೆರೆ. ಚಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳ. ಅ.ಹೊಸಹಳ್ಳ ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾರೋನಿಯಜ್ಲಯ 
ಮಂದ್ದ ಮಂಡ, 5054.04337-0.01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ದಖಖ್ಸು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆ".ಗೌಡಗೆರೆ. ಗೋಪಾಲಪುರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಕೋಡಿಪಳ್ಳ ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯಟ್ಲ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಮುಂಡ, ಮಂಡ, 5054-04-337.0.01422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ, | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054-04-337.0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಗು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಯತ್ತಗದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೆಂಡ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054-04-337-0.01422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ್ಗು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಚನ್ನಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054.04-337-0-01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ದಖುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಣೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ, ಶ್ರೀರಂಗಪೆಟ್ಟಣ 5054-04.337.0.01422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ದಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮೊತ್ತಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೊಂಡ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054-04-337.0.01422.(6) ಜೆಲ್ಲಾ ಜಖಖು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಲಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸನಿಯಟ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಃ ಶ್ರೀರಂಗಹಟ್ಟಣ 5054-04-337.0.01-422-() ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಲ್ಬನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಣೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂದ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054.04-337-0-01-422-(8) ಜೆಲ್ಲಾ ದುಖಖ್ದು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಿರಗಂಯಾರು ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ಬಾರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಡಾವಣಿಯಟ್ಲ ರಸ್ತ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಪಎದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಥ್ಧ ಹೋಬ ಸೌದೇನಹಳ್ಳ, ಹುಆಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು. ಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಯ 
ಮ: ಲ Hj 5054.04. ಏ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಪಿ. ದ ಈ 
ಜನ್ನ ಪೆನಲುಕಟಿ A) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖುರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌ಸಿ 1 ಸ್ಟ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 
ಮದ್ದೂರು ಮದ್ಧೂರು 5054.04-337.0.01422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ದುಖು ರೆಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗರಿ 60.0೦ 
ಮದೂರು ಮದೂರು 5054.04337.0-01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ದಮಖಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಕಾಮಗರಿ 41.96 
ಮೆದ್ಲೂರು ಮೆದ್ಗೂೊರು 5054.04-337.0.01-422-(6) ಜಿಲ್ಲಾ ದುಖ್ಲು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್ಚೆರಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗರಿ 5೦.೦೦ 
ಮುದ್ಲೂರು ಮದ್ದೂರು 5054-04-337.0.01-422-(6) ಬಿಲ್ಲಾ ದುಖ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಣ್ರಾಪದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಣಕರಣ ಕಾಮಗರಿ 40.೦೦ 
ಮದೂರು ಮದೂರು 5054-04-337.0.01422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಳು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ! ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗರಿ 
ಮದ್ದಣ್ಣರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳ ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04.337.0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ದುಖ್ಸು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ. ಈ 
[> ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು] 
ಮಿಳಿ ಮೂಢ FST ROR CE ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬ.ಜ. ಪುರ ಹೋಬಳ ಚಕ್ಣೆಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಪಿಷ್ಛ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ೬ 
ಕ Wisk ಕನಿ ಡಲ ಪಯಣ ಕ್ರಿ. ಬಸ್‌ಹಿಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇಂ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಚ.ಅ. ಮರ ಹೋಬಳ ಬಳ್ಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಘ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 8054-04.337-0-01422-(4) ಜಿಲ್ಲಾ ದಖಖ್ಸು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, eb. 20.೦೦ 
ಮಳವ! ಕು ಬ.ಜ.ಪುರ 'ಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿ: ಗದವಃ ಯಃ 
ಮನನ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054043370142) ಚಿಲ್ಲಾ ದುಖ ರ್ತಿ - ಬಸ್‌ಸಿಪಿ. ಜ್ಞ ತಾಲ್ಲೂ ಹೋಬಳ ಹಾ: ಗ್ರಾ: ಪರಿಶಿಷ್ಠ ನಾಂ 'ರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಜರ 
A ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವ! ಕು. ಅ.ಜ. ಪುರ ನಹ ಪರಿಕಿ ಗಃ ಸೀ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337-0-01-422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ದುಖ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಸ್ಸ ತಾಳ್ಯ ಹೋಲಳ'ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ ಗಮದ ಕಶ್ಟ ಅನಾಂಗಲವರ' ತಲೆಯ "ಕಾನಿತ್ರೂದ್‌' ರಸ್ತ ಮತ್ತುಹರಂಡಿ 13.45 


3 Years works details-Mandya division-2016-17 to 18-19-LAQ-1109(1406) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


46. ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಗಳಲ್ಲ 
1 2 3 4 5 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ..ಪುರ w 'ಮದ ಪರಿಹಿ: 'ಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
22 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04-337.0.01.422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ನ ki ಹೂನ್‌ ಪ್ಪ ಜನತಂ ೪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 2೦.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮೆಳವಳ್ಳಿ 5054.04-337-0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.೩ಿ.ಪಿ. ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.೦೦ 
ಮಳಃ , ಈ ಮ್ಮ ನಃ 
24 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ $054.04337.0.01.422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಜೆ ನು AN ಉಾಗಿಯೊಮ್ಬನಸಟ್ಗ (ಗ್ರಮ :ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಆ4ಲೋಸಿಯಟ್ಲ: ಕಂರತ್ರೀಟ್‌ ರಿ :ಮತ್ತು 2೦.೦೦ 
5 ಗಃ ಕಾಲೋನಿಯ! 'ರಃ 
2೮ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04337.0.01422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಗ br ಹೂಂ ಜಡ್ತನಪ್ಯ ಗಮದ ಸರಿಶೀತ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ನಿಯಣ್ಣ 'ಕಾಂ್ರೀಟ್‌ ಅಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಡಂಡಿ 10.00 
'ಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಃ ರುಗಾವಃ ಮದ ಪರಿಶಿಃ ಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಃ ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಃ 
26 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337-0.01.422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮು ನಸ ಕು ರದಲು ಹೋಟಳ' ಕಂಗೇಖುರ ₹3 ಥ್ರ ಅಸ ಸಯಲ ಕಾಲ್ರೀಟ್‌ ಲ್ಲೆ 'ಮತ್ತು ಸ 10.00 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 8 2 ಶಿ: ರೆ ಕಾಲೊಃ ಕ್ರೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿ; 
27 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಪಿ. A ಕುಗಾವಲು ಹೋಅಳ:ದೇವಿಪುರ: ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವ ಸನದ 'ಶಾಂಕ್ಷೀಟ್‌:ರಕ್ಷ:ಮತ್ತುಃಈರರಡಿ ಸಮಾ 15.೦೦ 
ಆ: ತಾಲ್ಲೂ; ಕಾಮಃ ಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಃ ರಸ್ತೆ ಮ ಡಿ 
B ಮಳವಲ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04-337-0.01.422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಗ ಸ kl ತ ದ ಸೋಲ ಜಯಬಾದುರಾಜರಲ: ಗ್ರಾಮದ; ಪಡಿಶಿಷ್ಠ'ನಾಂದವಲ ನಿಯರ ೀಟ್‌'ಲನ್ನೆ ತ್ತು 'ಸಲಂ। 10.00 
2 ಪರ 
Wy ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 505404337.0.01422.6) ಜಲ್ಲಾ ಕ್‌ en ai ಹೋಖಆ ಕೋರೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಾ 
ಮಾಗಃ ಗಃ ಕಾಲೋನಿಯಃ 
30 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಲ್ಳಿ 5054.04.337.0.01.422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, sn ಹೋ ಯೂರು ಕ್ರಾಖಂದ'ಪರಿತಿಷತನಾಂಗದವರೆ *ಸಿಯಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಬತ್ತು ರಂಡಿ 10.00 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸ: ರ: 'ಯ ಪರಿಶಿ ಗದವರೆ 'ನಿಯಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
31 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಲ್ಲಿ 5054-04-337.0.01422.6) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. W ಕ kl ನ Ls ಲಾ ಹೋಬಳ ಅಮೃತೇಪ್ಸರನನಳ್ಳ/ಕಾಲೋನಿಯಸರಿ ಪ್ಪ; ಅಸ್‌ ಕಾರಿಢನಿನಗ್ಲ ೦್ರೀ ಅತ್ತಾರ 15.0೦ 
. ಚರಂಡಿ ಸಿ: 
ರ | ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ IS404II1.001422) ಜಲ ಕತಿ ಎ:ಎನ್‌ಸಷ ಮ pp ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಅಟುವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಣ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Rp | 
ಮಳ: ತಾಲ್ಲೂ; 'ಮದ ಪಃ 'ಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಃ ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾ 
33 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01.422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ¥ al & ಥು: ಕನಸ! ಅಟ ಚಿಕ್ತತೂದು ಗಾ i ಕಾಲನಿಯ 'ಕಾಂತ್ರೀಡ್‌ 'ಲೆನ್ನೆ'ಮತ್ತು ಈ 15.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಭಾ ಹೊ ಹುಸ್ಗೊರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿ: 'ನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
34 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ತ ಲ ಛಾ ಹೋಲಳ ಹುಸ್ನೂರು'₹್ತ ಪ್ಲ ಅ: ಜಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 15.೦೦ 
ಮಳವಃ ಕಸಃ ಡೆ: ದ ಪರಿಶಿ ದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
3೮ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04337.0.01.422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಲರು ಛಾ? ಹೋಬಳ ಛಡಯಳ್ಳ:ಗ್ರಮಃ ಪ್ರ'ಜನಾಂ i ಪೀಟ್‌ ಬತ್ತ ಮುತ್ತಾ 15.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಘ್ಮ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
36 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337-0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. Raed ಗಾನ 15.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಲಗೂರು ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
37 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04337-0.01422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಳು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಪಿ. ಖು ಹ 2 ಕ ಪತ 7 ಕ ಇ CN 15.೦೦ 
38 ಮತವ ಧನವ PS & Wi ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳ ಹೊನ್ನೇಮರದ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಈರ 
ಳಿ ಇ ನಂ ು:ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಣರತ್ತೆ ಎಎಸ್‌ 1 ದ್ದ ನಮಾ ಮಡುವ: ಕಾಮನೆ. i 
ಮಳವ! ಕು ಹಲಗೂರು ಸ್ಸ 'ಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
39 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. i ಲ ಹೋಲ ಬಾಳೇಹೊನ್ಬಗ ೧9 ರಿಶಿಷ್ಯ WN ಇ ಕಾಂಕ್ರ! ಕಾ 15.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ ನಂದೀಪುಃ 'ಮದ ಪರಿಶಿ: ಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
40 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬು ರಸ್ತೆ - ಏಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. pi ಕರ/ಹಲನಸುಡಿ ಹೆನೋವಳ ಸನಧ್ದಾಸುರ ರ ಜನಾ ಶಾ ಇ ei ನ್‌ 2೦.೦೦ 
4 ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ 5054-04-337.0.01-422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2೮5.೦೦ 
| ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
|42 ಮಳವಲ್ಳಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ದುಖ್ಯ ರೆಸ್ಸೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. KW 15.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ ಗೌಡಗೆರೆ 'ಮದ ಪರಿಪಿ 'ನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
43 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054-04-337-0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. KE gis ಮ ಖು 3 ಇಷ್ಲ'ಜ ಇ ನನ್‌: - ವ 25.೦೦ 
- . 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಲಾ ಹೋಬ ಕೂನಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಮ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
44 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054-04-337-0-01-422(8) ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 13.0p 
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ಡಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಟ ಶಿೀರ್ಷಿಕ' ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು 


2 3 4 | 5 
ಒಟ್ಟು 
ಫು: ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳ ಚೀಣ್ಯ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಗಂಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
1 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054-04-337.0.01422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ರತ್ತೆ ಜರಂಡಿ ES SRS 
| N ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳ, ಟೋಳೇನಹಳ್ಳ ಕೊಪ್ಪಲು, ಪಾಲಗ್ರಹಾರ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 
>| ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04.337.0.01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ/ಕಾಂತ್ರಿೀಟ್‌ "ರಸ್ತೆ 'ಪಾಗೂ ಚರಂಡಿ: ನಿಮಾ£ಅ: ಕಾಮಗಾರಿ 
| Wa ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳ ದೊಡ್ಡಹುಪ್ಪಳ. ಮದ್ದೇನಹಪಟ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್‌.ಯೊಮೃನಹ' ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ 
| ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054-04.337.0.01-422(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖಖ್ಯು ರೆಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ ತ ಸತ pot Saas ಳ್ಳ ಸನಹಳ್ಳ ಲ್ಪಪುರ ಗ್ರಾ 
r p ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳ ಕಂಬದಹಳ್ಳ , ಹಳ್ಳದ ಹೊಸಳ್ಳಿ . ಹೆಚ್‌. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಃ 'ಮಗಳ ಹರಿಜನ 
3 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04337.0.01.422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಖಖ್ತು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. £ನಿಯಟ್ಟ: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಸ! oe ¥ ಳ್ಳ: ಪಡ್ಡರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ 38.೦೦ 
ಕಾಲೊ ಕಿ ಣೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಖಳ ಹೊಸಮಸನೆಕ್ರಾಸ್‌. ಅಗಚಹಳ್ಳ, ಗೋವಿಂದಥಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಸ ವ N 30 
p ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04337.0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖಖ್ಬು ರೆಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನರರ BE 39.3 
ಒಟ್ಟು 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ, ಹರಿಹರಪುರ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ. ಜ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ 
» ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 505404337-0.01-422-8) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಖಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 5 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾ॥ ಸಂತೇಖಾಚಹಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ. ಸಂತೇಬಾಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು. ಜಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳ ಮಾಂಬಹಳ್ಳ ಹರಿಜನ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ ಕ.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ 5054.04-337-0.01-422(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. SIE FESR Fears. 
§ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ ತಾ॥ ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಲಳಆ, ರಾಯಸಮುದ್ರ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ಕಾಗೇಪುರ ಹಾಗೂ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ 
w ಕ.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 5054-04.337-0-01422-(೩) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. HrodSiedlis WeELTaD. ld 
ಕ್ರಿ 7 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳ., ಬೂಕನಕೆರೆ. ಮಡುವಿನಕೋಡಿ. ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಕಾಪನಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ತಿಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ 
ಕ.ಆರ್‌.ಜೀಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 5054.04337.0.01.422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ena acs A 
————— 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾ॥ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳ, ತೆಂಗಿನಫಟ್ಟ. ಕೆಂಪಿ ಕೊಪ್ಪಲು. ಕೋಟಹಳ್ಳ. ಗಂಗೇನಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬ. ದುಡುಕನಹಳ್ಳಿ 
ಕ.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಜೇಟೆ 5054.04.337-0.01-422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ದಖಖ್ಸು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ದ ಪರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗ್ರಾಮ: ಕ್ರಿ Y 
ಪ್ರೀರಂಗಹಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ $054-04-337.0.01-422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಖ್ಲ ರಸ್ತೆ - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶೀರೆಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಹಟ್ಟಣ 50404-337-0.01-4222) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಣ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


—— 
ಪ್ರೀರಂಗಹೆಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054.04-37-0.01.422(8) ಬಿಲ್ಲಾ ದಖಲ್ಲು ರಸ್ತೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ .ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚ ಪೀರಂಗಹಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ $054-0437-0.01-422-(4) ಬೆಲ್ಲಾ ಖಲು ರಸ್ತೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ್ಯೀರಂಗಹೆಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 8054-04-337.0.01-422-(8) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಲಿ ರಸ್ತೆ - ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಂಡೇಹೊಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಃ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಗ! ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಃ 'ಚು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 'ಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಸಿಃ 
ಫ್ಯೀರಂಗಹೆಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ $054.04-337.0-01-422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖಖ್ಧ ರಸ್ತೆ - ಪೇಪರ ಡನೆ] ೫ ಔನಿಯ್ಯ:ನೂಡುಸಲಳ್ತಿ' ಅವು ನ್‌ ಅಡಿಸನ್‌ 
e ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪೀರಂಗಹಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ $05404-337-0.01422-(4) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ೂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054-04-337-0.01-422-(4) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬು ರಸ್ತೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಬುರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಟಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶೀರಂಗಹಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054.04-337.001-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ೇರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿ ಶೆಟ್ಟಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 
§ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕಸ್ನಂಬಾಡಿ, ಜೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ. ಹರಳಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮಹದೇಚ್ಛ್ಚರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಟ್ಲ ಬರುವ ಹರಿಜನ 
ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 5054.04.337.0.01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ಕು ಲಕ್ಷೀಸಾಗರ, ಪಗಡೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳ. « ರಾಗಿಮುಡ್ಡಸ: 'ವಣಿ ಮಃ: 
ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 3054-04-347-0-01-422-(8) ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಸ ತಲ್ಲಣ Ki ಹಳ್ಳ. ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳ 'ನಸಹಳ್ಳ ಕೆನೆ ಕುಡಕ 3 ಕನರುಲಕ ಮಗಳ 


ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಂರ್ಸಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ದ Re 
3 4 5 
ಪಾಂಡವಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳ್ಳ ಮತ್ತು” ಮಾರೃಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಟ್ಲ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್‌ 
ಟೆ 5054.04.33 - - ಬಿಸ್‌.ಸಿಪಿ, ಹ i . 
ಮೇಲುಕೋ: $054-04.337-0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಸು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2೮.೦೭ 
| ಒಟ್ಟು: 149.51 
ಒಟ್ಟು; 1736.48 
ಮೇಲುಕೋಟೆ [5054.04-337-0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೌದೇನಹಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.೦೦ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ [8054-04-337-0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಮಡು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಂಗಳಗೆರೆ. ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಮಠ. ಹುಅವಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಆ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಅಸಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಮುಂಡ, 5054-04-337.0.01.42. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2 CNN ನ 
ಆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ್ತಿ ಎ ಎಡ್‌ಸಪಿ 1ನೇ ಹಂತ[ ವ ರ್ರನ್ಟಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಣ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ike 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳ, ಆನಸೋಸಲು. ಕೆರಗೋಡು (ಸಿದ್ದೇಣೌಡನದೊಡ್ಡಿ) ಮತ್ತು ಉಪ್ಪರಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಮಂಡ, [5054.04.33 . ಎ ಒಸ್‌.ಸಿಪಿ. ಸ 
. ರ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ್ತ ಎಸ್‌ಪಿ. 1ನೇ ಹಂತ] ನಗದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಬೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಂ 
ಒಟ್ಟು 125.00 
ನಾಗಮಂಗಲ [5054-04-337.0.01-422.(8) ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬ ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.೦೦ 
D 1 
ಮದೂರು 5054.04-337-0-01-42242) ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌..೩. 2ನೇ ಹಂತ] ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಂಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 
ಮದೂರು 505404-337-0-01-422(2) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ನೇ ಹಂತ] ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.0೦ 
ಮದ್ದೂರು 505404-337.0.01-422(2) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿ೬ನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 40.00 
ಒಟ್ಟು 115.00 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬ ಅಯಚಾಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04-337.0.01-422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ] ಸ್‌ 10.00 
ಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _| 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬ ಉಪ್ಪಲಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಮಳವಳ್ಳಿ [5054.04.337-0.01-422.(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ ವ ಸ 15.೦೦ 
K Mr ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳ ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಪಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ SEIN 0142248) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ್ತಿ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ಮಾಂ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2೦.೦೦ 
pe TSE SE SE Rsk ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳ ಅಣಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಣ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ns 
ಳಿ ಗ ನನ್ನಾ ನವನ ಆನನ ಹಡ ಗಾ ಮಾಡುವಕಾರ್ಟಿನರಿ, 
pe po Fs ices ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಖಳ ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗ ದವರ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಡಕಿ 
K ik; ಬಟು ಜಲ್ಲಾ ನನ್ಯ ರಸ್ತ ಎನ ಹಮ 2ನೇ] ಗ:ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.0437.0.01-422.() ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.೩.೩. 2ನೇ ಹಂತ|[ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2೦.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳಿ 505404327-0.01-422(2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ][ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.೦೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೊ ತಗಡಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ |5054.04.337.0-01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ। ¥ ಈ ಸ ಯ್ಯ 3 ಫ ೫ ಚ 20.0೦ 
ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ 505404-337-001-422.(2) ಬೆಲ್ಲಾ ದಖಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ತೊರೆಕಾಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2೦.೦೮ 
'ಮಳವಲ್ಳಿ [5054-04337-0.01.42248) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.0೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ.ಜ.ಪುರ ಹೋಬಳ ಹಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಳವಳ್ಳಿ 5054-04-337.0.01.422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ಮೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ 30.೦೦ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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3 ಹಾಲ್ಗೂತು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಗಳಲ್ಲ 
'ರೂಲಕ್ಣ 
fk F ಧ್ಯ y] 5 
|” is RR ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಚ.ಅ. ಪುರ ಹೋಬಳ ಚಿಕ್ಲೆಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
> ಮಳವಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ನ054-04-337.0-01-42248) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ. 2ನೇ else ನ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ.ಅ.ಪುರ ಹೋಬಳ ಹೊಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 ಮಳವಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ [5054-04.337.0.01-4228) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ 
¥ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಯತೇಶ್ವರನಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಸಿಯಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ 
2 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 5054.04.337.0.01.42248) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ ಳು 'ಮ್ಯತೇಶ್ವರನಹಳ್ಯ 4 kd ಈ ies 
ಮ [ ಒಟ್ಟು 
3 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04-337-0-01-42248) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|[ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡಗೋನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ $054-04.337-0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.೩.೩ಿ, 2ನೇ ಹಂತ| ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾವಡಿಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಘ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
> ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ [5054-04.337.-0.01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಮಖ್ಯು ಕಸೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಪಿಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[2 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04-337.0.01-422-(8) ಬಿಲ್ಲಾ ಮಖುಖ್ಲು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳ್ಳಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ನಾಗಮಂಗಲ r ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04337.0.01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|[ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ನಾಗದುಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04.337.0.01-422.(8) ಬಿಲ್ಲಾ ಪಖುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಛ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 15054.04337.-0.01-422.(8) ಬೆಲ್ಲಾ ಮಖಖ್ಯು ರಸ್ತೆ . ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಬ್ಬನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 
[) ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ '5054-04-337.0-01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರುಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 5054.04.337.0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬ ರಸ್ತ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಖಧರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು | 
3 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ S0S4-04397-0.01-422.(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಮುಖ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ತಿಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 40.0೦ 
ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 
14 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ 05404337.001.4228) ಜಿಲ್ಲಾ ದಬ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌ಸಿ. 2ನೇ ಹಂತ] ಮ್ಟಣಾರಿ 1೮.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 55.00 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀಠಂಗಪ 5054.04-337.0.01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಜಟ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ ಅಿರರಿಪನ್ದಣ'ಪಾಲಫ್ಯಸುಚು:ಹೊಸಣಳ್ಳ ಡಮ: ಭರನಾರುಯ: ಪೆೊಗರಹಳ್ಳ ಗಾಯಿ. ಕರಕಲಿ /ಗ್ರಮಃಪರಿಜಾಯ್ದಯ ಅಲಲಿ: ಉತ್ತಮ ರರಂಗೂರು 5೦.೦೦ 
9 ಭಗ li ಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಪಿಫ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ i 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಣ್ಜನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ಲುಯ ಚಿನ್ನೆಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ, ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಗೆರೆ (ಹೊಸಬಡಾವಣಿ) ಗ್ರಾಮ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ [505404-337-0.01-422-8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮು ಪಂಬಾಲ್ತುಯ ಮರಕಾಡ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಯಟಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತುಯ ಕಾಳೆನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಚ್ಛ ಜಾತಿ ರ೦.೦೦ 
ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 100.00 
ಪಾಂಡವಹುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ [505404.337.0.01-422-(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|[ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಸಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.೦೦ 
18 ಪಾಂಡವಷುರ ಮೋಲುಕೋಟಿ 5054-04337.0-01-4228) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ|[ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಣಬ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಸಿಯ ಹೊಸ ಲಡಾವಣಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.೦೦ 
] ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 5054.04-337.0-01-422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಬ್ಬು ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ| ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮನಾಯಕಸಹಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.೦೦ 
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ಕ್ರ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
| ತಾಲ್ಲೂತು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ನ ಶೀರ್ಷಿನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು Wy 
Kl 2 3 4 p 6 | 
40 ಪಾಂಡವಹುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 0470-0142248) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ಹಂತ[ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಗೋನಹಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.೦೦ | 
| 4 ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 5054.04-337.0-01422(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿ.೩ಿ. 1ನೇ ಹಂತ|[ ಪಾಂಡವಪುರ 'ಕು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.0೦ 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂ ಯನ್ನ 
ಒಟ್ಟು 75.00 
ಒಟ್ಟಾರೆ 905.00 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ:, ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಣ ಪಂಗಡದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬಾಕ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಂಡ್ಕ ಮಂಡ್ಮ 5054.04337.0.01.423 (ಈ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಜ್‌ % ಕ 3: x 
a ಹ್‌! ky ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ. Wi 
ಒಟ್ಟು; 22.16 
ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು 5054.04.337.0.01423 (8) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 106 
ಒಟ್ಟು: 1.06 
ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆ: ಸಾಮ ಕಾಲೋನಿಯ: ಮಃ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಃ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 0540437001423 (8) ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಳ ಯಂ] fh ಗ ರ' ಣಡುದೆ/ಸರಿಶಿಷ್ಠ:ಪಂಗಡದವರ ಸನ್ನ ಕಾರ್ಪ್‌ ಉತ್ತು ನಡಿ ನರಾ 0 16.68 
ಒಟ್ಟು: 16.68 
| 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂ; [e) ಕಾಲೋನಿಯ: ರ್ಮಾ: 
4 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ SEIT () ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಎಸ್‌ಹ ಸ ತ ಸ bi ತೋಲ ಸಬೊಮ್ಮಭನಕ್ಟ ್ರಾಯಧ' ಗರಿಯ *ಸಿಯಟ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರೆ: ಹಾಗೂ: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22.67 
ಒಟ್ಟು; 22.67 
1 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಅಕ್ಲಿಹೆಲ್ದಾಳು ಹೋಬಳ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳ. ಜರುವಳ್ಳ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಡದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ 
ps ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಜೇಟೆ 5054.04337.0.01.423 (6) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಿಎಸ್‌.ಪಿ. ಜಾ is 3132 
[ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಧ್‌ 
6 SURG Seiad 5054040700147 (9 ಜಲ್ಲಾ Ri ಕಳರಸೇಟೆ ತಾ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬ, ಪೂವನಹಳ್ಳ. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ಲೋಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಕರಣ RE 
| ಬಟ್ಟು 36-16 
1 ಶೀರೆಂಗಪೆಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054.04-337-0.01-423 (೩) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೊಗರಹಃ ಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2೦.೦೦ 
| ಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ತೆ ಶಿ ಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲಣ್ಣ 3 ಳ್ಳ ಗ್ರಾ ಸನ್ನಿ ಕಾಂಕ್ತಿ ್ತೆ 
| 
a & ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054.04-337.0.01-423 (8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 16.44 
ಒಟ್ಟು; 36.44 
ಟ್ಸು; Ml 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ತ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ 5054043370. 3 ಮುಖ್ಯ - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. F f ಕ ಈ & .2 
ಬ IT (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ್ತಿ ಟಎಸ್‌ಪ. | ಮ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಉಳೆ] ಹಾಗೂ (ಕಟುಕರೆ ಬೀದಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. Ret 
ಒಟ್ಟು; 21.24 
| ಒಟ್ಟು; 186.41 
| ಮಂಡ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮರಕಾಡದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅರಕೆರೆ 
| ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ನಲಗ ಛು ಜಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರನಿ ಎ ಟಎಸ್‌ಪ. 2ನೇ | ಕ್ಯೂಡ್ರಿಯಾಲ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಆಲದಹಲ್ಳಿ ಗಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ಅಭಿವ 5000 
ಹಂತ p ಳ್ಳಿ ಸಿ ಿ ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 50.00 
5054.04.337-0.01423 (8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ದಾಳನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಳಲಿ ಲಾ ನನ್ಯ ಪ್ತಿ % ಷ್ಕ % ಹ್‌ 15.00 
ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ 5. 
ಮಳನೆ 5054-04.337-0.01.423 (ಈ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 2ನೇ |ಮಳವಲಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ua 
ಳಿ ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ನ ಬ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ್ತಿ ಎ ಟುಸ್‌ಪಿ. 2ನೇ [ವ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಗಾಮದ ಪರಿಡಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 
ಹಂತ ಳ್ಳಿ ಷ್ಟ ಸನಮಿತ್ತೂ 
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K ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಲೆಕ್ನ ಶಿೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು 
"1 2 3 p [3 
p ಮಳವ: 5054.04.337.0.01-423 (8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಿಎಸ್‌.ಪಿ. 2ನೇ [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳವಾಯಿಕೊಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಮುಳವಲ್ಲಿ ಳ್ಗ ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
Bl 
ಮಳದಲ್ಲ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹ ಸ ಸ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎ ಟಿಎಸ್‌.ಹಿ. 2ನೇ [ವಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ I 2ನೇ [ಡ್ರುಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಗೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಶೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವ್ಯಾ 100.00 
] [ಒಟ್ಟಾರೆ 150.00 
| ಮುವೂಡು ಮರನ 5054.04.337.1.01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |[ಮದ್ನ್ನಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭುಜವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.10.20 ರಿಂದ 11.008.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 668 
ಣರ ರ ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು 55091 
ಮಿಸಿಷ ಮಳನಳಿ 5054.04337-1.01133 (ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಸೋಸಲೆ-ಅವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.46.10 ರಿಂದ 54.55ಕಿ.ಮೀನ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 56s 
ಇಳವಳ್ಳ KJ ಇತರೆ ರಸೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 53502 - 
REE was $054.04.337.1.01.133 (ವಶೇಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು-ಹೊನ್ನೇನಹಲ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯ ಸ.000 ರಿಂದ 070ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ! UE 
ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ]. 55319 
SGI ios 5054.04.337-1.01.133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಟ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.43.508.ಮೀನ ಬೊಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಿಡುವಿನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು se 
ನ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ4.72 ರಿಂದ 6.00ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 55317 j 
101-133 (S: .ಆರ್‌.ಷೇಟಿ ಕಂ ) ು ಕೈಲ್ಲಿ ಸಾಣ-ಗೋಮಃ ಕನಕೆರೆ ಮೋದಾರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ 
Yui po $054.04.337-1.01-133 (ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕಿ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಆಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೋಮನಾಥಪುರ ಬೂಕನ ೯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 168.00 
ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.70 ರಿಂದ 5.20ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 55021 
505 1 133 (ವಶೇ 
ಕ.ಆರ್‌.ಜೇಟಿ ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ida ey ಜೋಡನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಫೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹೊಳಲು.ದೊದನಕಟ್ಟಿ.ಎಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.330 ರಿಂದ 34॥8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53300 25.00 
KEN PS 5054.04.337-1.01-133 (ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ನೇರಿ.ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಕಾರ್ಬಾನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.20ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಿರು Re 
ಸಾ ಭ್‌ ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳು ಸೇತುಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 53305 | 
Cedi derided 054.04.337-1.01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ-ಲಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.28.00 ರಿಂದ 29.208.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ Pe 
basi 1 ಫ್‌ ಇತರೆ ರಸಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 55020 ; 
5 137-101-133 ಭಿ: ಶ್ರೀರಂಗಪೆಃ ಕಂ ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪು ಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ: 4. 608. 
ಪಾರಂಗವೆಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5054-04-337-1-01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕ Jo! ೊಸೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ ಹೌ? ೀ ಸಿಯ ಸ.4.20 ರಿಂದ 4.60ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 26.63 
I ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. 53429 
ಹಾಂಡದಪುರ iui 5054.04.337.1.01.133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿದೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಆರ್‌.ವಸ್‌.ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ-ಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ-ಹರವು ಸೇರುವ ರಸ್ವೆಯ ಸೆ.೭60 ರಿಂದ 2.908.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ g9in9 
ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳು 53103 
{il ಇನಿಡದಿಷ್ಯರ ಭಟ, 5054.04.337.1.01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 23.25 ರಿಂದ 23.60ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2390 ರಿಂದ 24.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Wii ig 
ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳು 53089 
ಒಟ್ಟು 878.80 
¥] ಮಂಡ, ಮಂಡ್ಯ MSTA ho ಅರ್‌ ವೈ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರನ್ನ ಅನರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಮನಿಯಣ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಶರರ 20೦ 
2 ಮಂಡ, ಮಂಡ್ಮ 3054.04-337-1-09-172 ಸ.೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಸ್ನಆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.೦೦ ರಿಂದ 4.5೦ ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂ.೦೦ 
a a bal TELSTAR EES ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.೫.ಎಂ. - ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಕೀಲಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಬೂಡನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಚರಂಡಿ i568 
§ R Laie adi ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಃ3.7೦ ರಿಂದ .೨೦ ಕಿಮೀ) % 
W ಮಃ : [) ಸೆ ಬ್‌ ರಿ. (ತಗ್ಗಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ 
4 ಮಂಡ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 3054.04-337-1-09-172 ಸಿ.ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಬೈೆ, ಯೋಜನೆ ರಿಷ್ಣು ತಾ'ಇರಿತ.ಎರ:,ರಣ್ತೆಯರಿದೆ.ಟ:ನುಭ್ಞಗರೆ ಸೇರುವ: ರ್ಷೆಯ ಹೇನ್‌ ಫಬ್ಬಕ್ಷರಿ:ಎಯಲಂತರ ಟಳಿಬ್ಬದ್ದಿ'ನಾಮಗತರಿ. ಸಪೆಲ್ಲಹಳ್ಳ ತರ. 
ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಣ್ಣ) ಸಃತ.5೦ ರಿಂದ 4.65 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ. 
ಮಃ : ಯಥ್ದ ಹೊ ನ್‌.ಹೆಬ್‌.48 ರಿಂದ ದಮಃ ಸಃಲ7. ವ NS 
§ | ಡೆ ನೋಲುಕೋಟೆ ISL04IN7109-072 aವಂಿಆರ್‌ನೆ; ನೆ ಸಾ [1 ೯€ಬಳ ಎ: 48 ರಿಂ! ಚ್ಚ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೮7.೦೦ ರಿಂದ ೮7.3೮೦ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭನ್ಪದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತರಕ 
6 ಮದ್ಸಾರು ಮದಖ್ಯಾರು 3054.04.337-1-09-172 ಸ.ಎಂ.ಜೆ.ಆರ್‌.ದೈ, ಯೋಜನೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸ. 28.60 ರಿಂದ 2೨.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 40.೦೦ 
| ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲಕೂ ಅ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
g .ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳ, ಸೊಳ್ಳೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳ, ಬದರಕೋಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
7 ಮೆದೆಸ್ಸಾ ಮದಷ್ಯಾರು 3054-04-337-1-09-172 ಸ.ಎ೦..ಆರ್‌.ದೈ. ಯೋಜನೆ _ 
ಸಕು ನ ticnsipccia au as ರಸ್ತೆ ಸ. 7.90 ರಿಂದ ಆ.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೊಳ್ಳೇಪುರೆ ಸರ್ಕಲ್‌ಸಿಂದ ಲಾಂಪುರದವರೆಗೆ) ಕಿಸ 
¥ se ಕು ಜ.ಎನ್‌, ರಸ್ತೆ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ. } , ಬೆಸಃ : |, ಸ - 
[ ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ 3054-04-337-1-09-172 ಸ.ಎಂ.ಟ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ ಮಥ್ನರು ಜಾಲತನ ಜನ್‌ ರಫಿಯುನಿವಘರಣರಹ ನೆಸಿತೀಪುರ ರಾಂಪುರ ಬಿನಗರಪ್ಯ ನಾಸಸಾರೆ(ಜಳ್ಳನಪಳ್ಳ ಮಸತ ನ ಮಂಡ್ಯ 28.6೮ 


ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 14.9ರ ರಿಂದ 1೮.1೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ. 15.71೦ ರಿಂದ 16.130 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು ಕ್ಲಗಳಲ್ಲ 
1 2 3 4 5 
ST ಇಟ SSAESIULMLTS 8a, Ba ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ಎಂ.ಜ.೦ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ. ಯಡಗನಹಳ್ಳ.ಗೋಪನಹಳ್ಳ. ಛೀಮನಪಳ್ಳ. ನಣ್ಬನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಾನಾ ಕಸ್ಷಗ ಸಾವ ais 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ: ಟಿ. ಸಃ | .೦7 a 
ಈ SiG wii NSL04N.109.172 ಸವಂಜಆರ್‌ನೈೆ, ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಟ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ 4೦.6೦ ರಿಂದ 41೦7 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಯಂದ ಅಕಿ:ರಿಕೆ 
ಸುಖಧರೆವೆರೆಗೆ) 
i wilds ಭಹಕ ISLO4INTLLI9LN2 acosಲರ್‌ವ್ಯ ಜನೆ ನುಂಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಹೊನ್ನಾವರ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ 4.6೦ ರಿಂದ ೮.೭೦ ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದಿ Mee 
ಸಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಣ್ಯ-ಗಂಗವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಆಸಿಂದ ಕಾವಡಿಹಳ್ಳ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳ ಬಳ 
12 ನಾಗಮಂಗ: ನಾಗಮಂಗ! 054.04.337.1.09-172 ಸ.೭೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. 6 A 
[ ಅ i NN ರಬಸ ಹೋತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ 3೦ ರಿಂದ 9.45 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಪಡಿಸಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಟ) ಸಲಿಂ 
13 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ 054.04.337.1.09.172 ಸ.ಎ೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದೂರು ಅಫಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ ಕ.ಮೂವುಂದ ನರಿ ಮಾವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53೭೨7 39.61 
ಕೆ ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಲ್ಲೂ; ( 4 ರಸ್ತೆ ಮಾಗಃ 
14 ಕೆ.ಆರ್‌.ಜೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 3054-04-337-1.09-172 2.ಬಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೆ ಅರ್‌ ಕು: ಹೊಳೆನಿರಸೀಮುರ್ದೆ ರ್‌ು £: ಭೊಂಪೋಬಾಡು; ಹೇಮಗರಿ;ರೆಸ್ನೆಯ: 3೮.೦೦ 
ಸಃಣ2.7೦ ರಿಂದ 13..10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53273 
15 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 3054-04337-1.09.172 ಸ.ಂ.ಜೆ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಪ್ರವಣಚೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ3.70 ರಿಂದ 4.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53೦75 15.೦೦ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಹೊನ್ನೆ £ನಹಳ್ಳಿ. ಊಚನಹಳ್ಳ. ಅಕ್ಲಿಮಂಚನಹಳ್ಳ. ಹಿರಳಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೌಯ 
16 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ '54.04.337-1.09.172 ಸ.ಬ೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ೧ 4 by ನ್‌ . 
ic 'ಆಣ್‌ಹೇಃ 305404337-199.172 ಸ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌ವೈ, ಯೋಜನೆ ಸಃ೨೦ ರಿಂದ 9.30ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ೮.೦೦ ರಿಂದ ರ.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಟ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ೮3೦74 4ನ 
ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಲ್ಲಲಗೆರೆಪುರ, ಯರಗನಹಳ್ಳ. ಎ.ಕೆ.ಬಪ್ತಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೇನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ8.70 ARR 
ರಿಂದ 9.6೦ ಕಿ.ಮೀ.ಟರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಟ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53336 ಈ 
[; p 
ಕೆ.ಆರ್‌. ಸ ಪಿ. — ಡೇಕೆರೆ. 'ಸಹಳ್ಳ ಮಾಗಃ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಐ! ಹ: 
pe Sackied PS ISAILIITL9.172 Aವಂಆರ್‌ನೈೆ, ಯೋಜನೆ 'ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಎಸ್‌.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ತೆಂಡೇಕೆರೆ. ತಗಡೂರು, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳ ವಾಗಿ ಬೂಕಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಣ್ಣೀನಹಳ್ಳ joiab; 


ಗ್ರಾಮ ಪರಿಖಿತಿಯಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟೈನ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5ಡಡ37 
ಸಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಸೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಣ್ಣಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಚಿಂದಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲು. 


17 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ | 3054.04-337-1-09172 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ 


19 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 3054.04-337-1.89-172 ಸ.ಎ೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೆ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. 'ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ರಾಂಪುರ . ಆರತಿ ಉಕ್ಷಡ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಃ: 6.೦೦ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 6.6೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ.ಸ: 66.92 
| 1೦.75೦ಕಿ.ಮೀಸಿಂದ 1೦.875 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ.ಹಾಗೂ ಪಃ1೦.85೦ ಹಿ.ಮೀನಿಲದ 13.೦೦ ಕಿ.ಖೀವರೆಗೆ. ೮೮7೮1 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು- ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ | 
2೦ ಗಪ 305 -1.09.172 ಸ.೦.ಿ.ಆರ್‌.ವೈ, jd ಸ ಜ್‌ 4 4.0೦ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 3054-04.337-1.09.172 ಸ.೦.೫ಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಟ್ಟ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ನಾಶಿ 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಅ.ಜ,-ಜ.ಟ. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಬೇವಿನಕುಫ್ಪೆ-ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮರಳ-ನುಗ್ಗಹಳ್ಳ-ಆನುವಾಳು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳ- 
2 'ಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 3054.04.337-1.09.1 ೨೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. 0ರ. ಸ್‌ ಕ ಯ “ ಸ್‌ 14.00 
Wi ಷಃ AE ಕನಗನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸೆ. ೨.4೦ ರಿಂದ 10.5೦ 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 882.78 
1 ಮಂಡ್ಮ ಮಂಡ್ಮ 3054-04-337-1-09.172 ಸಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಷಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 5೦45೦ ಇ 10.00 
[ 2 ಏಲ೦.-ಎಂ೦. .ಪಿ.: N . ಕಃ 5 ದ ಕಿ, 
6 ಮಂಡ್ಯ pe 71.09.72 ೩.೭ಂ..ಆರ್‌ವೈೆ ಯೋಜನೇತರ ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಎಂ.ಜಿ.ಐಲಿ.-ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಾಲ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ (ಬೇಲೂರು. ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ. 'ಸ್ನಅ) ಸಃ4.7೦ ರಿಂದ ೨.3೦ ಕಿಮೀ 6ರ 
ಮಡ್ಯ ನಿ ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
E ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ 3054.04337-1.09.172 ಸ.ಎ೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೇತರ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳ-ಐಳದೇಗುಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ರ244೨ 12.00 | 
: ಎರಿ. N ಸು . ಹೆಮ್ಮಿ ಸಃ೦.8೦ ರಿಂದ 180 ಕಿಮೀ ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
& ಮುಂಡ್ಯ ಜೀರಂಗಟ್ಟಣ 0540471.0.172 ಸಂ.ಆರ್‌ವೈೆ, ಯೋಜನೇತರ ಇವ ತಾ: ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರುವ (ಸೂನಗನಹಳ್ಳ, ದಿಗೆ ಮಾರ್ಗ) ಸಃ '೦ದ 18 ie ಸ್ತೆ ಸನ 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಲಳ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಆ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಮೀ ನಿಂದ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ-ಪಡಗವ ರಸ್ತೆಯ ನನಾ ನಾ 
5 ಮಂಡ, ಮೋ ಚೆ 3054.04.337-1.09. .ಯೀಆರ್‌.8 ಫು v ಸ್‌ 28.00 
» Re ಗ ಕಂಹಲರ್‌ನೆ ಯೋಜನೇತರ ಲ್ರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ನ.ಅರ ರಿಂದ 7.5೦ ಕಿಮೀ ಪರಿಗೆ ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ೮24೮6 
ಮದ್ದೂರು ಕು ಚನ್ನಪಃ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಃ 'ದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳ. ಕೆ.ಹೊನ್ನಲೆಗೆರೆ. ಚಂದಹಳ್ಳ. ತಿಪ್ಹೂರು ಮಾರ್ಗ ಜ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
[2 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು 3054.04337-1-9-172 ಸ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ ದ್ಪೂರು: ತಾಲ ನಟ್ಟ ನಡಾ ಪ್ರನಹಳ್ಳ (ಸ ೪ ತಪ್ತ ls ೨3.೮೧ 


ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.7೦ ರಿಂದ 12.2೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7 ಮುದಾರು ನಾಗಮಂಗಲ N5404337.1.09-172 ೩.ಎ೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳ ಹೊಸಗಾವಿ - ಆಬಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.7೦ ರಿಂದ 3.2೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 34.40 ] 
7] ಶರವ ತಾ. ಬುಯ್ಯನಡೊದ್ಡಿ. ಯತ್ತಂವಾಡಿ ಎಂತಾ ಹಾನವರ ನಡವ ಹಾರ ಎಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ:ಅ.೭೦ ರಿಂದ 


8 ಮಳವ ಮಳವಳ್ಳಿ 5404.337.1.09.172 3,೭೦.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೇತರ 74.00 
ಇ ೪ RIT MRS ಹೈ, ಯೋಜನ 1೦.2೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ರ3೮84 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾ., ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-33 'ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಜಲೂರು ಮಆಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವ ಆಯ್ದ 
9 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ S40437.1-09.172 2.೭೦:ಜಿ.ಆರ್‌.ೈ, ಯೋಜನೇತರ pie ಸೌ ಲಾರಿ) ನಿಂದ ಸಂಜ 5 ಈ ಸೆ ಅವೃದ್ಧ( 32.೦೦ 
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ನಿರ್ಮಿನಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು 


5 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಕೆರೆ-ಕಲ್ಲನಾಥಪುರ-ದೊಡ್ಡಯಗಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 


p ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 3054.04337-1.09.172 ಸ.ಎ೧.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ 15೦ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆ ಹೊಸಮನೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯೆ ಹೆ! ನ್ನು ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ 

[ ನಾಗೆಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 3054-04-337-1.09.172 .ಎ೦.ದೆ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೇತರ ಬಾರಾ ko ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಔತ್ನರಿ4ರ 8ನ್ನು ಬೆನ್ನ ಅಳ ಸೇರುವಕಸ್ಸೆಯನ್ಲ 


ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳ-ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.ರ.೮೦ ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರತ276 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳ, ಹಳೀ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ. ಸೋಮೇನಹಳ್ಳ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳ. ಮಾಳಗೂರು, ಸಿಂಗಾಪುರ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ೨3277 


fe 
4 
pY 
p> 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 3054.04-337-1.09-172 ಸ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ 


4 
$.ಆರ್‌-ಷೇಟಿ [ ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ 3054.04-337-1-09-172 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ 


ಹೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ 3054.04.337-1-09.172 ಸಿ.ಬಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ bd ್ಲಾಕು. ೪17 ನೇ ಮೈಆ ಖಆಲ್‌ಎಸ್‌ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ (ಶೀಳನೆರೆ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.25 ರಿಂದ 
ತೆ.ಆರ್‌.ಶೇ! .ಆರ್‌.ಹೇ! )S 1 337-1-09-! 1-೨೦. ಬಿ. ವೈ. 4.೦೦ ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಳವ ಪೂನ 
ತತರಾಪಾಡ ತಾಲೂಕು. ಅಎ-ಎ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಬಪಳ್ಳ. ಮೂರಹಳ್ಳ. ಲೂರಹಳ್ಳ ಕೂಪ್ಪಲು ಮಾಗ್ಗವಾಗಿ ಪೂವನಹಳ್ಳವರೆಗೆ ರತ್ತೆಯ ಸ..೦೦ ರಿಂದ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕಿ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ 3054.04.337.1.09.172 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ೈೆ, ಯೋಜನೇತರ ps, ೪ ಗ್ಳ ಸೊಪ್ಪು ಯಾಲೇಣ ವರೆಗೆ ರಷ್ತೆಯ:ಸ.4:೦೦ ರಿಂ 


4.೨೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ರತ38 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆಬಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ. ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ: ೦.3೦ ಕಿ.ಮೀ. ಸಿಂದ ೦.೨೦ ಕಿ.ಮೀ.ಪರೆಗೆ ಮತ್ತು 13೦ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 175 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ. ೮183 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:-ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಬುಂದ ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 2.೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ೂರಂಗಜೆಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 3054.04.337-1-09.172 ಸ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ಜೈೆ, ಯೋಜನೇತರ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ 


3054-04337-1-09.172 2.ಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ 


ಬ 
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ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಹೋಪಯೋರಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಂಲಖಂದ 2೦17-18 ವೇ ಸಪಾಅನಲ್ಲಿ ಕೈದೊಂಡಿರುವ ಕಾಮದಾಲಿದಳ ವಿವರ. 


ಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ನಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊಪ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ಪಂ. 
1 n 3 4 [-] 
'ರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲೈಮಹದೇಪ್ವರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ) ಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ 14.4೦ ಕ&.ಮೀಾವರೆಗೆ ಮರು 
1 ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦3-337-೦-17-16೦ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ on ಹ) ಗ ಶಿ 'ಭ್ಷಣಿ-ಮಲ್ಯ; ಶ್ವರ (ರಾಜ್ಯ "ಹೆದ್ದಾರಿಯು 3೦೦.೦೦ 
ಒಟ್ಟು 300.0೦ 
ಮಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಥಾ. ಎಂ.ಜ.ಎಂ. - ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಫಾಲ್ಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆದೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹಳೆಂಬೂದನೂರು, ತುಂಬಕೆರೆ, bo.68 
y 5 ಗ ಸುಧಾರಣ ಬೆಳ್ಟೂಂಡಣೆರೆ ರಪ್ತೆಯ ಫ. ೦.೦೦ ಲಂದ 8.೦೦ ಕಮಿಃವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ 
SOS4-04-337-0-01-154 ರೆ 'ಟು 
SE ನ್‌ 
i ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಠಾ. 'ಒ.ಹಟ್ಕದಿಂದ ಉಪ್ಪರಕ್ನವಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಯ ಸಪ. 1.೦೦ ರಿಂದ ಆ.2೦ ಪರಯ 
4 [ ಜನತಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮೀಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 
ವ ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಇಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಉಮೃಡಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೦.೦೦ ವಿಂದ! ಅರರ 
4 4 ಮಂಡ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ .೦5ಕ.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ. 
5 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ೦೦೮4-೦4-337-೦-೦೪೮4 ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು [ಮಂಡ್ಯ ಪಾ. ಬಸರಾಳು - ಬ್ರಹ್ಯದೇವರಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.೦೦ ಅಂದ 6.28 &ಮೀವರಣೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಪ್ತೆಯ ಸ. 2೮.೦೦ ರಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹುವಗನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹನಗನಹಳ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ 
-04-837-0- ಮತ್ತು ರನೆಗ kp] ) 
6 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಅಂ ಸಳದ ಲ ಇತರ ರನ್ರೆ ಳು ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರೆಯ ಪ. 2೦.೦೦ &.ಮೀ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಪ. ಆ.೨೮ ಬಿಂದ 16.7೦ ಕ&.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 2೦೦.೦೦ 
» ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಜದುಂಡಿಪಟ್ಟಣ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸೆೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೦.೦೦ ರಿಂದ 2.3೦ £6೮೮ 
ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಮಿಂವರೆದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
. ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ 300.00 
$s ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ aa ಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಚು ಈಹಜಲರ 
A ಮಂಜ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಇ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಯತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ, ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಅಲದರ 
Kd 'ಮಂಢ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಯ ಸ.4.5೦ ರಿಂದ ೮:7೮೮.ಮವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. " 
" ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಲಲ ಉಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರನ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರನ್ತೆ ಸ.6.23 ಲ೦ದ 7638.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 15೦.೦೦ 
1 ಮ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶಿವಳ್ಟಿುಂದ ಬಂ.ಐನ್‌.ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದುನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪರಪಆ ೦.೨೮ ಲಿಂದ 3.00 pe 
8 ಬುಧೂಕಟೆ ಸುಧಾರಣೆ ೨.ಮಿಂವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ. " 
ಮಂಡ್ಯ ಥಾ. ಮಂಡ್ಗ - ಹಡಗಲ ರಾ.ಹೆ -47 ರಸ್ತೆಖುಂದ ಸೌದೇವಹಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
-04-887-0-01- ಥ ೪ Kk] ೪ Kp) 
[s ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲುಕೊಟೆ ೨೦೦4 ೦4-397-೦-೦೯೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 1 ದ್ರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೌದೆೇನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳನಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಃ ೦3೦ 4೨5.೦೦ 
ರಿಂದ 110 ಮತ್ತು 21೦ ರಿಂದ 7.೦೦ ಕಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಬಟ್ಟು 282೦.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ 2.60೦ ಲಂದ 46೦೬. ಮತ್ತು 7.60 ಲಂದ! 
kg ಮುಮ್ಗೂರು ಮ R ಸುಧಾರಣೆ 9.5೦೬.ಮೀವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2೦೦.೦೦. 
O54-04-837-0-01- ತ ಗಳು ; ಕೆ. &.ಎ.ಕೆರೆ, . ಕೆ.ಪೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಕೆ.ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ; ಅ.5೦ ರಿಂ! | 
Re ಮ ಮಃ ರಂ54-೦4. Ko) Bl ರೆ ರಸ್ತೆ ತಾ ಕೆ.ಟ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಡಿ.ಎ. 'ಮಾದರಹಳ್ಳಿ. 'ಟ್ಲಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇ ರಪ್ತೆ ಪ: 'ದ! ಕರಕರ 


12.25 ಕಿ.ಮೀವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯುಂದ ಕಾಡುಹೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ) 


3 Years works details-Mandya division-2016-17 to 18-19-LAQ-1109(1406) 


Pace 1 


ಲೆಕ್ನ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ 


ನಿರ್ಮಿನಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಲಗರ್ಟ 


4 


5 


೦೦ರ4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಣಿ ಮದ್ದೂರು ಪಾಃ ಕೆ.ಟ. ರನ್ತೆಬುಂದ ಹೊಪ್ಪಕ್ಷೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃಐ.6೦ ಅಂದ 5.೦೦ ಕ&.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 300.00 
S004-04-837-0-01-164 ಆಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮದ್ದೂರು ತಾಃ ಊ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಹುದರಗುಂಡಿ, ಪಾದೊಳಲು, ಕನ್ನಆ ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ. ಡಿ.ಎ.ಷೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಅರೆಚಾಹವಹಳ್ಳ 
ಮದ್ದೂರು id ಈ. ಮಾರ್ಗ ತಾಃ: ದಡಿ ಪರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ3.3೦ ಲಿಂದ ೮.೦೦, ೪.2೦ ರಿಂದ 1.2೦ ಹಾಗೂ 15.೮೦ ಅಂದ 18.೦೦ &.ಮೀಾವರಣೆ ೮೦೦.೦೦ 
ಭಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 
ಮದ್ದೂರು ತಾ: ದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗಃ 3 ದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಗ, ಕುಂಠನಹಳ್ಳಿ, ರಂಆಘಟ್ಟ, 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಲಾ ನಟರಾದ ರಫಳ್ಟ 'ಮಹರ್‌ನವಧಿಯೊಡ್ಡಿ ಳ್‌ ಬ 
ಮದ್ದೂರು ಫು ier # ಪಗ ನಂದಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹೊಡಣೆರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲವಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಪೆೊರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪ.3.೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ರಿಂದ 4.7೮ರ &.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
SOS4-04-337-0-01-54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮದ್ದೂರು ತಾ ಅ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸಃ 129೮ ಲಿಂದ 1510&ಮೀ ರವೆರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕರ೮೮ರ 
4ರು ಸುಧಾರಣೆ (ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಣ್ಟ ಬಂದ ಬೆನಗರಹಳ್ಳಿ) 4 
ಈ ರ೦64-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಟು [ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಚ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆಂಬಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೋಳ್ಳಪುರ. ರಾಂಪುರ, ಬದರತೊಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಛ್ಲಗರ 505 
$ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪಃ 10.57 ಅಂದ 12.೦೦ ಕ.ಮಿಂವರೆದೆ (ಬೆಚ್ಟೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಬೆಪಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ) i 
SOS4-04-337-0-01-154 ಮತ್ತು ರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಮದ್ದೂರು ಇಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತ ಮದ್ದೂರು ಡಾ: ಕನ್ನೂರು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪಃ 17೦ ಅಂದ 27೦ ಮಡ್ತು 3.3೮ ಅಂದ ೮.೭೦ ಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 22೮.೦೦ 
S004-04-837-0-01-104 ಜಲ್ಲಾ ಇತರೆ ಟು ಮದ್ದೂರು ತಾ ಇ.ಐನ್‌.ರಸ್ತೆಬುಂದ ನಿಡಘಟ್ಟ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳ, ಒಳದೆರೆದೊಡ್ಡಿ, ಹೊರೆಪಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಖಾಂತರ 
ಮದ್ದೂರು ಘಃ ್ಸು ಇ ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಮುವಿಣೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ: 1೦೦ ರಂದ 9.6೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಂ೦.೦೦ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ರಂ೮4-೦4-ಡ37-೦೭ರ೬84 ಜಲ್ಸಾ (ಟು ಮದ್ದೂರು ಶಾ ಚವ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿಬುಂದ ೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿವ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಡಘಟ್ಟ 
ಮದ್ದೂರು ಘಃ ಇ ನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ 6.೦೦ ಲಿಂದ 7.83ರ, ಅ.1೦ ಲಂದ 12೮ ಮತ್ತು 12.೦೦ ಲಂದ ಆ.6೦ ಅಮೀಾವರೆಣೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಟಲ್ಲಿ ೮೦೦.೦೦ 
'ಅಜವೃದ್ಧಿ 
ಮದ್ದಾರು ತಾ. ಕೆ.ಟ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಹುದರಗುಂಡಿ ಕಾಲೊನಿ, ಐಸ್‌.ಪಿ.ಮಲ್ಲಯ್ಯು ಬಡಾವಣೆ, ಕುದರರುಂಡಿ, ಬಸವನಪುರ, 
SOS4-04-337-0-01-154 ಮತ್ತು 'ಟು 3 
ಮದ್ದೂರು ಉರಿ ಮವಲ (ದಪ್ಪದ ದೆಜ್ಜಲಣಗೆರೆ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕಾಲೊನಿ ಮಾರ್ಡ ಊ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಗೆ ಪೆಂರುವ ರಸ್ತೆ ಸ6.8೦ ಅಂದ ೪.8೦೮.ಮೀಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 27೮.೦೦ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
ಎನ SO54-04-837-0-01-54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಚು ಮದ್ದೂರು ಪಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರ್ತೆುಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮವಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 64೦ ರಿಂದ 10.5೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ads 
ಕಾಮದಾಲಿ. (ಕೆ.ಎಚ್‌. ಹೊಪ್ಪಅಲಿಂದ ಬೆಕ್ಟಳಲೆವರೆಗೆ) £ 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಬುಂದ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. 15.4೦ ರಿಂದ 25.೦೦೬.ಮಾ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
5OS54-04-337-0-01- 54 ಮತ್ತು ಇತರೆ ರ; ರಾ ) 
ನಲ Es ¥ ಫ್‌ 'ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಯಾ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೆದೊಡ್ಡಿ. ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಆಫಟ್ಟ, ತದ್ದಹಳ್ಳ. ಅರಗಿನಮಟೆ, ೮೦೦.೦೦ 
ಮುಡ್ಯ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಲೆ, ಬೊೋಟಾರೆ, ರಮಹಕಟ್ಟೆ) 
ಒಟ್ಟು 4275.೦೦ 
ಭಟಟ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ಥಾ. ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಪ್ತೆಯ ಪ. 6142 ರಿಂದ 6187 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಇರಡಅರ 
ಸ ಪುಧಾರಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಆಂಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ದು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಗ ಅಭವೃದ್ದಿ ಪಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ A 
ಮವ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಪ್ತೆಯ ಸ. 48.೦೦ ರಿಂದ 48.7೦ &.ಮೀವರೆಗೆ ಪೂರಿಗಾಅ 4Soioc 
ಳ್ಳ ಸುಧಾರಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಗಆೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲು ಪಥದ ರಪ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ 
M ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಾ. ಪಂಡಿತಹಳ್ಟಿ - ಶಿಂಷಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ. 7.88 ರಿಂದ ಅ.8೦ &.ಮೀವರೆದೆ ರೆಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ತಟದ 
ಪುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಲ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦೨ ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳ-ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪರಪಆ ೦:60 
ಸುಧಾರಣೆ 7.೦೦ ರಿಂದ 9.೮೦ &ಮಿಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 4 
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ಲೆಕ್ಟ ಶಿೀರ್ಷಿಹೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 


° 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಟೆ ಭಂಮನಹಳ್ಳಿ, ದುದ್ಗವಹಳ್ಳಿ. ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೇರುವ' 


4 


ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ.೦.೦೦ ಲಿಂದ ೦.2೮ಕ.ಮಿಃ ಮತ್ತು ಸ.8.೦೦ ರಿಂದ 1.75೮.ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿಂಖಂದ ಪೂಲಿಗಾಅ ರಸ್ತೆಯ ಪ.10.೦೦ ಲಂದ 1೦೦ ಮತ್ತು 13.೦೦ ಲಂದ 4.೦೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ po 
ಪುಧಾರಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ದವಾಗಿ ವಡಕೆಪುರಕ್ತೆ ಪರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 180, 56ರರ 
ಸುಧಾರಣೆ 2.74 ಲಂದ 3.೦೦ ತ.8೦ ಲಿಂದ 4.8೦, ಠ.3೦ ಅಂದ 6.008.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ < 
ರ೦ರ4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦9 ಬಿಂದ ಗೌಡಣೆರೆ, ಕೆಂಬೂತಣೆರೆ. ಅಗಸವಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಪ್ಪೂರಿಣೆ ಸೇರುವ! ಕ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಪ್ತೆಯ ಸಃ4.೦೦ ಲಿಂದ 4.6ರ&.ಮೀಾವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 
5೦54-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ಲೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦9ರಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು. ಕ್ಯಾತ್ಸಹಳ್ಟಿ, ಹಂದ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲುಣಿಣೆ ಸೆಳರುವ। $66 
ಸುಧಾರಣಿ ರಪ್ತೇಳ ಪರ ೦.೦೦ ಲ೦ದ .೦೦ ಹಾಗೂ 4.೦೦ ರಿಂದ 4.5೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ್‌ | 
ಒಟ್ಟು 23೦೦.೦೦ 
ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆುಂದ ರಾಜ್ಯು ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಕಾರಣೆರ, ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಮಾರ್ಗ 2೦೮೮ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.೦೦ ಕಮಿವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ k 
ರ೦54-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ಠಾ. ದೇವಲಾಪುರ - ಮೊರೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ ರ.೦೦ ಅಮಿೀವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಪುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಂ೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಹೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಹಟ್ಟ. ಚಾಮಲಾಪುರ, ಅಲ್ಲಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 19 
ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 14.೦೦ ಬಿಂದ 14.೮೦, ಮತ್ತು ೭3.1೦ ರಿಂದ ೭9.೮೦ ಕಮಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರ್‌ ತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಣಳು [ಾರಮಂಗಲ ತಾ. ಆಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಈದಬಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೨.8೦ ಲಂದ 14.5೦ &ದಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 200.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-387-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಇಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಆಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲಾಆನಕೆರೆ, ಹಡೆಂವಹಳ್ಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾರ್ಗ ಫೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ. ೦.೦೦ ಲಂದ ಇ.2೮ ಕಿಮಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Keak ಇತರೆ ರಪ್ರೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಹ್ಸದೆವರಹಳ್ಳಿ ಬನಲಾತು ರಪ್ತೆಯ ಸ: ೮.1೦ ಲಂದ 6.0೦ ಕಿಮಿವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ 
೮೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಪೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಆ೮ ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗುಂದಿ, ಬೋದಾಬವಿ ಸಂಡೆ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ. 
ಸುಧಾರಣೆ. ದಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ..7೦ ರಿಂದ 5.7೦೬.ಮೀವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಟು [ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಬೆಕ್ಟೂರು - ಹೊನ್ನೆೇನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೦7೦ ರಿಂದ 21 ಮತ್ತು ೩.೨೦ ರಿಂದ 7.6೦ ಮಡ್ತು ಆ.67 ಆರಿರಿರರ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 1೪.73 ಕಮಿಾವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 
೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಂುಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಚಾಹೆವಹಳ್ಳಿ ದೆೊಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ 140 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಮೀವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
S054-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕೆ.ಟ.ಡಿ ರಪ್ತೆಯ ಗಂಗನಹಳ್ಳಯುಂದ ಕೆಮ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ: ೦.೦೦ ಲಿಂದ 
ಪುಧಾರಣಿ 3.5೦ ಕಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಬಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ) 
೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊಂಬಳ, ಎಲೆಕೊಪ್ಪ- ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ-ಕುಂಬಾರಪಾಳ್ಯ- ಚುಂಚನಗಿಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ| 
ಸುಧಾರಣೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ) 
5೦54-04-837-0-01-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 1೮೦ಎ ಉಂದ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರುವ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ (ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಬಕಕಕ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಾ.ಹೆ 19ರ 72.೦೦ನೆಃ ಆಮಿಣನಿಂದ ಶ್ರಿ ಆನಿಚುಂಚನಗಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರುವ ರಪ್ಪೆ) ¥ 
ರ೦54-೦4-387-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾ: ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳ - ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಡಿ ಸೇರುವ ನರರ: 
ಸುಧಾರಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ್ಟ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಕೆಮೃನಹಳ್ಳಂಖಂದ ಅಲ್ಪಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಡವಿಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಮಿಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ .20 ವರೆಣೆ ಈಜರನರ 
ಸುಧಾರಣೆ ಅವೃದ್ಧಿ (ಬಂದು ಬಾರಿ ಅವೃದ್ಧಿ) ” 
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ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಟ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು 


3೦45.೦೦ 
ತಟರ್‌.ಹೊಡೆ SOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಆ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಹೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಟ ಸಂಡೆಂಬಾಚಹಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ. 2.೦೦ ಠರರಿರರ 
au ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ 5.೦೦ ಕಿ.ಮಿ ಹಾಗೂ ೮.4೦ ರಿಂದ ೨.೦೦೬.ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. £ 
ತೆಟರ್‌ಹೊಟಿ ಟರ್‌ 5ರ054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಆಲ್ಮಿಹೆಬ್ಬಾಟು ರೈಟ್ಟೆ ನಿಲ್ದಾಣ-ಪೋಮನಾಥಪುರ ಬೂಕನಕೆರೆ ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ ತವ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಪ್ತೆಣೆ ಪೇರುವ (ಸಿಂಗನಹಳಿುಂದ 'ಜೈನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 2೭.೦೦ &.ಮಾವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಈ.ಆರ್‌:ಹಾಟಿ ಣೆ.ಚರ್‌:ಸೇದೆ BOS4-04-837-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಬುಂದ ಪುರ, ಅಂಟಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಪಂಗಮೊಲ್ಪಲ್ಧ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ಲಂದ ಭರಟರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 14೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ಹಾಗೂ ಪ. 2.೦5 ಅಂದ 3.೦೦ &.ಮಾವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ UG BO54-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಶಿಆನೆರೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ [ಮಲ್ಲೊಂನಹಳ್ಳ ಗೇಟ್‌, 'ಚಟ್ಟಂದೆರೆ ಗೇಟ್‌, £000೦ 
ಸುಧಾರಣೆ ರುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌] ರಸ್ತೆಯ ಸ. 5.೦೦ ರಿಂದ 8.೦೦ &ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ BOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ನು ಇಡರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೇೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಂುಂದ ಲಶ್ಸಿೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.೦೦ Bae 66, 
ಲಿಂದ 4.೦೦೬.ಮಾವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೌಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 5೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಥಾ. ಕಿಕ್ಲೇಲಿ - ಸಪಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಹಲಸನಹಳ್ಳ. ನಾಗರಘಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹರಿರಿರಿರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ದಿವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
1400.0೦ 
ks 50೮4 -೦4-887-0-01154 ಜಲ್ಲಾ ಸು ಇತರೆ ರ್ತೆಗಳು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅ.ಎಂ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಟ.ಎಂ೦ ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಣ ಸೊಡಿಯಾಲ-ಯಣಯೂರು ವೃತ್ತಣ್ನೆ 
'೦ಗಪಟ್ಟಣ ಈ; ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ 3.5೦ ಲಂದ 4.6೦೬.ಮಿಃ, 6.೮೮ ಲಂದ 6.೨೦೨.ಮೀ ಮತ್ತು 712 ಲಂದ 7.5೦ &.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 120.00 
ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಶಿರ ಣಂ DOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಸವನಪುರ-ಮುಂಡಗದೊರೆ-ನಿೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ 'ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸಪೂರು। ಆರರ 
ಪುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಫ.9.೨೦ ಅಂದ 1.೦೦೬.ಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ದ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾ. ಹುಂಜನಕೆರೆಬುಂದ ಗ್ರಾಮನಹಳ್ಳಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಗವಾಡಿ, 'ಚಿ್ನಹಾರೋಹಳ್ಳಿ. ಬನ್ಸಹ' 
dois ರ೦೦4-೦4-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು |ಕೆರೆಮೊಗಲಕೊಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.3.25 ರಿಂದ ಇ೨೦.ಮೀ (ಡಡಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ) ಪ55೦ ಅಂದ ಭಕನ 
ಕ್‌ il ಪುಧಾರಣಿ ರ.9೦ಕ.ಮಿ (ಅಪ್ನಹಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿ) ಪ.7.5೦ ರಿಂದ 7.9೦೬.ಮಿಾ (ಬನ್ನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ A 
ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಶಿರ ಟ್ಟ S054-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಟು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಠಾ. ಅರಕೆರೆಬುಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಗೇಕೆರೆ. ನೆಂರಳೆಕೆರೆ) ಪಃ ಅಡರಟ 
ಸುಧಾರಣೆ 2.28 ಲಂದ 28 ಮತ್ತು 6.9೦ ಲಿಂದ 8.೨೦೬.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಾವೃದ್ಧ 
ಶಿೀರಂಗಪಣ್ಣಣ ತಾ. ಅ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - 'ಚನ್ನರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಣಂಲಿ! 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂರ4- 4-370-8) ನ ಜ್ನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 'ಹೊಪ್ಪಲು. ರಾಂಪುರ, ಅರಡಿಹುಕ್ಕಡ ಸಃ 16೦ ರಿಂದ 2.5೦, 9.4೦ ಅಂದ 10.25, 10.75 ಲಂದ 14೦, 176 ರಿಂದ ೦೦ 25೦.೦೦ 
ಮಡ್ತು 12.775 ಅಂದ ಆ.೦೦ &.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5೦54-04-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ. ರಸ್ತೆಂುಂದ ಬಲಮುಲಿ ಫಾಲ್ಡ್‌ ವರೆಗೆ ಪಃ 2.೭೦ ಅಲಂದ 4.೮೦ &.ಮಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ| ಎಕರಅರ 
ke ಪುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಶಿೀರಂಗಪಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾ. ಮೈಸೂರು-ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಕಾಆಪಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಂಪಾಫುರಕ್ಷೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಲ್ತಪುವ ೬6೦೮ 
kg ಸುಧಾರಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೆಪ್ತೆಯ ಪ.೦.೦೦ ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
054-04-337-0. ಮಚ್ಚು 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 5೦೮4-೦4-937-0-೦೪೮4 ಜಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಶೀರಂಗಪಚ್ಟಣ ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳಂಖಂದ ಜತ್ಯವಹಳ್ಟಣೆ ರಸ್ತೆ ಸ.3,೦೦ ಲಂದ 4.5೦ ಎ.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದ 200.೦೦ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಂಪುರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-17) ರಸ್ತೆಂದ ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ 
—04-: -0-01- ಇತರೆ ಟು 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 97-5೦ರ ಅಲ್ಲಾ'ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪತ್ತನರು | ನಡುವಿನಹಳ್ಳ, ಚಂದಗಾಲು. ಮಂಳಾಪುರ ಮನು ಮಹದೆವಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.4.63 ರಿಂದ 8.638.ಮಿಂವರೆಗೆ 370.00 
ರಪ್ತೆ ಅಭವೃಬ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ. 
t 17೮.೦೦ 
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DOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ಲು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 


67 


68 


ಪುಧಾರಣಿ 13.೦೦ ಹಾಗೂ ೭9.5೦ ಅಂದ 9೦.7೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ ೦.8೮ ಲಿಂದ 2.೮೦ ಹಾಗೂ 13.೮೦ ಲಂದ 16.5೦ ೮.ಮಿಂವರೆದೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 
ಸ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು [್ವಾಡವಸುರ ಚಾ. ಕರೆಯೊಣ್ಣೂರು-ಮೆಲುಮೊಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಟ 7.೦೦ ಅಂದ 10.೦೦ ಆಮಿಂವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 200.೦೦ 
೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಪ್ತೆಗಚು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಲಚವಪುರ ದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಪೆಟ್ಸಹಳ್ಳಿ-ಬೇಅಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಆವಕುರುಆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 

ಸುಧಾರಣೆ ಪಃ 2.೦೦ ಲಿಂದ ೮.4೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದ | 
ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ರಾಗಿಮುದ್ದವಹಳ್ಳಿುಂದ ಬನ್ನಂಗಾಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ 2.5೦ ಕಿಮಿೀವರೆದೆ ರಸ್ತೆ! os 1 

ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 

ರಣೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ-ಹೆ.ಆರ್‌.ಪಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಸಡ ದೇವಸ್ಕಾನಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ 100.00 


ಪಾಂಡವಪುರ ಠಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆುಂದ ಒಆಕೆರೆ-ತಲೀಕೆರೆ (ಅ.ಅ-ಅ.ಟ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ 1.5೦ ಲಿಂದ 


16770.೦೦ 


SO04-04-337-0-01-160 ಮತ್ತು ರೆ ಬೀಕರ! 
L ಜಿಲ್ಲಾ ಇತರೆ ರ್ತ'ನ ಔ [ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಣಾಲಿ. 
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ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಅರಳೆಕೆರೆ- ಕಲ್ಲವಾಥಪುರ- 'ದೊಡ್ಡೆಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸಪರಪಆ ೦.೦೦ ರಿಂದ 8.0೦ ಆಏ.ಮಿ.ವರೆಣೆ ಮರು 


100.00 


Page 5 


ಲೆಕ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಟ” 


4 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 2೭ 


i2೦.೦೦ 
(ರಂದ 3.೮೦೬.ಬಿಂವರೆದೆ 'ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ೮98೦7 \ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 22 ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಪ್ತೆಂದ ಸುಲ್ದಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಿಲುವಾಗಲು, ಯಡಗನಹಳ್ಳ, ದೋಪನಹಳ್ಳಿ, ಕರರ 
ಹಿಟ್ಟವಹಳ್ಳಹೊಪ್ಪಲು ರಪ್ತೆಯ ಸ.೮.7೦ ಅಂದ ಆ.6೮&.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 2೦ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹು ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌-2೦೨ ರಿಂದ ಹಲ್ಲುಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೆರುವ ಹುಂದಾರು, ಕ್ಯಾತವಹಳ್ಳಿ, ಹಂದ್ರಾಪುರ ರಸ್ತೆಣಿ ೬ಂ.೦ರ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.9.385 ಲಂದ .2೦8.ಮೀವರೂಗೂ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 2೦ ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಆ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಹೊಡ್ತಮಾರನಹಳ್ಟಿ, ಪಂಡೇಬಾಚಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ.೦೦೦ ಅಂದ 6d 
2.೦೦೬.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾರಿ. 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 22 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ವೈ.ಎಂ.ಹೆ ರಸ್ತೆಯುಂದ 'ಚೊಟ್ಟವಹಳ್ಳಿ ಮೌಣಲ ಮೊಳ್ಳೆನಹಳ್ಟಿ ಹೊಪ್ಪಅನಿಂದ ತಡಗವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಪ್ಪೆ ood 
ಪ.೦.೦೦ ರಿಂದ 15೦೬.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 6282೦ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - ೧೦ ಪಾಂಡವಪುರ ಹಾಲ್ಲೂಹು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಟಿಂುಂದ ಬನ್ನಂದಾಡಿದೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸಪ.4.೦೦ ಲಿಂದ 6.2೦8 ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ EE 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 61968 
720.00 
ಮಂಡ್ಯ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಮಂಡ್ಯ-ಅರುಗಾವಲು ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ-ಮಹದೇಪ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 23 ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತದ್ಗಹಳ್ಳ್ಟ. ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಜ.ಎಂ.ರಪ್ತೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ ೦.೦೦ ಬಿಂದ 1725 &.ಮಿ. ೪೦.೦೦ 
'ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 28 ಮಂಡ್ಯ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಯ 7ನೆ ಕಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆಯ 2೭ನೆ ಕಮೀ ನಲ್ಲ pecs 
ಸೆರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ 2೮.89 ರಂದ ೭೨.4೦ &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - ೦8 ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ 6.೦೦ ರಿಂದ 7.60೦ &.ಮಿಾ. ರರ 
ವರೆಣೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಆನೆದೊಡ್ಡಿ. ಮಾರಪಿಂಗನಹಳ್ಟಿ, ಮುದದೆರೆ. ಮೆಚ್ಚಹಳ್ಳಿ. ವಾಗನದೊಡ್ಡಿ, 
ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್‌. ಕೋಡಿಹಳ್ಳ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಆಘಟ್ಟ, ಅಣ್ಣಿದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕರಂಗೂರು. ಬೆಕ್ನಳಲೆ, 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 23 ಯಡಗನಹ"ಳ್ಯ, ಕೌಡ್ಣೆ, ಕೆ. ಮಲ್ಲದೆರೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹ್‌.-84 ಸರುವ! 100.00 
ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ 3.2೦ ದಿಂದ ತ೮.3೮ ಮತ್ತು ಪ.3೮.77೮ ರಿಂದ 37.೦೦ &.ಮೀಃ. ವರೆಣೆ ಆಯ್ದಭಾಗದಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹು 'ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಂಬಂದ ಯತ್ವಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಟ, ಹುಲ್ಲೆಂಗಾಲ, ಹೊೋಡಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ. ನೆಟ್ನಲ್‌ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 23 ಮಾರ್ಗವಾಗ ಪ.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಟ ಆ.8೦ ಲಿಂದ 20೦.60೦ &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪರಪಳ 21.೦೦ ಲಿಂದ। 100.00 
2೩2.8೦ ಎ.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 2 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಹು 'ಕಿಕ್ಷೇಲಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಐಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ರ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ.2.೭7೮ ಏಲಂ 
ರ ರಿಂದ ಅ.6ರಈ.ಮಿಂವರೆಗೆ (2.275 ಲಂದ 3.೮75ಈ.ಮಿಃವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. ' 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. - 2 ಶ್ರೀರಂಗಪಣ್ಣಣ ಹಾಲ್ಲೂಹು ಮಹದೆವಪುರದಿಂದ ಎರೆಕುಂಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಲೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ ಅಕಿ 
ನಾ ೦.೦೦ ಅಂದ 15೦ ಎ.ಮಿಂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
700.೦೦ 
EG ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಂತು ತೊರಟದೆರೆ - ಬಾವಅ (ರಾ.ಹೆ.-ಆ3) ರಸ್ತೆಖಂದ ಆಶಗೂರು. ೊರೆರೆಟ್ಟಹಳ್ಯ, ಮುದಿಗೆರೆ. 
| ರಂತ 0-೦1 pi (ಐಲೇಷ್ಠ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮಾರಪಿಂಗನಹಳ್ಳಿ. ಹೊಪಕೆರೆ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಯ ಸಃ 1415 ರಿಂದ 15.1೮ ಕಮೀ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 76.27 


ಕಾಮಗಾಲಿ 
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k 1 ಪಾಲ್ಲೂಹು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
jo 
1 2 3s 4 [J [ 
p ರ೦5ರ4-೦4-837-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ. (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಹೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಣ ಡ.ಹೊಪಹಳ್ಟಿ -ಗೂಟೂರು-ನಂಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಸರ 
ಮಬ್ದಾರು ಮಮ್ದಾರು ಯೋಜನೆ) [ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಡೈನೇೋಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ) - 
pe ಮಳೆವಳ ಲ ೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-133 ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮಳವಳ್ಳ ಹಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-2೦೨ ರಿಂದ ಜೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಚಂದಹಳ್ಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಆ [ 
ky ಯೋಜನೆ) (9.೦೦ ಬಿಂದ 1.29 ಕಮೀವರೆಣೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
4 NE ಮಳವ ರ೦54-04-337-0-01-133 ಎಪ್‌.ಡಿ.ಖಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-2೦೨ನಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ | 
ಳ್ಳ ಳಿ ಯೋಜನೆ) ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ | 
Re ಮಳವ 5೦54-೦4-837-0-01-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೊಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಶು ಎಸ್‌-3 ರಪ್ತೆಖುಂದ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಸ್ತೆ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ್ಣ. ಬೂವಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಸರುವ ಮ 
ಈ ಳಿ ಳಿ ಯೊಜನೆ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ :6.8೦ ಲಂ 7.೦೮ &ನಿಃ 7.25 ರಿ೦ದ 8.೦೦ ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ | 
-04-: -0-~01- ಡಿ. ಬೆಟ್ಟೂರು-: ಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ 2. ಅಂದ 7. ಮೀವರೆಣೆ 
& ನಾನಮಂನಟ SE ರ೦54-04-337-0-0-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ದಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಟ್ಳೂ; 'ಹೊಮ್ನೆಂವಃ 3 ಪ್ರೆ ಪರಃ ೭೨೦ 0: 7.60 ಹಿ! ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹ 
ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿ 
K ವಾಣಿ ) ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಖ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಹು ನಾಗಮಂಗಲ- ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ 3.5೦ ಲಿಂದ ೮.5೦ ಕಮಿವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಾ 
ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿ 
K DOS4-04-337-0-01-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಾಗಣಮಂಗಲ ಪಾಲ್ಲೂತು ಕೆ.ಟ.ಡಿ.ರಪ್ತೆಯ 43.5೦ &ಂ.ಮೀಃ, ನಿಂದ 'ಬೊಮೃವಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಲಉಂದ ಬಣಡುಗವ ಹೊಸಳ್ಳಿ 966ರ 
¢ ಪಾಣಿ 2 ಯೋಜನೆ) [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ; ೮.೨೦ ಲಿಂದ 6.60೦8೪.ಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ. i 
2 ೮೦ರ4-೦4-387-0-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾಲ್ಲೂಕು, 'ಕಿನ್ನೆೇಲಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಐತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಎನಿ 
| PAE ಯಂಜನೆ) [ಪಃಂ.೦೦ ಅಂದ 3.೦೦ &.ಮೀ-ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. ; 
—04-837-0-01-— .ಡಿ.ಖ (ಬಿಶೆಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ , ಅಲ್ಲಿಹೆ' 'ಅಂರುವಳ್ಟಿ-ಮಂದಣೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ 15೦ &.ಮೀ.ವರೆದೆ 
ಭು ತಟಕಪಟ್‌ ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಖ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಲ್ಲಿಹೆಬ್ಬಾಚು- ಟಿ ಪ್ರೆಯ ಸಃ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 86 
ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಪಹೊಳಲು-ದೊದ್ದವಹಟ್ಟೆ-ಬಿಠಶಲಾಪುರ (ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 13.30 ಲಿಂದ 
" ಹೆ.ಆಲ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಜನೆ) 1೮.೦೦ ೬.ಮಿಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಫ 69.31 
T- K ರ೦S54-04-337-0-01-133 ಎಸಪ್‌.ಡಿ.ಖ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪೆ.ಆರ್‌.ಪೆಂಟೆ ಪಾಲ್ಲೂಹು, 2/6 ಮೈಲ ಎಸ್‌.ಎ. ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಅ೦ಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಣ.2೦ 'ಕಿ.ಮಿಂ.ಯಲ್ಲರುವ' 
12 ಪೆ.ಆಲ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇನೆ) ಫೆ 3ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ y 5.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಖ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರೆೊಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: .2೦ ಅ.ಮೀ 
2] wild sit ನಂದ 4! ಕಖಾ'ವರೆಗೆ ಕಾಯ 46೦ :೨.ಮಿೀ ನಿಂದ ಆಲ'8ಮಾವರಣಿ ಲತ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ತನಾ, ki 
೦೮4-೦4-337-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೋೊಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಹಾಲ್ಲೂಹು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚಂದ್ರೆ, ಪ"೦ಕಹಳ್ಳಿ ಕೆ. ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಣಿ' - 
" ರ ರಟ " ನತ! ಕರವ ರನ್ರನರನಲಡ ರಲಿ ಮೀಲಿಲದ ನ9ರ ಅಮಿಸವರದೆ. ರಕ್ತ ಹಣಬರ, ಸನ 
S054-04-337-0-01-133 ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಖ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಉಕ್ಕಡ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ye ಪ § ಪರಪ ೧೦'ಸಿ:ಬಖ)ಧಿಂದ 9.9೦೦ ಅ ಮಿಾ'ವರೆಟೆ'ರಕ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಭಾಲಿ, ioe 
5054-04-337-0-01-133 ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ದಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಠಾ. ರಾಗಿಮುದ್ಧವಹಳ್ಳಿಂಖಂದ ಬನ್ಸಂಗಾಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ಇ.608,ಮೀನಿಂದ 4.೦೦ ಕ&.ಮೀ ವರೆದೆ 
16 ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಹೊಂಟೆ ಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 25.0೦ 
B೦೮4-04-387-0-01-133 ಖಪ್‌.ಡಿ.ಪ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಗಾಪುರವಿಂದ ಅರಕನಕೆರೆ ಕಭ್ಛಿಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ 'ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಣೆ ಸೇರುವ ರಣ್ತೆ ಪರಪಳ.2೦ 
” 'ವಪುರ ಮೊಲುತೋಟಿ ಯೋಜನೆ) ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ೭.೭೦ ಅ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ. ಸವಡಿ 
12,29 
ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಅಣಗೆ ಪಂರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಾತನೂರು, ಕೊಮೈರಹಳ್ಳ. ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳ, ತುಂಬಕಲೆ, | 
ಇ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ 3054-೦4-837-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ಥೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ನಃ ನ.2೦ ಅಂದ 9.೦೦ ಎದಮಿಃ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ y 70.0೦ 
ಮಂಡ್ಯ ಥಾಃ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಸಪಃರ.6೦ ೦೪ಉ೦ದ 18.8೦, 19.4೦ ಯಂದ 2೦.೦೦ ಕಬಿ ವರ್‌ಣೆ ರಪ್ಪೆ 
2 ಮಂಡ್ಯ | ಮಂಡ್ಯ G0೮4-೦4-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ನವಿೀಶರಣ ಹಾಗೂ ರ್ತ ಅಭನ್ಯದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ನಷ ] 120.00 
3 + 
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ಲೆಕ್ಟ ಶಿೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳ್ಗೂ' 
pt ° 6 
[ಮಂಡ್ಯ ಘಾ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ 'ಮದ್ದಾರು ತಾ ಗಡಿ ಪೇರುವ ರಪ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ಂರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ. 
-04-837-1-09- .ಮಂ.ದ್ವಾ.ರೆ.ಅ. ke 78. 
3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಪಃಣ.6೮.9.8ರ ಎಮಿ 0೦ | 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಶಿವಳ್ಟಿಯುಂದ ದುನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.5೦ ಕಮೀ 
3054-0೦4-837-1-0೦೨-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ವರೆದೆ ನವೀಕರಣ ಸಃಡ.ರೆಂ೦ ಬಂದ 8.75 ಆಮ WN ಸಷ | 30.00 
ಮಂಡ್ಯ ಡಾಃ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಆ ರಸ್ತೆಯ 7ನ ಕಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ 1೮ನೇ ಕಮೀ ದ್‌ ಮಲ್ಲನಾಯಎಕವಕಟ್ಟೆ, 
3054-04-837-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) |ಗಾಣದಾಳು, 'ದೊಡ್ಡಚಾಕನಹಳ್ಟಿ, ಕವ್ನಣ್ಣ. ಹಾದೂ ದುದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ8.8೮ ೦೪ಂದ 9.೭೦ ಕಮೀ ವರೆದೆ 15.೦೦ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ತಃ ಮಂಡ್ಯ-ಮೇಲುಹೊಂಟೆ ರಪ್ತೆ ೮ನೆ ಕಮೀವನಿಂದ ಹೊನ್ನೆೇಮಡು, ಚಿಕ್ಷಗಂಗವಾಡಿ, ಜಿ.ಮಲ್ಲಣೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ। 
-04-387-1-09- .ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋ y 6 ಸ 9 
ಅಂಕದ ಅ೦97ರ ಮುಮಂಸ್ಟಾರಅ. ಯೂ ಜನ ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ 1೨ನೆ ಮೀ ದೆ ಪೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪಸ೦೦ ಲಖಂದ 4.೮೦ ಕಮ ವರೆಣಿ ನವಿಂಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಲಲ 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಆ.ಏನ್‌. ರಪ್ತೆಂಉಂದ ಕನ್ನಅ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳ, ಚಿಕ್ನಮರೀಗೌಡನ ನಗರ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) |ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 65೦ ರಿಂದ 75೦ &ಮೀ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಲ್ಟವಹಳ್ಳ್ಟಿ ೦ಉಂದ| 8.00 
'ಚಿಕ್ನಮಲೀಗೌಡನದೊಡ್ಣಿ) 
'ಮದ್ದೂರು ಡಾಲ್ಲೊಕು ಎಂ.೫.ಎಂ. ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಈಡಿಲುವಾಗಲು, ಲಕ್ಟೈೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಧೊಪನಹಳ್ಳ, 
3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) 'ಭೀಮನಹಳ್ಳ. ಹಿಟ್ಟವಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ ೮.7೦ ಬಿಂದ 7.2೦ &ಮಾ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 12.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತಾಲ್ಲೊಕು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಹು ಗಡಿುಂದ ಫಃ ನಹಳ್ಳಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಕೊತ್ತವಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಪುಲ್ದಾನ್‌ 
3054-0೦4-337-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋ: pl ಇ kK 22೦೦ 
4 ಇತರ ಅಯೊ (ಯೋಜನೆ) |" ಸರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸಃ 2೦೦ ರಿಂದ 4೮೦ ಅಮಾ ವರೆಗೆ ನವರೂ ನಾನ್ಮುಗರ (ಯಡಗನಹಳ್ಳಂುಂದ ಗೋಪನಹಳ್ಳ) 
[ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಹೊರಟಗೆರೆ ಬಾವ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಆಹಗೂರು, ವಳದೆರೆದೊಡ್ಡಿ, ಆಲಂಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಪುರ ಮಾರ್ಗ 
3054-೦4-337-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) |ಹೆಸ್ಟೂರು ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೦.೦೦ ಅಲಂದ 3.5೦ &ಮಿಃ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಆಯ್ದ। 43.00 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ( ಕೆ.ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಆತಗೂರು ಕೆರೆವರೆಗೆ (5.5೦)). ಅಲಂಶೆಟ್ಟಹಟ್ಟಿ-ಹರಳಾಪುರ 15೦) 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಊ.ಎನ್‌. (ರಾ.ಹೆ.-17) ರಸ್ತೆಬುಂದ ನಿಡಘಟ್ಟ, ಹೊಪಹಳ್ಳಿ, ಮಾರದೆವನಹಳ್ಳಿ ಆತಗೂರು, ತೊರೆಪೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
~04-387-1-09- .ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ. ಯೋ ಹ ko ( 12.00 
ರಂಗಾ ಮೂಂಂಿದ್ರಾನ ಕಯಗ (ಯಟನು [ರ ನರನ್‌ ರಷಿಯಾ 
ರು ತಾಲ್ಲೊೋಹು ಛಾರತಿವಗರದಿಂದ ಆಲಬುಜನಹಳ್ಳ್ಟಿ, ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ, ತೊರೆಚಾಶನಹಳ್ಲ, ಮುಖಾಂತರ ಹೊಪ್ತರೆ ಬೆಳ್ಕೂಲಿಣೆ 
-04-387-1-09- ,ಮಂ.ದ್ರಾರ.ಅ.ಯ (ಯೋ ಜನವ) [ನ ಹ 89 
ಲಂ ಲ ಮತ ರಯ (ಯೋಬನು OG RAT ANY SEE SC ( ಛಾರತೀನಗರದಿಂದ ಕ್ಯಾತಫಟ್ಟ) 4ನ | 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಂಕು ಹೆ.ಊ. ರಪ್ತೆಬುಂದ ಭುಜುವಳ್ಟ ಮಾರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಹು ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 3.5೦ &ಮಿಂ 
-04-337-1-09- .ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ. "ಯೋ ೪ ಟ 3೦.೦1 
ತಂಡಹಾ೦ಿಕ937- ಬಂಡ ಮುಮಂ ಗ್ರಾರ ತಯಾ ಯಾನೆ ನದಾತರೂ ಕಮಾನ (ಪತ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಅರೆಚಾತನಹಳ್ಳ ಹಳ್ಳಿ) i 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಅ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಯ ಸಃ 151೦ ಲಿಂದ 138 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 
-೦4-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋ: he 25.೦೦ 
3054-04-387-1-09-17: ದ್ರಾ.ರ.ಅ. (ಯೋಜನೆ) (ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಬಂಡ ಚಪಗರಹಳ) 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಅ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಂಖಲದ ಈುದುರಗುಂಡಿ, ಪಾದೊಳಲು. ಕನ್ನಅ. ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳ. ದೊಡ್ಡರಸಿವಕೆರೆ. ಕರಡಕೆರೆ. 
3054-04-337-1-0೨-172 ಮು.ಮಂ.ಬ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳ, ಯಲಾದಹಳ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೊರಟಗೆರೆ ಬಾವ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ತಾಲ್ಲೂಹು ಗಢಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ ೮.6೦ ಲಿಂದ 41.00 
14.೦೦ ಕಮೀವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಶನ್ನಅ ೦೧೪೦ದ ಶುಲಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಜ.ಎಂ ರಸ್ತೆ) 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಕೆ.ಅ. ರಪ್ತೆಯುಂದ ಡಿ.ಎ.ಪೆರೆ, ಮಾದರಹಳ್ಟ, ಪೆ.ಪೆಣ್ಟಹಳ್ಳ, ಕಾಡುಹೊತ್ತವಹಳ್ಳದೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಹಃ 
-04-337-1-09- .ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ. ಯೋ: kd ವ Kk ಮಃ 22.೦೦ 
ಕಂ 080ರ ಮುಮಂಸ್ಲಾರೂಯೂ (ಯನ್‌ 1 ಗಾರ್‌ಲವ ಅನೂ ವರನ ಸನಂನರಸವಾನ ಸಂ ಅತ್ನಮಲೀಗೌಡ ನಗರಬಿಂದ ಹರಟಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್‌) 
3೦54-೦4-337-1-0೦9-72 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಮದ್ದೂರು ಾಲ್ದೊಂಕು ರುದ್ರಾಲ್ಲಪ್ರುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಃ 6.೦೨5 ರಿಂದ 10.5೦ ಮಿ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಶಾಮದಾಲಿ 4.೦೦ 
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ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


& 


° 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೊಂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-33) ಉಂದ ದೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ. ಆಲೂರು, "| 
ಕೆ.ಹೊನ್ಸಲದೆರೆ, ೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಣ್ಣಿ, ಚಂದಹಳ್ಳ ಕ್ರಾನ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ತಿಪ್ಪೂರು 
ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಂಗಬೊಂರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಊ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆ ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 1.2೦ ಲಂದ 12.೦೦ ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಪಃ 15.೦೦ 
"55೦ ಅಂದ 16೮೦ ಕಮೀ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಶಾಮಗಾಲಿ ( ಹೆ. ಹೊನ್ಸಲದೆರೆಂಉಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಟಿುಂದ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ) 


3೦೮4-೦4-337-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಪಗಾವಿ - ಆಬಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ ೭.6೦ ಬಿಂದ 3.೦೦ ಆಬಾ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿ 


3೦54-೦4-837-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 30.0೦ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು - ಪಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ 21೦೦ ಬಿಂದ 23.೦೦ &.ಮೀಾ. ಹಾಗೂ ಪರಪಟ 24.31 


-04- —1-09- . .ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.! 46.00 
3೦೮4-೦4-337-1-೦9-12 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಕಂದ ರ.ಪರ8:ಮಾ. ಪರೆದಿ ಪರಣ py 


2 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾ. ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೊಂನಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಫಃ55.೦೦ ಅಂದ ಊ.ಜ.ಸುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


೦೮4-೦4-337-1-೦9-172 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) | ವವಿಂಕರಣ ೮6.3೦ ಕಿ.ಮಿಂವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಠಾಮರಾಲಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 4೦.೦೦ ಲಜ್ನಗಳು) 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


15 00 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ -ಪೂಲಿಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: 1೦೦ ರಿಂದ .8೦ ಅಮಿಂ ಮತ್ತು 3.೦೦ ಲಿಂದ 4.೦೦ ೬ಮಾ, 


ರ4-೦೩-ಡ37-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ. 
30೮4-04-337-1-09 ್ರಾರಅ.ಯೊ (ಯೊಂಜನೆ [£4 ಅಂದ 9.೮೦ ಮತ್ತು 1೦೦ ಲಿಂದ 13.೦೦ ಅಮಿಂ ವರೆಣೆ ನವಿಂಕರಣ (ಅಂದಾಜು ಮೊಡ್ತ ರೂ. 13೮.೦೦ ಲಶ್ನಗಳು) 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


22 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


His 


ಮಳವಳ್ಳಿ "ಮಳವಳ್ಳಿ ಾಲ್ಲೂಶು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-2೦9 ಲಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ, ನಿಡಘಟ್ಟ, ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


3೦ರ4-೦4-837-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ. 
4-04-837-1-09-172 ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ಅಭವ್ಯದ್ಧ 


73.00 


23 


ಪವಾಗಣಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8ರ ರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡಿಯವರೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ! 


ತಂ೮4-೦4-397-1-09-12 ಮು.ಮಂಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) | ಮ್ಞಾರ್ಗ-ಕಟ್ಟಿರುಂದಿ, ಬೋಗಾದಿ, ಸುಖಧರೆ) ಪಃ 5.7೦ ರಿಂದ 67೦ ಮಿ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


78.3೮ರ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಪ್ತೆಯುಂದ ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಹಾರಣೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 


ನಾಗಮಂಗಲ | ೦೮4-೦4-937-1-೦9-೧2 ಮು'ಮಂಗ್ರಾರಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) | (ರಾಜ್ಟೂಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-೬೦ಎ) ನ್ನು ಪರುವ ರಪ್ತೆ ಪ: ೨.೦೦ ರಂದ 1೦.೦೦ ೨.ಮಿಂ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ರ 


ರಂ.೦೦ 


2೮5 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗ; ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಂ೦ದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 46ನ್ನು ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ದಟ್‌ ಬಳ ಪೆಂರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಃ 


ರ4-೦4-: —1-09- .ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.: ಯೊ: 
ಂ೮4-04-337-1-09-172 ಮುಮಂ.್ರಾರಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) |, ೦ ಅಂದ 37೦ ಕಮಿಃವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನುಗಾರಿ 


26 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಘಃ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-8ರ ಲಂದ ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪರುವ ರಪ್ತೆ 


_೦4-337-1-೦9-112 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊ 
30೮4-೦4-337-1-09-112 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) | ಮ್ಹಾರ್ಗ; ಆ.ಚೆವ್ನಾಪುರ, ಪಾತೆಟಪಹಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಗವಾಣ ಪರುವ ರಪ್ತೆ ಸಃ ೨.4೦ ಲಿಂದ 1೦.30 ಅ.ಮಿಃ. ವರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 


5೦.೦೦ 


27 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


30೮4-೦4-337-1-೦೨-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 44.00 


.ಮಿಂ.ವರೆದೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಅನ್ಲಿಹೆಬ್ಬಾಟು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ-ಪೋಮನಾಥಮರ ಬೂಕನಕೆರೆ ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಣ 
ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ಲೆಯ ಸಃರ.೦೦ ಬಿಂದ 6.0೦ &.ಮೀ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 76053 


2೮ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ, ಪಂತೆೇಬಾಚಹಳ್ಳಂುಂದ ರವಿರಂಗನಾಥನ್ನಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಲದೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ. 
ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾಳಗೂರು, ಅಕ್ಕಪಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ 18೦ ರಪ್ತೆಯ &.ಮಿ.ವರೆದೆ. 
ತೊಟಗಹಳ್ಳಿ-ಸಂತೆಂಬಾಚಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಜ್ಲೆಂನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆತ್ತರೊಂನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಫು೦.೦೦ ಲಿಂದೆ 120 
೬.ಮೀ.ವರೆಗೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರನೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-7 ರಂದ ಆನೆಗೊಳ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳ. ಕಡಹೆಮ್ಯಿಗೆ, 
ಗೂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.3೦ ರಿಂದ 6.3೦ ಅ.ಮಿಃ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಮಂಡಲಕವಹಳ್ಳಿ! 
ಗೂಡೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ, ಕಾಂತರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.೦೦ ಅಂದ ೮.೦೦ &.ಮಿಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 76054 


ಕೆ. ಅರ್‌.ಪೇಟೆ 3೦೮4-೦4-837-1-೦9-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 


144.00 
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ಲೆಕ್ನ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊಡ್ತ ರೂಲಕ್ಷಣ 


- 


6 


] 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 3054-04-837-1-09-172 ಮು.ಮಂ. 'ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 


ಮಾರ್ಣ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಫಃ4.5೦ ರಂದ 6.೦೮ ಎ.ಮಾ.ವಡಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 8೮ ಸಂ 
ರಿಂದ ಕಡ್ತರಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಠ.೦೦ ಅಂದ 7.೦೦ &.ಬಾ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃಬ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 
76052 
[ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಶು ಮೈಸೂರು- ಬನ್ನೂರು ರಪ್ತೆಬುಂದ ಮೈಪೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ರಪ್ತೆಣೆ ( A 1] 
30S54-04-837-1-09-2 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಸುದ್ಗವಹಳ್ಯ, ಹೊಕ್ಷರೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಪರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಆ: 2.3೦ ರಿಂದ 4೮೦ ೬ಬ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 180.06 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
3004-04-887-1-09-72 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳ ರಪ್ತೆ ಸರಪಆ೦.೦೦ ೬ಬಿ ನಿಂದ 17.22 &.ಮಿೀಃ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಜರಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಬೆಂಗಚೂರು- ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಪಾಂಡವಪುರ, ಹೊಸಕನ್ಸಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಆೀಶೆರೆ | 
3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) |ತಲೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಟ:33.೦೦ ಲಿಂದ ಡ3.65೦ &.ಮೀ ಹಾಗೂ 8೮.2೦ ರಿಂದ ೮.4೦ &.ಮೀ ವರೆದೆ 48.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸಣಬ ಮಾರ್ಗ ಚನಕುರಆ-ಮಾಲುಕೊದೆ ರಸ್ನೆಗೆ 1] 
3054-04-837-1-09- .ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊ; [) ಚು , 
Rs 9೪-172'ಮುಮಂದ್ರಾರೆ ಅ. ಜನೆ ಸೇರುವ ರ್ತ ನರಸಆಅ೨೦ ೨.ಮಿಂ ರಂದ" 3:೦೦ ಅ.ಮಿಃ ವರೆಗ ಲಕ್ಷ ಆಭವ್ಯಣ್ಧ ರಾನುರಾರಿ ಸಸಂ 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂತು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಂ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಶೆ'ಛೃಹಳ್ಳ-ಅನುವಿನಹಳ್ಳಿ 
3054-04~-837-1-00-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ನರಹಳ್ವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಟ: 4.57 ಹ. ಬಿಂದ 4 77 &.ಮೀ ವರೆಣಿ ಹಾಗೂ ಪರಪಟ: ೮.೦೦ &.ಮಾ ರಿಂದ 5.3೦ &ಮಿ 43.00 
ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿ-ಡೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಂುಂದ ಕೆರೆತೊಣ್ಣೂರು-ಮೇಲುಜೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮೂಡಲಹೊಪ್ಪಲು | 
-04-887-1-09- .ಮಂ.ಗ್ದಾ.ರ.ಅ. "ಯೋ: ಕೆ “ ರ.೦೦ 
ಸ೦ರ4-೦4-937-1-೦9-೧2 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೂ ( ಳನು 'ಚಿಕನಹಳ್ಳ-ಹಳೆಂಟಡು-ನಿಂಲನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ; ೭.೭5 ರಂದ 2.75 &.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 
NE ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಗೇಗೌಡನಹೊಪ್ಪಲು ಬಿಂದ ಮಾಲತನಹಳ್ಳಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡನಜೊಪ್ಪಲು-- en 
೨೦54-೦4-937-1-09-೧2 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಹಾಮನಾಯರನಹಳ್ಳ-ಹುಣಪನಹಳ್ಟ-ಬಳ್ಳಂಪೆರರಪ್ರೆ ಸರಪಅ: 4.3೦ ರಿಂದ 4.೦೦ 6.ಮಿಃ ವರೆಗೆ ರ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಘಟ 
2೭೦8216 j 
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Pane 1n 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ 6 ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಬುಂದ 2೦18-1೨ (2) ೦18-1೨ ಮೇ ಪಾಅನಲ್ಲ ಕೈದೊಂಡಿರುವ ಕಾಮದಾರಿದಳ ವಿವರ. ಕಾಮದಾರಿರಳ ವಿವರ. 


ಲೆಕ್ಕ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು 


4 


-೦3-೦07-೦-1-154 ರಾಹೆ. ರಸ್ತೆ [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-84) ಸರಪಳ 187.60೦ ಲಿಂದ 188.5೦೦ &.ಮೀವರೆದೆ (ಮಿಕ್ನೆಲ ಕೆರೆ ಏಲಿ) ಮತ್ತು SE 


ಟು - ಟು ea ಅಲಂದ 1ಅಅ.8೦೦ ಹಾಗೂ ೪97.2೦ ಲಿಂದ 197.6೦ &.ಮಾವರೆಣೆ (ಕಲ್ಲುಣಿ ಕೆರೆ ಎಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


ಹೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ 127.5೦ ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ದಾಚ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ (ಮದ್ರಾಪ್‌- 
೨೦೦3-೨37 ೦-೧ ೦4 ರಾಹ್‌ ರಪ್ತೆ 1 ್ಞಾನೂರು ರಸ್ತ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಲ 134.8೦ ಲಿಂದೆ 134.9೦ ಹಾಗೂ 43.೦೦ ಲಿಂದ 143.೦೦ &.ಮೀಃವರೆಣೆ ಜ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. ಆಂ! 


ರ೦ರ4-03-337-0-17-154 ರಾ.ಹೆ. ರಸ್ತೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಈಾ॥! ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹೆ - 83) ಪಃ141೦೦ ಲಿಂದ 42೮15 ಕ.ಮೀವರೆದೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ| 
— ರಸ್ತೆ ಅಗಆೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬಲೀಕರಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಇ.ವಂ. ಆ!2೦3 - 


DO04-04-337-0-0f-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಅಂದಾಜು ಮೊಡ್ಚೆ ರೂಲಶ್ಷಗಚಲ್ಲ 


200.00 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಸರಾಳು ಹೊಂಬಳ ಮುತ್ತುಗೆರೆಯುಂದ ಜ.ಮಲ್ಲಣೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೦.೦೦ ಲುಂದ 6.೮೦ ಕಮೀವರೆದೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ 400.೦೦ 
le ಸೀತ್ರ'ಮಪ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ2.೭೦ ಲಂದ 3.೮೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (4 ಪಥದ ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 475.೦೦ 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 

ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಃ.೦೦ ಎ.ಮೀಂಬಂದ .೦೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾಲಿ. 20೦.೦೦ 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಪಪುರಣೇಟ್‌ ಸೇರುವ ಕನ್ನಆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತಮೂರು, ಕೊಮ್ಮೇಂರಹಳ್ಳ. ಉಮೃಡಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಕೆರೆ. ಕಚ್ಟಿದೆರೆ, ಹನಕೆರೆ. ದೌಡಣಿರೆ 
ರ೦೮4-೦4-887- ನ ಅ ಳ್ಳ ಳಿ 
er ನತ ಮತ್ತು [ನತ್ತು' ಹುಚ್ಚಲಣೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ನ್ನ ಪೊರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ4.೦೦ ಅಂದ 1೮.೨೦ ವಿಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯದ್ಧಿ (ಲೋಲ 426 ಐಎಫ್‌ಎ 2೦೪೦ ದಿ- 16೦.೦೦ 
ಪ್ತ 16.೦3.2೦16 ಷೆರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯ 8ನೆ ಕಿಬೀ.ನಿಂದ ಜೂಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ, ಹುಲವಾನ, ಕೀಲಾರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೭.3೦ 
ರ೦೮4-೦4-ಡಡ37-0- ಮತ್ತು "ಭ್ರ, 
ಹನ [ಮತ್ತು ಪಲ೦೦ ಲಿಂದ ೮6೮ ಎಮೀವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಲೋಲ 4೦4 ವಫ್‌ಎ 2೦ ಬಿ-16.೦3.೭೦1೮ 200.00 
ಸ್ರ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
BO54-04-337-0-0r-54 ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಆ.ಎನ್‌.! ದ ಹೊಳಲು ಸೊರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ 1.೦೦ ಕಮೀವರೆದೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 424 ಐಎಫ್‌ಎ 
ಕಲಣ್ಞ'ಮಷ್ತು 5 ೃದ್ದಿ 12೮.೦೦ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2೦1೮ ದಿ-16.೦3.2೦16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೊಂದನೆ) § 
[ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ:2.ರ೦ ರಿಂದ 4.5೦ ಕಿಮೀವರೆದೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 15೦.೦೦ 
ರ೦ರ4-೦4-387-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎವ್‌ಹೆಚ್‌-46 ಲಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪರಪಆ ರ೭.೦೦ ಲಂದ 6೦.೦೦ ಕಿಮೀಾವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 220.00 
ರಂರ4-೦4-ಡ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ಹಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. - ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹಟೇಬೂದನೂರು. ತುಂಬಕೆರೆ. 'ಬೆಳ್ಟೂಂಡದೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ೦೦6 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.೦೦ ಕಿಮಿವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ i 
Anal ಮಂಡ್ಯ ಡಾ. ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 10.8೮ ಲ೦ದ ಆ.೦೦ ಕಮಾವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ದ 15೦.೦೦ 
20೦.೦೦ 
py [ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಹಳೆ ಎಂ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸ. 2೦೦ ಲಿಂದ ಆ.5೦ ೮.ಬಮಾವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬದಲ 
9೦% ಗ ೦54 ಜಲಾ ಮತ್ತು |್ನಾಮಗಾಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬನರಾಳು - ಬ್ರಹ್ಯದೇವರಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೮೦೦ ಅಿಂದ ೮3ರ ಎಬಾವರೆಗೆ 'ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 
ಕಪ್ತೆ (ಲೊೋು:೭೮ರ:ಐಎಫ್‌ ಎ2೦17:ದಿವಾ೦ಕ:೦1೦8.17) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 2೮.೦೦ ಲಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹುನಗನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹನಗನಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ; 6 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 2೦.೦೦ ಕಿ.ಮಿಃ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ಆ.9೮ ರಿಂದ 16,70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಖುಂದ ಹೆಚ್‌.ಶೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಜರುಂಡಿಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ. ೦.೦೦ ಲಂದ 
೨೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |2.3೦ ಕಬಿವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಜದುಂಡಿಪಟ್ಟಣ - ಹೆಚ್‌. ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ) ಬದಟ ಕಾಮಣಾಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಜಿದುಂಡಿಪಟ್ಟಣ 


20೦೦.೦೦ 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೦೦೦ ಉಂದ 28೦ ಕಬಿಂವರೆಗದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ  ಕಾಮಣಗಾಲಿ. 
(ಲೊಇ:೩೮ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:23.೦೮.17). 
ಕರರ ಆಗರ 'ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಸರಾಳು - ಬ್ರಹೃದೇವರಹಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.೦೦ ರಿಂದ 8.೨೦ ಕಬಿಂವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಬದಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ. 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ ಟೆ ಶು ಟ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ. ೦.೦೦ 38೦.೦೦ 
ಲಿಂದ 3.೦೮೦ ಕಬಿವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೊಇ:2೮ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿನಾಂಕ:01.೦8.17) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಯ 7ನೆ &.ಬಿಶ ಲಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಆ ರಸ್ತೆಯ 2೭2ನೇ &.ಮೀ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ7.70 ಅಂದ 10.8೦ ಕಿಮಿವರೆಗೆ 3ರಿ೮೮ರಿ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಹೊಟಲು ಫಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಚಂದಗಾಲು ಹೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ) k 
SOS4O4-SET-0-0NS4 w ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಕಾರನವಾಡಿ ರಪ್ತೆಂುಂದ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಬದಲ ಹಾಮಗಾಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಆ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಇಂಜನಿಯಲಿಂಬ್‌ ಕಾಲೆೊಜು-ಯತ್ನಗದಹಳ್ಳಿ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸಪಃ4.5೦ ಬಿಂದ ೮,7೮ ಕಿಬೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 100.00 
“3 (ಲೊೋಇ:೨೮೮:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ಬಿವಾಂಕ:23.೦5.17) 
ಕರ ರವರ ಮಿವಕ Wh ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಸೆಂರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. ೦.6೦ ಲಂದ 2.೦೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಬದಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ6.23 ರಿಂದ 7.63 &ಮಿಂ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 15೦.೦೦ 
*y (ಲೊಂಬ:2೮ರ: ಐಎಫ್‌ ಎ:2೦17:ದಿನಾಂಕ:23.೦೮.17) 
5004-04-837-0-01-104 ಮತ್ತು 
ರಕ್ತ ನ ಮಂಡ್ಯ ಶಾ.ಶಿವಳ್ಳಿಂಂದ ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದುನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಪರಪಆ ೦.೨೮ ಲಂದ 3.೦೦ &.ಮೀವರೆದೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 15.೦೦ 
ಮಂಡ್ಯ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಾ.ಹೆ-47 ರಸ್ತೆುಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸೌದೆನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಆಸಿ ರಕ್ನಣಾತೃಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ: ೦.7೦ ರಿಂದ 11೦ ಹಾಗೂ ಪ:21೦ ರಿಂದ 7.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕಮಿವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾರಕ 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಲೊೋಇ:೭ರರ:ಏಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:23,೦೦.17) 
[ಬದಲ ಕಾಮದಾಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೊಂಬಳ, ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 


'ಹುಆಕೆರೆಕೊಪ್ಪಆದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
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ರ. ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಟ ಶಿೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಪ್ನಗಳಲ್ಲ 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಆ ರಾಹೆ-47 ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸೌದೇನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳ ರಪ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲದೊಟಸಿ ರಕ್ನಣಾತೃಹ ಕಾಮಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಃ ೦.7೦ ಿಂದ 11೦ ಹಾಗೂ ಪಃ2.1೦ ರಿಂದ 7.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕಮೀವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೬86ರ 
ಈ ಇಲಾ ಮಾಲಿಲಾಟ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಲೊರರಐಎಫ್‌ಎ:2೦1:ದಿನಾಂಕ:23.೦೮.17) 
ಬದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂತು ದುದ್ದ ಹೋಲಆ ಮನುಗವಹಳ್ಳ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿದೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
(ಗ್ರಾಮಿಂಣ ರಸ್ತೆ) 
ಘಃ ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ಠಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಡಿಲಿಂದ ಪಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಪನದೊಡ್ಡಿ, ಹೂತದೆರೆ. ಹೆಬ್ಬರಳು, ನವಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಥಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ eee 
8 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಪ.12.೦೦ ಲಂದ 13.5೦ &ಿ.ಬಿಂವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಕ.ಮಿಃ.೨.೦೮ರಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮದ್ದೂರು ೮೦೮4-೦4-337-೦-0೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಬುಂದ ಉಪ್ಪಿವಕರೆ, ನಗರಕೆರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಊ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ೦.89 ಲಂದ ೮.೮೦ &.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ೬ರರರಿ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ 
D೦೦4-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
ಮದ್ದೂರು ಆಜಿ ಆಜಿ ನಸ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಜೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊರವನಹಳ್ಳ, ಚನ್ನಪಂದ್ರ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆಯ 1೦೦ ರಂದ 9.2೮ ೬.ಮಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 18000 
ಮದ್ದೂರು, ತಾ: ಕೆ.ಟ-ರಪ್ತೆಬುಂದ ಈುದರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್‌.ಪಿ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಗೆಜ್ಜಲಣೆರೆ, ವಳದೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೆಜ್ಜಲಣೆರೆ ಕಾಲೋನಿ 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಾರ್ಗ ಆ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪಣ ೦೦ ರಿಂದ 12.೦೦ ಪಮಿಂ.ವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೊ 333 ಐಎಫ್‌ಎ 2೦16 ದಿಎ21೦16 / pea; 
3 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ೦2116 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅಮುಮೊದನೆ) ಬದಲ ಪರಪಳ 1.೦೦ ರಿಂದ 12.4೦ ಕಬೀವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 333 ಐಎಫ್‌ಎ 
2೦16 7.೦7.17) 
ಮದ್ದೂರು ತಾಃ: ಸೋಮನಹಳ್ಟ - ಹಬ್ದಾರೆ ರಪ್ತೆ ಪಃ.8೦ ರಿಂದ ೧.೨೦ಕಬಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ (ಲೋ ೧9೮ ಐಎಫ್‌ಎ 2೦1೮ ಏ:271016 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸರತ್ತಿಗೊಆಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) ಬದಲ ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಭಾರತಿವಗರಬವಿಂದ ಆಲಭುಜನಹಳ್ಳ, ಕ್ಯಾತಫಟ್ಟ. ತೊರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಜನರ; 
$ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಕ್ಕರೆಬೆಳ್ಳೂಲಿಣೆ ಪೆೊರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.3.70 ಲಿಂದ 4.5೮ &.ಮಿವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೊ 29೮ ಐಎಫ್‌ಎ 2೦16! 
ಬಿ:9.೦೦.17) 
ಈ ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 'ಮದ್ದಾರು ಪಾ ರುದ್ರಾಲ್ಲಿಪುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ6.3೦ ಲಂದ 18.0೦೬ಮಿ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಣರ.೭೦ ಲಂದ 1೮.೮೦ &ಮಿ.ವರೆದೆ ನ 
) ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ ೭9ರ ಐಎಫ್‌ಎ 2೦16 ದಿಃ271016 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
ರಂರ4-04-337-0೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಃ ಮದ್ದೂರು - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆುಂದ ಹೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಸ. 2.4೦ ರಿಂದ 4.4೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 100.00 
೮೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
29 ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣಿ ಮದ್ದಾರು ಈ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಪ್ಲೆಬುಂದ ನಂಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬದರಕೊಟೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಪಃ7.೦೦ ಅಲಂದ ೨.೦೦ ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ) 10.00 
ರ೦ರ4-04-337-0-01-1೮4 ಮತ್ತು 
30 ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ನಾ Wi ಮದ್ದಾರು ತಾ; ಜೆನ್ಪೂರು & ಬಂಡಹಳ್ಳಂಬಂದ ತದ್ಗಹಳ್ಟ ಮಾರ್ಣವಾಣ ಹೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಣಗುವ ರಪ್ತೆ ಫಃ7.೦೦ ರಿಂದ ೨.೦೦ &:ಬಿಃ ವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧ 230.0೦ 
4 ರ೦೮4-೦4-937-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂ್ನರು ತಾ: ಎಂ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಕೊಡವತ್ತಿ. ಅದರಕೊಟೆ-ರೂಟೂರು, ಗೂಳೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಃ7.೦೦ ರಿಂದ 
ಬ 'ಚುದ್ಧೂರು diss ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 9.೦೦ &.ಬಿಃ ವರೆದೆ) 19 
ರ೦೮4-೦4-387-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ. ರಪ್ತೆಂುಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ನಿ. ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ 2.6೦ ರಂದ 7.೦೦ ಕಬಾವೆರೆಗೆ (ನಗರಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏಲಿಂಬಂದ ಹಳ್ಳಿಮೆಳ್ಳ 
G2 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ಇಡರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಧೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಳವೃಬ್ಧಿ ಬದಲ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಖಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 2.6೦ ಲಂದ 4.6೦ ಮತ್ತು 2000೦೦ 
ಸ 7.60 ಲಂದ ಅ.೮೦ ಕಮೀವೆರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಲೋಳ:28ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ಬಿನಾಂಕ:೦2.೦8.17) 
| ss 'ುದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು ರ೦54-೦4-837-0೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಮಾದರಹಳ್ಳ. ಕೆ.ಲೆಟ್ಟಹಳ್ಳ, ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ.ರಪ್ತೆಗೆ ಸರುವ ರಪ್ತೆ ಪ: 9.ರ೦ ಲಿಂದ 12.2೮ &.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆರಟಕರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಕೆ.ಶೆಟ್ಣಹಳ್ಳಿುಂದ ಕಾಡುಹೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ) 
BOS4-04-387-0-01-154 ಮತ್ತು 
34 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಜನ್‌ ಮದ್ದೂರು ತಾಃ ಕೆ.ಅ. ರಸ್ತೆಖುಂದ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:೭.6೦ ವಿಂದ 6.೦೦ &.ಮಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 3000೦ 
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ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಪರು 


pY 


ಮದ್ದೂರು ತಾಜ ಊ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಈುದರಗುಂಡಿ, ಪಾದೇಳಲು, ಈನ್ನಆ ಮಟ್ಟವಹಳ್ಳ, ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಡಾ: ಗಡಿ 


ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸಃ3.3೦ ರಿಂದ ೮.೦೦ ಹಾಗೂ ೨.8೦ ಲಿಂದ 19.೦೦ &.ಮಾವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಆ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಃ ಊ.ಎನ್‌ See 
$ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ ರಸ್ತೆಖುಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ, ಸಾದೊಳಲು, ಕನ್ನ ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎ.ಪೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಾ: ದಹಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃತ.3೦ ಲಿಂದ § 
೮.೦೦ ಹಾಗೂ 1೦.2೦ ಲಂದ 1.೦೦ ಮತ್ತು 1ರ.ರ೦ ಬಿಂದ 18.೦೦ &.ಮೀವರಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:28ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:೭೦17:ಬಿನಾಂಕ:೦2 ೦8.17) 
ETS ಬದಲ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಪಣ್ಣೆದೊಡ್ಲಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳ, ಮಾರ್‌ನವಬಿದೊಡ್ಗಿ, ಮರಟಗ, ಶುಂಠನಹಳ್ಳಿ. ಕೀಆಫಟ್ಟ, ನಂದಿ 
ಮದ್ದೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೆೇವ್ಯಾನ. ಹೂಡದೆರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ ಮಲ್ಲನಕುಖ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ..ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ3.೦೦ ರಂದ 4.7೮ &.ಮಾವರಣಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 200.0೦ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ಜಿ 
(ಲೊೋ:ಎ8ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:೦2:೦8.17) 
ಮಿದು ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬೆ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಪ: 13.0೦೦ ಲಂದ ೮.೭೮೬ಬು ರವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ (ಕೆರೆಮೊಗಳಡೊಟ್ಟ ಲಂದ 1 
ಮದ್ದೂರು us 3 ಬಹ ನಡ ಮತ್ತು [ದಗರಹಳು ಬದಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಆ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ: 2.೪೮ ೮೦ದ ಐ.ಪಿ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭನೃದ್ಧಿ! 200.೦೦ 
(ಕೆರೆಮೆೇಗಳದೊಟ್ಟ ಬಂದ ಬೆಪಗರಹಳ್ಳಿ) (ಲೊಂಇ:28೮:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:೦2:೦8.17) | 
ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಆ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ. ಸೋಳ್ಗೆೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಅದರಹೊಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೇದೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ 10.57 ಲಿಂದ 
5O54-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [12.೦೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಳ್ತೂರು ಕ್ರಾಪ್‌ ನಿಂದ ಬೆಸರಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ) ಬದಆ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಃ ಚಿ.ಎನ್‌.ರ್ತೆಂಬಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಚಕೂರ 
3 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೋಳ್ಳೆೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಅದರಹೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೇಣೆರೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ: 10.57 ರಿಂದ 12.2೦ &.ಬೀವರೆಣೆ (ಬೆಳ್ತೂರು ಕ್ರಾಪ್‌ ನಿಂದ 
ಬೆಸರಹಳ್ಳ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ) (ಲೊಂಇ:28೮:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ಬಿವಾಂಕ:೦೦೨.೦8.17) 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆನ್ಟೂರು 'ಬಂಡಹಳ್ಟಿ ರಪ್ತ ಪ: 4.೦೦ ದಿಂದ 6.80೦ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ .ಬದಆ ಹಾಮಗಾಲಿ ಮದ್ದೂರು ಹಾ: ಕೆನೂರು ಬ೦ಡಹಳ್ಳಿ ನರನ 
4 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತ ಪಃ 17೦ ರಿಂದ 2೭.70೦ & 3.35 ರಿಂದ ೮.೦೦ ಕಿಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಲೊಂಇ:28ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:೦೦.೦8.17) 
SO54-04-887-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಪಾ: ಚಎನ್‌.ರಪ್ತೆಬುಂದ ನಿಡಘಟ್ಟ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳ, 'ಒಳದೆರೆದೊಡ್ಡಿ, ತೊರೆಪಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಖಾಂತರ ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಮುದಿಗೆರೆ! ಜನಾ:8ರ, 
ತರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ: 1೦೦ ಅಂದ ೨.6೦ &.ಬಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿಲುಂದ ತೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿವ, ರಾಜೆೊಗೌಡನದೊಡ್ಣಿ, 'ಚಂದಳ್ಳಿ. ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಣವಾಲಿ ನಿಡಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ: 6.೦೦ so0.c0 
) ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಲಿಂದ 1.7೦ ಮತ್ತು 12.2೦ ರಿಂದ 13.60 ಆಮಿಾವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಅ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪ. 6.4೦ ರಿಂದ ಏ.5೦ &.ಮೀ.ವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆ.ಎಚ್‌ ಕರರರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶೊಪ್ಪಲರಿಂದ 'ಬೆಕ್ನಳಲೆವರೆಗೆ) 
[ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಬುಂದ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. 3.೦೦ ರಿಂದ 4.೦೦, 1.೦೮ ರಿಂದ 4.೦೮ ಮತ್ತು 15.4೦ ರಿಂದ 
-04-337-0-01-14 ಜಲ್ಸಾ 21೦5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ವಯಾ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೆದೊಡ್ಣಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ರೀಆಘಟ್ಟ. ಪದ್ದಹಳ್ಳ. ಅರಗಿವಮಲಟೆ, 
ನಾಗಣಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಶು ಮುಡ್ಯ. 'ಅಚೆಹಳ್ಟಿ, ಕೌಡ್ಲೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರಮಕಟ್ಲೆ) ಬದಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಂದ ಶಿರಾ-ನ೦ಂಜನಗೂಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ: 5೦೦೦೦ 
3 15.4೦ ರಿಂದ 2೮.೦೦ &.ಮಾ.ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾರಿ. (ವಯಾ ಹೊಪಕೆರೆ. ಅನೆದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು. 'ಅರೆಕಲ್‌ಬೊಡ್ಡಿ, ಶೀಆಘಟ್ಟ. ತದ್ದಹಳ್ಳ, 
'ಅರಗಿವಮಲೆ, ಮುಡ್ಯ, ಅಲೆಹಳ್ಳ, ಕೌಡ್ಞೆ, 'ಬೊಂಳಾರೆ, ತರಮಹಕಟ್ಟೆ) (ಲೋ:೭೮ರ:ಐಎಪ್‌ಎ:೭೦17:ದಿನಾ೦ಕ:0೦1.೦6.17) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಬ್ದಾರು ತಾ. ಕೆ.ಟ ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಎನ್‌.ಪಿ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಾವಣಿ, ಕುದರಗುಂಡಿ, ಬಪವನಪುರ, ದೆಜ್ಜಲಣಗೆರೆ, ಣೆಜ್ಜಲಣೆರೆ! e7oio6; 
& ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಊ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸ.6.8೦ ರಿಂದ 10.808.ಮಿವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
S054-04-337-0-01-154 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಗು ಮತು [ಮ್ರಟವಳ್ಟ ಡಾ: ಶೀರಂಗನಟ್ಟಣ - ಸೊಂಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಪಂಚಅಂಗ ದರ್ಶನ) 800.0೦ 
ಮಳವಳ್ಳ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೮.೮೦ ಐಂದ 63.೦೦ &.ಮಾವರೆದೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮು ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹರಹರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗಲಂಹರಣ ಮಾಡಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾಲಿ 
BOS4-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ಕಸೆ ಬಸ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ -ಚ.ಜ. ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ. 9.4೦ ಲಿಂದ 12.60 ಅ.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ದ 2೮೦.೦೦ 
5೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ - ಶಿಂಷಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ. 2.6೦ ರಿಂದ 8.0೦೦ &.ಮೀವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃಬ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 35೦.೦೦ 
¥ 
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ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಡುತ್ತಲು-ಮುತ್ತಣ್ಸಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಳ 4೦.8೦ ಲಿಂದ 43.5೦ ಕಮಾವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಬದಲ 


DOO4-04-337-0-01-104 ಜಲ್ಲಾ ಮತು 


ನ. ಪಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿನಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
1 2 3 4 ೨ 6 
4 ಮಳವಳ್ಳ ಮಳವಳ್ಳ ರ೦೮4-೦4-387-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತಲಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಹುಚ್ಚವದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ.2.6೦ ಲಿಂದ 4.40 boos 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
CETTE, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ - ಪೂಲಿಗಾಆ ರಸ್ತೆ ಪ. ೦.5೦ &.ಮೀ ಲಿಂದ 110, ಫ ೮.30 ಅಿಂದ ರ.6೦ ಮತ್ತು ಸ. 14.೦೦ ರಿಂದ 15.30 &.ಮೀವರೆಣಗೆ 
[oY ii ಸಹ ಕ ಮತ್ತು [ಸ್ಟೆ ಅಭವೃಣ್ಧ ಮತ್ತು ಸ. 2೨3ರ ರಲ್ಸಿವ ಮಾರೆಂಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸೇತುವೆ ತಆಭಾಗದಲ್ಲ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾರೂ ಸ 4.3೦ ಈಿ.ಬನಲ್ಲ ನಾಲೆದೆ 200೦೦ 
p ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
5 ರ೦ರ4-೦4-387-0-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಎ೦9 ಲಂದ ಹುಸ್ಪೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ದೌಡದೆರೆ, ಕೆಂಬೂತದೆರೆ. ಆಗಸನಪುರ ರಪ್ತೆಯ ಸ. 1.4೦ ರಿಂದ ಭರಕಿರಿ, 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2.೦೦, ೮.೦೦ ಲಂದ 6.೦೦ ಹಾಗೂ 6.೮೦ ಲಂದ 7.5೦ &.ಮಾಂವರೆದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
POR ರ೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. 'ಬುಯ್ಯುನದೊಡ್ಡಿ 'ರಪ್ತರಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಅ೦ತರಹಳ್ಟ, ಹುಲ್ಲೆಂಗಾಲ, ಕೊೋಡಿಪುರ. ನಡಕಲಪುರ, ನೆಟ್ಟಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರುವ ರಪ್ತೆ ಆರಂ£೦ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ. ೩.8೦ ಲಿಂದ ೮.8೦, 7.2೭ ಲಿಂದ 7.4೦ ಮತ್ತು 7.೨೦ ರಿಂದ 10.೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-0೧1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ಠಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಪೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೮1.42 ಲಂದ 6187 ಅ.ಮೀವರೆಣೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ದ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ PRN 
ಸರ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗಲಂಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಣ ಅಳನೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಠಾಮಣಾಲ ; 
ಈ ೮೦೦4-೦4-387-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಹೋಪಲೆ - ಶಿವನಪಮುದ್ರ್ದ ರಪ್ತೆಯ ಪ. 48.೦೦ ರಿಂದ 48.7೦ ಕ.ಮೀವರೆಣಿ ಪೂಲಿದಾಆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಛ್ಲಿ 285ರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ದು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಗ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಡ ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ।! ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 2೦9 ಲಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಢ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ: 7.೦೦ ಲಿಂದ 20೦.೦೦ 
ಈ ನ ಮತ್ತು 2೦೦.೦೦ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಬ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೊೋಇ:೭೨೭:ಐಎಫ್‌ಎಃ2೦17:ದಿವಾಂಕ:2ರ.೦೮.17) 
ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
[o=] ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಈ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಂಬಂದ ಪೂರಿಗಾಆ ರಪ್ತೆಯ ಪ.1೦.೦೦ ರಿಂದ 1.೦೦ ಮತ್ತು 13.೦೦ ರಿಂದ 14.೦೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 200.00 
ನ ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-33 ರಾಗಿಯೊಮ್ಮವಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡಕೆಪುರಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ಬಿಂದ 18೦, 2.74 ಲಂದ 3.00, ರರ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 3.8೦ ಲಿಂದ 4.8೦, ರ.3೦ ಲಿಂದ 6.0೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಢಿವೃದ್ಧಿ 
'ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-2೦9 ಲಂದ ಗೌಡಣಿರೆ, ಕೆಂಬೂತದೆರೆ. ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಣ್ಣಿ ವೃತ್ತಕ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ.6೦ ಲಂದ ೩.2೮ರ 
O004-04-837-0-01-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮತ್ತು 7.3೦ ಲಂದ ಆ.8೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಬದಲ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦9 ಅಲಂದ ಗೌಡಣೆರೆ, ಕೆಂಬೂಡಗಣೆರೆ. 36.06 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ಅಗಪನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಸ್ಕೂರಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ 4೦೦ ಲಿಂದ 46ರ ಕ.ಬಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಬಾರಿ. 
(ಲೋಇ:೭9ದ:ಐಎಫ್‌ಎ:೭2೦17:ದಿವಾಂಕ;೩ರ.೦ರ.17) 
« ರಂ೮4-೦4-ಡ37-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಎಂ9ಲಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು, 'ಕ್ಯಾಡ್ನಹಳ್ಳ, ಹಂದ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲುಣಿಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೇಉ ಪರ ೦.೦೦ ರಿಂದ! 20650 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 3.೦೦ ಹಾಗೂ 4.೦೦ ಲಿಂದ 4.5೦ &.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ರ೦54-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಟ್ಗೆಫಟ್ಟ 'ಚಾಮಲಾಪುರ, ಅದ್ದಿಹಳ್ಳ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 19ನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳ ಸೇರುವ ಸಲಕರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ33.8೦ ಲಿಂದ 42.5೦ &.ಬಮಾವರೆಗೆ (ಪಿ. 'ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಂಬಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸುಖಧರೆ ಮಾಲಕ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 4 
6a ೮೦54-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾ; ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 8ರ ಲಿಂದ ಕಳ್ಳಗುಂದಿ ಮಾರಚಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬೋಗಾದಿ ಪಂಡೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಿ ರಕಕ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ಸಃ೦.೦೦ ಲಂದ 10.80 ಕ&.ಮಿವೆರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 0 
ಈ ೮೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಗೆಳಗೊಳ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಮಲ್ಲಪಂದ್ರ ಪಿ.ನೇರಲೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಣ ಪುಖಧರೆ ಬಳ ಕೆ.ಟ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಪೆೊರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಃ4.9೦ ಲಂದ ರ, 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 1೦.೦೦ &.ಮಿಃ ಹಾಗೂ ೨.7೦ &.ಮಿನಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0೦ 
೬ ರOರ4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಕೆ.ಟ.8ಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ43.ರ೦ಕ.ಮಿಂ 'ಬೊಮೃವಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯುಂದ ಗಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಠಾ. ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ! A 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ರಸೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೦.೮೦ ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.2೦ ಲಂದ 5೮.೦೦ ವೆರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
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ಪ್ರ ಸಂ. ಹಾಲ್ಲೂಹು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿನಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಲ “ಇ 
1 3 pt 6 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
| | ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪಾತೊನಹಳ್ಳ-ಚೆನ್ಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೮೦ &.ಮಿ ಮತ್ತು 6.೦೦ ರಿಂದ 8.೦೦ ವೆರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 8300.0೦ 
೮೦೮4-04-887-0-ot- ಮತ್ತು 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ದ ರೆ ಸ |ಬಹೃದೇವರಹಳ್ಟಿ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಬುಂದ ಚೆನ್ನಾಪುರ-ಗಂಗವಾಡಿ 'ಚೀಣ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.೦೦ ಲಂದ 7.೦೦ ಕಿ.ಮಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 100.00 
ರO04-04-887-0-01- 
68 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 4: ಕ ನ: ki ke ba ನಾಣಮಂಗಲ ತಾ. ಹರಟೇಕೆರೆ - ಯಗಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ8.1೦ ರಿಂದ ಅ.೭೦ ಕಿ.ಬಮಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ ಆರ೦೦ 
-04-837-0-01- ಮತ್ತು 
69 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 9% [a pe ರಲ ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಾಗಮಂಗಲ ಕೊಟೆಬೆಟ್ಟ ಡರದನಟಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆಯ ಸಃ2.೦೦ ಲಂದ 19,೦೦ ಬಕ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 1೮೦.೦೦ 
5O04-04-387-0-01-104 ಮತ್ತು 
70 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ang A ನ ನಾಡಮಂಗಲ ಪಾ: ಬಳೂರು-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳ ಸ್ತ ಪಃ7.೦೦ ಲಂದ 10.73 ೨. ಮೀಂವರೆೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 
DOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಸೊಂಮನಹಳ್ಳ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗವಹಳ್ಟಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪಃ೦.೦೦ ಅಂದ ೦.7೮ಕಮಿಾ ವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
'ಮಂಣೇ ನಾಗಮಂಗೇ 
Ski ಪ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಾನ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮದಾಲಿ bai 
೦೦೮4-೦4-ಡ37-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣೆ ಲ್ಲಾ ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಹೋಳಾಲ - ತುರುವೇಕೆರೆ-ದಬ್ಬೆೇಫಟ್ಟಕ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (1೨.70೦ ರಿಂದ 23.೦೦ ಕಿಮಿ) 200.೦೦ 
05404-08700 wl ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಬಹೃದೇವರಹಳ್ಳ-ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಬುಂದ ರಾ.ಹೆ-19 ಚೀಣ್ಯ ಬಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಯತ್ವಗೊನಹಳ್ಳ, ತೆಂಗಿವಬಾಗ, 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು .ಆನ್ನಾಪುರ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಛಊಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಠ.೮5 ದಿಂದ ಆ.೦೦ ಹಾಗೂ 14.6೦ ರಿಂದ 1೮.೦೦ ಕಿಬೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 2೦೦.೦೦ 
೯ (ಲೋ 79 ಐಎಫ್‌ಎ 2೦16 ದಿ-18.೦3.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಪ್ತೆಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಕಾರಣೆರ, ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸರಃ 
'ಮಂದೇ ಗೇ Kd ಬ $ 3° 
ನಾಗಮಂಡಲ ವಾಣಾಂದಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೦.೦೦ ಅಂದ 3೦೦ $ಬಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹ 
ಸ್ರ ಸ್ತ d 
SO54-04-387-0-01-164 ಮತ್ತು 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ವ; ಸ Hರ ಡನ [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ದೇವಲಾಪುರ - ಮೊರೊಂನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೦.೦೦ ಅಂದ ೮.೦೦ ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2೦೦.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಫಟ್ಟ. ಚಾಮಲಾಪುರ. ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 1೨ ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳ 
ಗಾನಮಂಲಲ ನಾಲು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೊರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 14.೦೦ ರಿಂದ 14.೮೦, ಮತ್ತು 2910 ಅಂದ 29೨.೦ ಕಣಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧ § ks 
—04-387-0-01- 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಕ ತ ಈ ಕಃ ನಡ ಮತ್ತೆ [ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ, ಇಂಡಿಗನಬಿಲೆ-ಈದಲಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೨೦ ಅಂದ 14.5೦ ಕಮಾವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.0೦ 
ರ೦ರ4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂದಗಲ ತಾ. ಅಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಹದಬಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಬುಂದ 'ಅಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲಾಳನಕೆರೆ, ಹಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ನನ ಭಾಲಮಂಣಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ. ೦೦೦ ಅಂದ ಇ.2೮ ಎಮಿಂವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ Gk 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ai ಮತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬ್ರಹ್ಯಡೇವರಹಳ್ಳ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಪಃ ೦1೦ ಅ೦ದ 6.೦೦ ಕಮಾವರೆಗೆ ರ್ತ ಅಭವ್ಯದ್ಧ 70.00 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಪೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-8ರ ಲಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗುಂದಿ, ಬೋಗಾದಿ ಸಂತೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ..7೦ 
ವಾರಮುಂಲ ನಾನಮಾಂಗಲ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ ೮7೦6: ಮೀವರೆದೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಂ 
೦೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಚ್ಟೂರು - ಹೊನ್ನೆವಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ ೦.7೦ ರಿಂದ ೭.18 ಮತ್ತು 2.೨೦ ಲಿಂದ 7.6೦ ಮತ್ತು 8.67 ರಿಂದ 1೪0.73 ಕಮಿಂವರೆಗೆ 
ನಾಗಣಮಂಗಃ 'ಮಂದೇ ಜ್‌ ಷ. kd 3 = 00 
is ನಾಭಮಂಗಲ: ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಂ 
82 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ನ je ತನು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಶಿಬರನಹಳ್ಳಯಂದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4೮8ಲ್ಲ ಾಕೊನಹಳ್ಳಿ ಗಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಃ ೦.೦೦ ರಂದ 14೦ ಆಮಾವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ೨೦.೦೦ 
ರ೦೦4-೦4-837-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕೆ.ಟ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿಂಬಂದ ಕೆಮೃನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲ್ಪಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ: ೦.೦೦ ರಂದ 3.5೦ ಕಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
4ರ ನಾದವ ೫ನಮುಣವಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಬಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧ ಸ 
84 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ iia ಗ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಬೆಟ್ಟೂರು ಹೋಬ, ಎಲೆಕೊಪ್ಪ- ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ-ಕುಂಬಾರಖಾಳ್ಯ- ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ) 3೮೦.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 1ರ೦ಎ ೦೪೦ದ ಚುಂಚನಗಿಲಿ ಮಠಕೆ ಸೇರುವ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 19ರ 72.೦೦ನೇ 
8ರ ನಾಗಮಂಗಲ 'ಮಂಗಃ a . 
ನಾಡಮಂಧಲ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಅಬಾನಿಂದ ಶಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿಲಿ ಜ್ಲೇತ್ರ ಪರುವ ರಸ್ತೆ § ; , 
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ವರ್ಷ 


ಲೆಕ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು 


ವಾಣಿಮಂಗಲ 


[<] 


4 5ರ 


py ೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕೆಮ್ಯವಹಳ್ಳಿಂಂದ ಅಲ್ಪಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಡಬಿಕಟ್ಟೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 8.2೦ ವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಬಂದು ಬಾರಿ 
ವಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಭವೃದ್ಧ) 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಹೊಳಲು - ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ - ನಾಟನವಹಳ್ಳ ರಪ್ತೆ ಪ. ೦.೦೦ ಲಿಂದ 1೦೦ &.ಮೀಾವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಪೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣಿ [ ೨ 
Sed ತರಿ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ತಾ: ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ - ಬಂಡಿಹೊಟೆ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ. ಐ.ಪಿ.ಎಲ್‌. ಕಾರ್ಬಾನೆ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಣೆರೆ ಪೆಂರುವ ದಕರ 
ii ಹಥ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಪ್ತೆ ಪ. 7.೦೦ ರಿಂದ 12.೦೦ &.ಮಿಂವರೆಣೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ i 
ರ೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇೊಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆುಂದ ಅಘಾಲಯಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಮಾರ್ಣ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆಯ ಪ.3.೦೦ ಲಿಂದ 10.701 
ed ಬ 38೦.೦: 
ನೆ. iii ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎ. ಮಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇ 
DO54-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೦.೦೦ ರಿಂದ ೭.೦೦ &.ಮಾವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 100.00 
೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಹೆದ್ಗಡಹಳ್ಳ ಐ.ಪಿ ಎಲ್‌ ಕಾರ್ಬಾನೆ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಿಕ್ನೆಲಿ-ಮಂದಣೆರೆ ಸರುವ! 
ss ತಖಲ ಪಟ ಕೆಆರ್‌.ಸೊಟೆ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಹುಧಾರಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಫ..೮೦ ಅಂದ ಂಂ ಅ.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Nos) 
ಪೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆಂದ ಈೊತ್ಸಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಪಂಡೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ಲಂದ ೮.೦೦ 
A 5೦೮4-೦4-387-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಲ ಸ್‌ ಸ 
೨ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ಸು 'ಕಿ.ಮೀವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಬದಲ ಕಾಮಣಾರಿ ಈೆ.ಅರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆುಂದ ಹೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆೇಬಾಚಹಳ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ೦೦.೦೦ 
ಕತ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.೭.೦೦೦ದ ೮.೦೦ ಹಾಗೂ ೮.4೦ ರಿಂದ ೨.೦೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:2೮7:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿಮಾಂಕ:೦1.೦6.17) 
ಭಟ Sui ಕೆನರ ನಟಿ ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹಳ್ಳ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಮಹೆಬ್ದಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಲಾಣ-ನೋಮನಾಥಪುರ ಬೂಕನಕೆರೆ ಮೊದೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ! Re 
i § ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ (ಪಿಂಗನಹಳ್ಳಂಖಂದ ಜೈನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಪ. ೦.೦೦ ಲಿಂದ 2.೦೦ ಕ.ಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ | 
೮೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮% ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ. ಹೋಮನಹಳ್ಳಿಂಬಂದ ಪುರ, ಅಂಟಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೆಂಪ್ನರ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 1.4೦ &.ಮಿವರೆಣಿ 
೨ರ ಕನಾ ಧರ್‌ ನಲ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ. 2.೦೮ ಲಿಂದ 3.0೦ 8.ಮಿಃವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Rose 
N ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಂದ ಶಿೀಳನೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ [ಮಲ್ಲೊೋನಹಳ್ಳ ದಟ್‌, ಚಟ್ಟಂದೆರೆ ದೆನ್‌, ದುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌] ರಸ್ತೆಯ; 
೨6 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣೆ ನ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 8.೦೦ &.ಮಿಾವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಣವೃದ್ಧಿ 2೦೦.೦೦ 
೮004-04-687-0-01-104 ಜಲ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಪಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿುಂದ ಲಕ್ಸಿೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ದಣಿವರೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ.೦.೦೦ ಲಿಂದ 2.೮೦ 
97 ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ ರಣಿ ಶು ಕಿ.ಮಿಃವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಬದಆ ಕಾಮಗಾಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂಡೆಬಾಚಹಳ್ಳಂಖಂದ ಲಲ್ಸೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಗಡಿವರೆದೆ 200.೦೦ 
ಸ್ನ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ.೦.೦೦ ಲಿಂದ 4.೦೦ &.ಮಾವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:267:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:೦1.೦6.17) 
ರ೦೮4-04-337-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
೨8 ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆಃಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇದೆ ತಾ. ಕಿಕ್ಲೇಲ - ಪಂತೆೊಬಾಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲಸನಹಳ್ಳ, ನಾಗರಫಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಣಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 30೦.೦೦ 
ಎ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ge ಮತ್ತು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ- ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆ ಸೆೊರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪಃ 2.೦೦ ಲಂದ ೮.೦೦ ಅಮಾವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 15೦.೦೦ 
೮೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾ. ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ಟೆುಂದ 'ಬೊಂಡಗಹಳ್ಳಿ. ಸುದ್ದನಹಳ್ಳ, ಕೊಕ್ನರೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಪ್ತೆಣೆ 
i ಶಿೀಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾರಂ೧ನಲ್ಟಣ ಅತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ಲಂದ 18೦ ೬ 2.೭೮ ಲಂದ ೭.7೦ ಕಿಮಾನರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧ ES 
SON ALORLEUTLS EE ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ.ಊ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಬಂದ ಟ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಆಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ4.8೦ ಲಿಂದ 6.9೦ 
[el] ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣೆ ಇ ನುತ್ತು [ಮಾ ಮತ್ತು 7.12 ಲಂದ 7.4೦ ಕಿಮಿೀವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 424 ಐಎಫ್‌ಎ 2೦1ರ ದಿ-16.0316 1ರ೦.೦೦ 
ಇ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
ರ೦54-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾರೆಟಕುರವಿಂದ ಹೊಪಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಪರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೭.೭೦ ಕಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
WR | BHO ಪ್ರೀರರಿಬಿನಲ್ಟಣ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಠಾಮಗಾಲಿ (ಲೊ ೦9 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-17,೦316 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೊಂದನೆ) ಸಂ 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಇ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಖುಂದ ಉರಮಾರಕಸಲದೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಃ೮.6೦ ಅ೦ದ 7.೦೦ ಕಬಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ! 
ಗಂಗ; ರಂಗಪ! A 
103 ಶ್ರಿೀಸಂಗಪಣ್ಟಣ ತೀರಂಗಸಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲಳ ೦9 ಐಎಫ್‌ಎ 2೦16 ದಿ-7.೦316 ಷರತ್ತಿಗೊಳನಟ್ಟಂತೆ ಅನುನೊಂದನೆ) ಧಾ 


3 Years works details-Mandya division-2016-17 to 18-19-LAQ-1109(1406) 


Page7 


ವರ್ಷ 
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ನಿರ್ಮಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು 


Kc] 


pt 


ರ೦ರ4-೦4-ಡತ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಶ್ರೀರಂಗ: ಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿುಂದ ತೂಟವಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಪಃ7.೦೦ ಅಂದ 8.೦೦ ಹಾಗೂ 8.6೦ ಲಿಂದ 10.೦೦ ಕಬೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ ಫರಿಕಿರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಣಗಾಲಿ (ಲೋಇು ೦೨ ಐಎಫ್‌ಎ 2೦15 ದಿ-17.0316 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅಮುಮೊಂದನೆ) 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ಅ.ಎ೦ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟ.ಎಂ ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ-ಯಆಯೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪರುವ ರಪ್ತೆ ಸಃ ೦.೦೦ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಲಿಂದ 4.8೦ &.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಅಂ. ಮೊಡ್ಡ ರೂ.2೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬದಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅ.ಎಂ ರಸ್ತೆಬಂದ ಅ.ಎಂ' wo 
w ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಡಿಯಾಲ-ಯಯೂರು ವೃತಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸಃ 3.೮೦ ಲಿಂದ 4.6೦, 6.55ರ ರಿಂದ 6.೨೦ ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 
712 ಅಂದ 7.5೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ (ಲೋಇ:೭೮ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ವಿವಾ೦ಕ:೦1.೦8.17) 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ 3 ರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಬದಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯಬಿಂದ ಬಪವನಪುರ-ಮುಂಡುಗದೊರೆ-ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಚೂರು-ಮೈಸುರು। ಇರಿರರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪ; 9.2೦ ಅಂದ 10.೦೦ &.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಲೊಇ:2೮ರಃಐಎಫ್‌ಎ:೭೦17:ದಿವಾಂಕ:೦1.೦8.17) 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯುಂದ ಬಚ್ಛೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರಿ ಹುಚ್ಚುರಾಯ ದೇ: ಕ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಲ್ತಪುವ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ದಿ (ಬ೦ದು ಬಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
SSH ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಬದಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಂಜವಕೆರೆಂಬಂದ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಗವಾಡಿ, 'ಚಿಕ್ನಹಾರೊಂಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳ, pr 
ರ್ಯ KN ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆರೆಮೆಂಗಲಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಪ:3.2೮ ಲಲದ ಇ.೨೦ ಕಿ.ಮೀ (ತಡಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಸ:೮.5೦ ರಿಂದ ೮.೨೦ &.ಬುಂ (ಚಿಕ್ನಹಾರೊಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ। 3 
ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು 7.5೦ ಬಂದ 7.9೦ (ಐನ್ಗೆಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿ) &.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ. (ಲೋಇ:2೮ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:೦1.೦8.17) 
[ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ಅರಕೆರೆಂಖಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಪ್ತೆಣೆ ಸೆೇರುವ ರಪ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ) ಪಃ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೦.೨೦ ಹಾಗೂ 
ಶಿೀರಂಗಪಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |3೦ ರಿಂದ 17ರ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬದಆ ಕಾಮಗಾಲ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಬುಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೆಂರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆರರರ 
ಚ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ ಪಃ ೭28 ರಿಂದ 2೭88 ಹಾಗೂ 6೨೦ ರಿಂದ 8೨೦ &ಮಬಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
(ಲೋ:೭೮೮:ಐಎಫ್‌ಎ:೭೦17:ದಿವಾಂಕ:01.೦8.17) 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗೀಲಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಾಂಪುರ, ಅರ್ತಿಹುಕ್ನಡ ಸಃ 
50ರ4-04-887-0-01-104 ug 4.3೦ ಲಿಂದ 6.0೦ ಮತ್ತು 6.60 ಲಿಂದ 8.೮೦ &.ಮೀವರೆಣಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. .ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಂಖಂದ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ್ಸು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ -— 'ಚನ್ನರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೆಂದಗಿಲಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಾಂಪುರ, ಅರ್ತಿಹುತ್ನಡ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ 15೦ ಲಿಂದ ಎ೮೦ 2500೦೦ 
ಮತ್ತು 9.4೦ ರಿಂದ 10.2೮, 10.75 ಲಂದ 1.4೦, 1.76 ರಿಂದ 12.೦೦ ಮತ್ತು ಪಃ೨.775 ರಿಂದ 13.0೦ ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋ:೭5ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:೭೦17:ಬಿವಾ೦ಕ:೦1.೦8.17) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಪಿ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಬಲಮುರಿ ಫಾಲ್ಡ್‌ ವರೆಣೆ ಪ: 2.೭೦ ಲಿಂದ 4.೮೦ ಜ.ಮಿಂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25೦.೦೦ 
-04-337-0-01-104 ಆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ವ್ಯುಪೂರು ಶೊತ್ತತಿ ರಸ್ತೆುಂದ ಕಾಳಪಿದ್ಧಿವ ಹುಂಡಿ ಹಂಪಾಪುರ ಪ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 2.೦೦ ಪ.ಬೂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ರಣೆ [ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆುಂದ ಕಾಆನಿದ್ಧನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಂಪಾಪುರಕ್ಷೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ! 15೦.೦೦ 
ನ್‌ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ 2.65ರ &.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಛವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ) (ಲೊೋಇ:2೮ರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಕ:೦1.೦8.17) 
ರರ ೦4-87-0 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಬಂದ ಎಂ.ಟ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗಾಲು ಮಹದೇವಪುರ, ದರಳ್ಳಿ ಪಃ 10.೦೦ ಲಿಂದ 1೮.೦೦ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರ: id R ಸು ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಬದಆ ಕಾಮಗಾಲಿ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆುಂದ ಎಂ.ಆ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗಾಲು 370.೦೦ 
ಪ್ರೆ ಮಹದೇವಪುರ, 'ದರಳ್ಟಿ ಪಃ 4.63 ಲಿಂದ ಆ.63 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಮಗಾಲಿ (ಲೋಇ:೭೮೮:ಐಎಫ್‌ಎ:2೦17:ದಿವಾಂಹ:೦1.೦8.17). 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದೌಡಹಳ್ಳುಂದ 'ಜಕ್ನ್ಕನಹಳ್ಳದೆ ಸೆರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ3.೦೦ ಲಿಂದ 4.೮೦ ಕಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 2೦೨ 
£ರಂಗಪಃ 'ರಂಗಪಃ ವ ಗ oR 2೦೦.೦೦ 
ಶೀಸಂಗಸಳ್ಲಣ ತರಂಗಫಲ್ಲತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಐಎಫ್‌ಎ 2೦16 ವಿ-911೭16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೊಂದನೆ). 
By ಈ 5೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿೀಪುರ ರಪ್ತೆಖಂದ ಆಆಕೆರೆ-ತಲಿಂಕೆರೆ (ಅ.ಆ-೪.ಟ8) ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ 1.5೦ ಲಿಂದ 13.೦೦ ಹಾಗೂ 29.೮೦ Wao 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲಿಂದ ೦.7೦ ಕ.ಮಾವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
'ಲುಹೋಟೆ — K 4 . 
ಮೆಚ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ ತೆಂಡೇತೆರೆ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ ೦.8೮ ಲಂದ 2.೮೦ ಹಾಗೂ 13.5೦ ರಿಂದ 16.5೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 29೮೦೦ 
5೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಕೆರೆಹೊಣ್ಲೂರು- ಮೇಲುಕೊಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ 7.೦೦ ಲಿಂದ 10.೦೦ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 20೦.೦೦ 
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1 2 s 
ತ.ಪಂ 2) ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬನಘಟ್ಟ-ಮಹದೊಪ್ಪರಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ 3.೮೨ ಲಂದ 61೦ ಕಿಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 13೦.೦೦ ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂ ೮) ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ-ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೆಂಟಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ; 

7 ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೊಟೆ ರಂರ4-೦4-337-೦-೦-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ವ್ರಕುರುಳದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ:೭೮೦ ಲಂದ ೮.4೦ &.ಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 15೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಬದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಇತೆರೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ ಬಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ-ಚಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ-ಬೆೇಟಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಚನಕುರುಆಗೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ:2.೦೦ ಲಿಂದ ೮.4೦ 

ಿ.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೭8೦.೦೦ ಲಶ್ನ (ಲೋಇ:೭೮ರರ:ಐಎಫ್‌ಎ:2೭೦17:ದಿವಾಂಕ:೦1೦6.17) 

ve ಪಾಂಡವಖುರ ಮೇಲುಕೊಟೆ ರ೦೮4-೦4-೨37- ೦-೦೦4 ಆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಡವಮುರ ತಾ. ರಾಗಿಮುದ್ದವಹಳ್ಳಿಂುಂದ ಬನ್ನಂಗಾಡಿಗೆ ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ: ೦.೦೦ ಲಂದ 2.೮೦ ಅಮಿಃವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 

to ಪಾಂಡವಪುರ ಮೇಲುಕೊಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪಾಂಡವಪುರ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಉಕ್ನಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ದಿ 

4 .೦. ದೆ 1. -ಮೀವರೆಣೆ ಟೇ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕೇ 
ಮ -04-337-0-೦1-1೮4 ಜಲಾ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿವಕುರಆ-ಬೂಕಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಪ.೦.೦೦ ವಿಂದ 1೦೦&.ಮಿಂ; ಆಯ್ದಭಾಗಗ' ಇ ಲಟ್ಯನಿಂಗ್‌ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಬ್‌ 


ವಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಇತರೆ ರಣ್ತೆ (ಪಂ:ಲೋ.ಇ:೨೦:ಐ.ಎಫ್‌.ಎ:2೦1೨ (ಈ ಕಛೇರಿ) ವಿ:26-04-2೦19) 
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26875.೦೦ 
ou ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳ - ಆಆದೆೇರಲು(ಎಂ.ಎನ್‌.ಈ.೦೨) ರಸ್ತೆಯ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯ ಫಪಃ೦.೦೦ ಲಂದ ೭.೦೦ ಕಾರರರ 
) ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಪ.ಮಿಂವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಮುರ) ಇ.ನಂ. 81604 £ 
4 ರ೦ರ4-೦4-37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ॥ ಕಲಾರ ದ್ರಾಮದಿಂದ ನಿದ್ದೆೇಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನಗಳ್ಳಮಠ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯವರಿಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Sbuot 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ) 88887 
ಮಣ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಡಾ॥ ಮಂಡ್ಯ- ವಮಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಟ.ಹೊಸೂರು ಕಾಲೊನಿುಂದ ಹುಆವಾನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- ಅಜರಂರಿ' 
p ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 84 ಕ್ಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ ಬಿಂದ 3.5೦ ಕಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಇ.ನಂ. ರಣಂ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಮದ್ದೂರು ತಾ; ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 1೦೦ ಅಂದ 3.೦೦ &ಬಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರಿರ ಸಣ ಕ್ಷೇತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಇ.ವಂ. 8೦೦೭6 4 ಸಲಲ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ರಃ 
ಶ್ರೀ ಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಲೇತ್ರ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂಡ್ಯ ಡಾ! ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ ಇ.ನಂ. 8೨೦೦೦ 70.00 
ಘೂ ಟಿ DOS4-04-387-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡರಗಆ ರಪ್ತೆ 1ನೇ ಅ.ಖುೂ ರಸ್ತೆುಂದ ಶಿವಳ್ಳ ಹಾಡ್ಯ ಹುಳ್ಲೇವಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರುವ ರಸ್ತ pr 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 7.5೦ ಪಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇ.ನಂ. 89೦೦8 
ಘೆ ಈ ೦೦೮4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ॥ ಅ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆಯುಂದ ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಂಡಪನಹಳ್ಳ, ಚಂದಗಾಲು ರಸ್ತೆ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೮.60! ಡಿ; 
ಲಕ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೨.ಬೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾಲ ಅಭವೃದ್ಧ) ಇ.ನಂ. 1401 ii 
i 4 DOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಜವನಹಳ್ಳಿ ದೊಟ್‌ನಿಂದ 'ಜ.ಮಲ್ಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಮಹುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಲ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ) ಆರಿಸಿ: 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇ.ನಂ. 8೨1೦8 
kk ರ೦S54-04-337-0-0-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಕೆ.ಜ. ರಪ್ತೆಬಂದ ಈುದುರೆದುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಾವಣಿ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ, ಬಪವನಪುರ, ದೆಜ್ಜಲದೆರೆ, ವಳಣೆರೆಹಳ್ಳ ಈನರ 
2 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಮತ್ತು ದೆಜ್ಜಲಣೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಪ: 6.8೦ ವಿಂದ 10.80೦ ಕ&.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 6೮483 
ಈ ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ॥ ಊ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆಂಖಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬೆಪಗರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಣಸಾಲೆ, 'ಚೊಟ್ಟವಹಳ್ಳ, ಗೊೋಳೂರು, ಅದರಣೋಟೆ pi 
& ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೆೇಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ೦.೦೦ ರಿಂದ 176 &.ಮಾವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 81262 
5೦೦4-04-387-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂುಂದ ಪಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಪಗರಹಳ್ಟ ಮಹರ್ನವಲಾಮಿದೊಡ್ಡಿ ಮರಳಗ, ಶುಂಟನಹಳ್ಳಿ, ರೀಆಘಟ್ಟ, ನಂಬಿಬಪವೇಪ್ವರ। 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣೆ - ದೆವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಣೆರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲವಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ರ ಹೊರಟೆಗೆರೆ ಬಾವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-3) ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪ. 46೦ ರಿಂದ 1260 ೮೦೦.೦೦ 
ಸ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 
6ಂರ4-೦4-ಆರಿ7-೦-೦೪-೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-೧೦೨ ಲಿಂದ ಶಿರಮಚ್ಛ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ. ಹಂದ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲುಣಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ 3.2೦ ಲಂದ 3.60೦ 
ಸು 'ಅ-ಮಿಂವರೆಣೆ (ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಏಲಿ) ಮತ್ತು ಪ 5.೦೦ ಅಲಂದ ೮.31 &.ಬೀವರೆಗೆ (ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ; 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾಲಿ. ಇ.ವಂ. 8187 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಾ. ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಪೋಸಲೆ-ಶಿವವಪಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೮6.3೦ ರಿಂದ ೮6.೮೮ &.ಮೀವರೆದೆ (ಅ.ಜ.ಪುರ ಕೆರೆ ಏಲ) ಮತ್ತು ಪ. 6.87 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಲಿಂದ 62.42 &.ಬವರೆಗೆ (ಬೆಳಕವಾಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ವಂ. 8187 
9004-04-337-0-01-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ನ ರ Ki le sag ಸಂತಿ ಧಾ ಶುತ್ಛೇದಾಲಿ ಸಾ ನಡಕಲಪುರ, ಧನಗೂರು, ಬ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಎಸ್‌ ಸ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ Jee ಸರಪಟ .4೦ ಲಿಂದ 4.೦೭ರ ಕಮೀ (ಅಂ: '್ಛ ಎಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವ! ಕಾಮಗಾಲಿ. ಇ. 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾಲ-2೦9 ಲಿಂದ ಮತ್ತಿತಾಟೇಪ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-33 ಮ್ಹ ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ 4.40 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ 4.556 &.ಬಮಿಂವರೆಗೆ (ಹಂದೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಏಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. ಇ.ವಂ. 187 2೦8.೦೦ 
SO54-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಚವಳ್ಳಿ-ಅ.ಜಿ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಟ 7.5೮ರ ಲಂದ 7.68 &ಮಾ ಮತ್ತು ಪರಪಆ ೨.೦೮ ಲಿಂದ ೨೫ &.ಮಾ ವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಚವಡಿುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8187 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾದಿ-೭೦೨ ಅಂದ ದೌಡಣೆರೆ, ಕೆಂಬೂತಣೆರೆ, ಜೋಗಿಪುರ, ಅಗಪಸನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹುಪ್ಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.9೦ 
ರಿಂದ ೮.೦೦ &.ಬಿ೫ವರೆಣೆ (ಕೆಂಬೂಡದೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಪ. 6.5೦ ಲಿಂದ 6.5೮5೮ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಜೋಗಿಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ, ಇ.ನಂ. 81ಡ7 


ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


೮. ಪಂ. ತಾಲ್ಲೂಹು ವರ್ಷ ಲೆಶ್ಚ ಶಿೀರ್ಜಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲ್ಲಗಳಲ್ಲ 
1 2 3 4 5 [2 
ಈಳವ ಮಳವ! ರ೦ರ4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ-ಪೂರಿಗಾಆ ರಸ್ತೆಯ ಫರಪಳ 12.1೦ ಲಿಂದ 12.48ರ &.ಮೀವರೆಗೆ (ಮಲ್ಲನಾಥಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ 
ಈ ಮಳವಳ್ಳಿ ೪ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನಂ. 8187 
ಎ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ರ೦ರ4-೦4-387-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಚ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರನ್ತೆಯ ಸ. 43.8೦ ಲಿಂದ 43.92, ರರ.೭೦ ಲಂದ ರರ.3ರ ಮತ್ತು ೮9.೦೦ ರಿಂದ 6೦.20 &.ಮಿಃವರೆಗೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. ಇ.ನಂ. 887 
NR ಮಳನಳ್ಳ ಮರವಳ್ಳ ರ೦ರ4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 'ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಂಉಂದ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ. ದೊಡ್ಡಭೂವಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾದಿ ರಾಮೊಗೌಡನಪುರಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ WIG 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ,ಮು.ರ) ಇ.ನಂ. 81082 
et ಮಳವಳ್ಳ n ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦೦ ರಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳ. ಮಂಚನಾಪುರ, ಕೋನನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಲಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ! gTai6 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ಟೆ ಆಭವೃದ್ಧಿ ಶಾಮದಗಾಲಿ. (ಜ.ಮು.ರ) ಇ.ವಂ. ಆ!ಂ83 
22 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ Wid Wig ತು |ನಾಗಮಂಗಲ'ಡಾ; ಉಂಡಿಗವವಿಟೆ - ಹೊನ್ನಾವರ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಪ. ೦.೦೦ ಅಂದ ೮.೭೦ &.ಮಿಂವರೆಗೆ) 2೦೦.೦೦ 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂದಗಲ ಡಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 15೦-ಎ ಅಂದ ಬಚ್ಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಹುರಆಗಂಗನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡವಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 
ತತ ವಾದಮನಿದಲ ಭಾನಮಂರಂ ಇಡರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೦.೦೦ ಲಂದ 4.೦೦ ಎಮಿವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭನೈದ್ದ ಇಸಿಲ 
24 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ Meee Soar ನಡ ನತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಾಟೆಕಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಲ 1೦.2೮ ರಂದ 143೦ &.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇನಂ. 70604 4೮೦.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-387-೦-೦1-1ರ4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
೦೮ ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಪ್ರವಣಬೆಚಗೊಳ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಳ 14.7೮ ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇ.ನಂ. 7968ರ 45೦.೦೦ 
26 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ Ss ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಚಗೊಚ ರಸ್ತೆಯ ಪ. 19.6೦ ಲಂದ 22.4೦ &.ಮಿಂವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನಂ. 70686 2೦೦.೦೦ 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
27 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲರುವ ಪ್ರಪಿದ್ಧ ಸೌಮ್ಯಕೆಶವಸ್ಥಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಎಡ ಹ& ಬಲ ಭಾಗದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5೦.೦೦ 
ರ004-04-387-0-01-154 ಜಲಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆುಂದ ಹೊನ್ನೆಂವಹಳ್ಳಿ ಊಚನಹಳ್ಳ, ಅಕ್ಯಮಂಚನಹಳ್ಳ, ಹಿರಳಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಶಿಃಳನೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 12೦ 
28 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸು ಲಂದ 180೦, 3.3ರ ಲಂದ 4.8೦, 4.95 ರಿಂದ ೮.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 'ಮುರಕನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂನಿಂದ ಜಕ್ನನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶಿಃಳನೆರೆಣೆ ಸೇರುವ! 32ರ.೦೦ 
ee ರಸ್ತೆಯ ಪೆ. ೦.೦೦ ಲಿಂದ 3.೨೦ &.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವ, ೈದ್ದಿ ಕಾಮದಾಲ. ಇ.ನಂ. 83 
Sends ಕೆನರಾ ಖಾವಿ; ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೂಟೆ -ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಖುಂದ ಬೊಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ಚನ್ಮಾಪುರ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಚೌಡಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ses 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.0೮ ರಿಂದ 7.೦೦ ಮತ್ತು 7.30 ರಿಂದ 'ರ.45 &.ಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8284 
#6 ತಡನಹಾಟಿ ಕರಟ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೊಬಳ, ಹುರುಬರ ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜೈನ ಬಪದಿಯವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) Wha 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇ.ನಂ. 8!068 
at ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ Mie ನತು [ರಂಗರಟ್ಟಣ ತಾ. ನೆಂರಳೆಕರೆಬಂದ ಕಾಲ್ದೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರಮೇಗಲ ಹೊಪ್ಪಲಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧ) 240.೦೦ 1 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಪಲ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ! 
Ge ಶಿರಂಗಸಟ್ಟಣ ಪ್ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ) i id | 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ಸಹಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಣೆ ಪರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ: ೦.೦೦ ಲಿಂದ 29೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ಪೆ 
ke] ಂಗಪಃ 'ಪಃ ಇ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರಿರಂಗಸಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 70686 ನ 
ರ೦೮4-೦4-ಡಡ7-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನನಕೆರೆಬುಂದ ಟ.ಎಂ ಹೊಸೂರು - ಆಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಣಿ ಸೇರುವ ದ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಸರಪಳ: ೦.೦೦ ಕ.ಮೀಾ ಲಿಂದ 2೭2೦ 
38 ಕ್ರರಂಬನಟ್ಟಡ ಸರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ $.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತು) 9೦0೪ 
ರಂರ4-೦4-ಡ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. 'ಚಿನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಲಖುಂದ ೂಜನಕೆರೆಣೆ (ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ, ಟ.ಎಲ.ಹೊಪೂರು, 'ಚನ್ನುಕೆರೆ, 'ಇಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಗಸ ರಂಗ; kd . 
33 ಶ್ಲಿರಂ ್ಪಣ 2 'ಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಪ: ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೩.೦೦, ೮.68 ಲಂದ 6.೦೦ ಹಾಗೂ 12.೦೦ ಅಂಜ 12.5೦ ಕ.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ, ಇ.ವಂ. 79691 ಘಾ 
ರ೦S4-04-337-0-01- ಮತ್ತು 
6 ಶಿಶಂಗಸಟ್ಟಣ ಕಿತರಂಗಪಟ್ಟಣ ನೆ ಮತ್ತೆ | ರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ದೌಡಹಳ್ಳ-ಬನ್ನವಹಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ; ೦.೦೦ ರಂದ 3೦೦ 8ಮಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನಂ. 79704 
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ಶ್ರರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆುಂದ ಊರಮಾರಕಸಲಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆ ಸೆೊರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸಪ:6.8ರ ದಿಂದ ೨.8೮ 


300.00 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 11.೦೦ ರಿಂದ 12.೦೦ ಕಮಿೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಮುರ) ಇ.ನಂ. 80417 
ಶಿರ: " ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಂಜನಕೆರೆಬುಂದ ತಡಗವಾಡಿ, 'ಚಿಕ್ಕಹರೊಂಹಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇರಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ದಾಮನಹಳ್ಳದೆ ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ! 
K ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪರಪಳ 3.6೦ ರಿಂದ 3.೨೦ ಕ.ಮಿಂ ಹಾಗೂ 12.೦೦ ರಂದ 12.3೦ &.ಬಮಿಃ ವರೆಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಖ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನೆಂ. 8॥44 
ಶಿರ | ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ಮೈಸಪೂರು-ಮಹದೊವಪುರ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಚಕ್ನಂಕವಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುರಆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ 
"4 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ 4.೦೦ ಅಂದ 4.3೦ &.ಮಿ'ವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ವಂ. 8144 
ಶಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾರೆೊಕುರಬಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಪ್‌ ಹೌಖ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ ೦.೨೦ ಲಿಂದ 1.3೦ &.ಮಿಂವರೆಗೆ ಕ್ರಾ ಶ್‌ 
Kk ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನಂ. 8144 
ಶಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦ಿರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಠಾ. ಅರಕೆರೆಂಯಂದೆ ಬಳ್ಟೇಕೆರೆ. ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 1೦೦ ಲಂದ 21ರ, 2.6೮ 
್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 2.೨೦ ಹಾಗೂ 4.6೦ ಲಿಂದ 4.೨೦ &.ಮಿಂವರೆಣೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. ಬ.ನಂ. 8144 299೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-887-0-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಖಂದ ನರುವಿನಹಳ್ಳಿ. ಚಂದಗಾಲು, ಮೆಂಚಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ 
ಶಿ್ರರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ ೦.೮೦ ಲಂದ ೦.6೦, 1ರ೦ ರಿಂದ 160೦, 6.೦೦ ರಿಂದ 6.೮೦, 7.೦೦ ರಿಂದ 7.30, 10.60 ಲಂದ 10.7೦, 16.೦೦ ರಂದ 16.2೦ 
ಮತ್ತು 21.೦೦ ರಿಂದ 21.3೦ &.ಮೀವರೆಣಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8144 
Sedona ರ೦೮4-೦4-337-೦-0೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ 18೦ ರಿಂದ ೧.೦೦ &.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಎಟ. ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 'ಇ.ನಂ. 8144 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಚೂರು-ನೀಲಗಿಲಿ ರಸ್ತೆಖಂದ ಊರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಳ 3.60 ಅಂದ 13.8೮ 
ಶಿಶರಂಗಪಟ್ಟಣ 43 4 ಜು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿಾವರೆಗೆ ಕ್ರಾ ಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಟವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ವಂ. 8144 
ಶ್ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೆವಪುರದಿಂದ ಚನ್ಸಹಳ್ಳ, ಅಲೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಎರೆಕುಂಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಫರಪಆ 8.೦೦ ಲಂದ ೨.೦೦ 
3 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅ.ಮಿಂವರೆಣೆ ಕ್ರ್ಯಾಲ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ವಂ. 8144 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಪಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕಳಸ್ವವಾಡಿ ರಪ್ತೆಯ ಫಃ೦.೦೦ ಲಂದ ೦.೦4 ಮತ್ತು ೦.7೦ ಲಿಂದ 2.5೦ ಅ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇ.ವಂ. ಣ!೭೭6 190.00 
ಘೋ ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ.ಬೆಳ್ಳಾಲೆುಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಹಳಲೊಜಂಡು - ಅತ್ತಿರಾವಹಳ್ಳಿ - ಸುಂಕಾಹೊಣ್ಣೂರು ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಬಿವಕುಪೆ ತಕರ 
i ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಶಂಭುದಿನಹಳ್ಟ ರನ್ನೆಗೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಇನಂ-೨೦24 | 
ಟಿ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಬೇವಿನಕುಖ್ಪೆ ಶಂಭುವಿವಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೇವಿವಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೇರುವ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ ಇ.ವಂ ಹಕ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 76633 
ಮಃ ಟಿ ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಅ.ಟ.ಊ.ಟ ರಪ್ತೆಖಂದ ಡಾಮಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಛವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Wi 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಇ.ನಂ-88ಗರ 
ಮೊ ಟಿ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ - ಗೆರುಡಾಪುರಲಯುಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ — ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಟ್ಟವಹಳ್ಳದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಈರಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ-76639 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಹು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ 2.4೦ ಲಿಂದ 10.85ರ ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಅಂಕರಣ 
೨ಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳ 1೦.8೮ ಲಂದ 15೦ ೬.ಮಿಂ. ವರೆಗೆ ಲಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಲ್ಲೂಹು ಕಿೀಲಾರ ದ್ರಾಮದ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸ್ಕಾರಕಕ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇರರಿರಿ 
WG ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಂಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಪುವುದು] 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಬುಂದ ಜ. 'ದುಂಡಿಪಟ್ಟಣ, ಹುಅವಾವ, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಹೊಮ್ನಾಯ್ದವಹಳ್ಳಿ, ಲಾರ, ದೊಡ್ಡ-ಬಾಣನಪವಾಡಿ , 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 6 a Ky & 
ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಚಿತ್ತಬಾಣಸವಾಡಿ , ಹೊಡಾಫಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಇ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಲುಂದ ಎಂ.ಜೆ.ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 10.೦೦ ರಿಂದ 14.60 495.೦೦ 


ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಂುಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊರುವ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
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ತ =) ವರ್ಷ ಲೆಕ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
N , ಕಚ್ಚಿದೆರೆ. ಹನಕೆರೆ, ಗೌಡದೆರೆ, 
9004 -04-337-0-01-104 weg ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರಿನಿವಾಪಪುರ ದೆಂಬ್‌ನಿಂದ ಸಾತನೂರು. ಹೊಮ್ಮೆಂರಹಳ್ಳ, ಉಮೃಡಹಳ್ಟಿ, ತುಂಬಕೆರೆ, ಕಚ್ಚಿ! ವಿ ವಃ ಮತ್ತು A 
4 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸು ಹುಚ್ಚಲದೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಅಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 6.6೦ ಲಿಂದ ಅ.2೦ ಕಿ.ಮೀ. ಪರ 12.2೮ 6೮.೦೦ 
[ಲಂದ 13.8 ಮತ್ತು ಸರ 14.23 ಲಿಂದ 18.೦ರ &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| ಮಂಚ M ರ೦ರ4-೦4-ಇ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌:ಹೆಟ್‌.48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಮ ನಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಟನಾಯ್ದನಹಳ್ಟಣೆ ಸೇರುವ ಸಹನ 
| [) ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಪರ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೮.೦೦ ಕ&.ಮೀ ಮತ್ತು ಪರ 7.12 ಲಿಂದ 8.೮ರ ಕ.ಮಾ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
—04- -0- 'ಮಂಡ್ಯ '-ಅಆದೇಗಲು ೇಯ ರಸ್ತೆಯ 2 ಲಂದ 7.9೦ &ಮೀ. ವರೆಣೆ 
& ಮಂಚ್ಯ 1 ರಂ೮4- ದ '೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಹು ಮಾರದೌಡನಹಳ್ಟಿ-ಜಳ: ರಸ್ತ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ಸ್ತ ಪರ ೮.೭9 ಈ. ರಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ] seen 
ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ Wee ಮತ್ತು [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.4೮ - ದುದ್ದ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 33.5೦ ಅಂದ 428೦ ೨.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 45೦.೦೦ 
EF ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಂಡ್ಯ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಮಂಡ್ಯ-ವಾರಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 2೮ನೆ ೬ಮಿಃ ನಿಂದ ನರಗಲು, ಮುಖಾಂತರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.- 48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ೮ನೇ ಇರರ ನಿರ 
ಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ &.ಮೀ. ನಲ್ಲ ಪೊರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 4.೦೦ ಅ.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ ; 
ಮಾಷ ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಬುಂದ - ಹೊಳಲು ಸೇರುವ ರಪ್ತೆುಂದ ತಂಡಪವಹಳ್ಳಿದೆ ಹೊದುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಠಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಆರರ 
Kk ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆುಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ನಿ.ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಂಖುಂದ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ, ಹಳೇಬೂದನಮೂರು ಮತ್ತು 'ಬೆಳ್ಳುಂಡಣಿರೆ ಮೂಖಾಂತರ; ಂಅ 
‘ ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮಂಡ್ಯ - ಕೀಲಾರ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸಪರ ಅ.6೦ ಲಂದ 12.೦೦ &.ಮೀ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ 
ii ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂತು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಚನ್ನಂಕೇಗಣೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹೊನಗಹನಹಳ್ಳ ಮಠ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಆರರ; 
il # ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
IE ESM 
§ ks | 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಜವನೇಗೌಡನಬೊಡ್ಡಿಯ ಜೆ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮನೆಯುಂದ ಕೆ.ಕೆ.ವಾಗರಾಜು ಸೈಟ್‌ ವರೆಣೆ, ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಬೇವಿನತಾಆಆಂಗೇಪ್ವರ' 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ದೆಂವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲವಾನದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅ.ಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಹಳೆಬೂದನೂರು ಪಶು ಆಪ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ. 
ಈ ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ತೊಮೈಂರಹಳ್ಳಿಂುಂದ ಪೆ.ಎಲ್‌:ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆಂಬಂದ ರಬೀಶ್‌ ಮನೆ ವರಣೆ ಹಾಗೂ ಶೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಇರಲ 
ಕೆ.ಎಂ.ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಜೆಚ್‌.ಹೊಡಿಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ij ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೪೦೦೦ 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ ದುಡಿಗೇವಹಳ್ಳ ಮತ್ತು 'ಚಾಶನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ತಂಗಳಣೆರೆ ಬೊರೆಬುಂದ ಬೇ ಹತ್ತಿರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 
ಹಛ್ಲೇಣೆರೆ - ಹುಳ್ಳಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಚಂದಗಾಲು - ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ತಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮಾರು 1.5೦ &.ಮಿಂ. ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೆಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಜ್ಜ 
ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
16 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಿಣಿಂಂದ ರಾಃ 9೮.೦೦ 
i ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಂದ ಏಳೂಮಾರಮ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್‌.ಕೊಡಿಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ನಸ್ಯ ಮಂಕ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಏಳೂಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್‌. ಮಲ್ಲದೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
18 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸು! 300.0೦ 
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ಲೆಕ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಪ್ಯಗ'ಆಣ್ಲ 


4 


6 


BOS4-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಪಪುರ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಕನ್ನಲಗೆ ಹೊಗುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ 9.೦೦ ಕ&.ಮೀನಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ie 
ed ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ಶಿಂರಂಗಪಟಣ ರ೦54-೦4-337-0೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಜೊತ್ತತ್ತಿ, 'ಬೊವಿವಹಟ್ಟ. ಇಂಡುವಾಳು, ಯಟಯೂರು ಮತ್ತು ಹೂಟನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನರಕ 
u ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
5004-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರ! Se ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ತೂಜನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 70.00 
O004-04-337-0-01-154 ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲ, ಪೂವಗಹಳ್ಳ, ಬೇಲೂರು, ಕಮ್ಮ 'ನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ ಕಾರಪವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿ: ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಲ್ಲಾ Q ಲ "4 ನಾಯಕನಹಳ್ಳ, ಪುರ ಮತ್ತು ಪ್ರೆ ಮತ್ತು 9೮೦೦ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಚರಂ&ಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮದಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
BO04-04-337-0-01-154 ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ವೆ ಗೆರೆ - &ರಂಗದೂರು ಸರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೆ, ಹಾಗೂ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ( ಣ ರಪ್ರೆ - 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡುಂ pe ಸ್ಟ್‌ ಡೈನ್‌ ಸ್ತ ದ್ಧಿ ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 10೮.೦೦ 
_ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು] 
Sudociaiun ರ೦ರ4-೦4-637-0-೦1-1೮4 ಚಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಬನ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಸ್‌.ಡಿ. ಜಯರಾಮ್‌ ರವರ ಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೆವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ Se 
ಇ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಹೆಃ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಅಭವೃಬ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ( ಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಹೋಪಯೊಗಿ ಇಲಾಬೆಯುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃಬಿಪಡಿಸುವುದು] 
ೈತ್ವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 'ಗ್ರಾಮಿಃಣನಸ್ತೆ ಸದ: 
ಶೀರಂಗೆಸಟಣ DO54-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಂಬುಂದ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಆ ೦.೦೦ ರಿಂದ ಡ.೦೦ &.ಮಾ. ವರೆಗೆ! iis 
" ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃಬ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಬಿಂಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಬಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವುದು]. 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂತು ಲೋಕಸರ ಭಮುದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಹವಾಡಿ ಯೆ ಸೇರುವ ರೆಯ ಪರಪಆ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ಡ೦೦ ಕಬ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ jéoiot 
Kk ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆುಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. § 
5054-04-337-0-01- ಮತ್ತು 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ pi ಕ ಮ ನಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಮೊತ್ತಹಳ್ಟ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ 6.೦೦ ಅಂದ ಅ.೦ &.ಬುಂ. ನರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 
EE SOS54-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೊ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 'ರಪ್ತೆ 14ನೇ ಕಮೀ ಅಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ 5೦೦ ಸಆಕ'ಕರ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 1.೦೦ ಕಮ ವರೆಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. (ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ) 
ಟಿ ರ೦೮4-೦4-ಡ37-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ದುದ್ದ ಹೊ: ಮಂಚ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆ 7ನೇ ಮಿ. ಉಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆ ೦ನೆ ಕಮೀ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯುಃ PO 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಪ್ತೆ ಪಃ೦.5೦ ಬಂದ 18.5೦ ಕಬಿ ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಂದಗಾಲುಂಬಂದ 'ಳುಗೂಲ-ಮಾಲಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ -ಚಿಕ್ನಕೊಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ) 
R SO54-04-837-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಘಾ: ದುದ್ದ ಹೊಂ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆ 7ನೆೇ ಕಿಮಿ ಲಉಂದ 'ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆ 2೦ನೇ ಕಿಮಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 4g 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ರಪ್ತೆ ಪಃ೦.೦೦ ೦ಉ೦ದ 4.೦೦ &ಮಿಂ ವರೆಗೆ (ಹೆಚ್‌.ಮಲ್ಲದೆರೆ ಗೇಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಹೂಡು ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲ | 
ಷೂ ಟಿ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೊಬಆ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗ ರಸ್ತೆಯ ॥ ನೇ 8.ಮಿಃ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಣಿ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ics 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪರಪ 2.7೮ ಅಂದ 7.೦8 ೨.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಷ್ನಹೊಪ್ಪಲು ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಈ ಪಿ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೊ: ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮನುರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ದೊರವಾಲೆ ದ್ರಾಮ ಗಳ ಪಲಿಮಿಶಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅರರ; 
ಮೋ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) B i 
ಮೇ: ಸ್‌ DOO4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ದುದ್ದ ಹೊಂ; ಹೊಳಲು, ಮೊಡಟಾಕನಹಳ್ಳ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಹೊಪ್ಪಲು, ಜಂರಗೌಡವಹಳ್ಳ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜ.ಹೊಪೂರು ದ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಏರು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ರು BOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ದುತ್ತಲು - ಮುತ್ತತ್ತಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ 10.7೦ ರಿಂದ 14.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಹರಆಹಳ್ಳ kadio 
$ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಗಂಟ್‌ವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಸ. 18.5೦ ರಿಂದ 2೭.೦೦ ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬಲೀತರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಈ BOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ. ರಪ್ತೆಬುಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಖಿ. ಫಾಲ್ಡ್‌ ಪರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ 2.6೦ &.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಪಃ3.5೦ 4S 
3 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲಿಂದ ರ.೦೦ &.ಮಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಮದ್ದೂರು ರ Ks ನ [ನಮುದ್ಧೂರು ಪಾಲಣ್ಣರು ನೆಸ್ಲೂರು - ಬಂಡಿದಳ್ಳ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ:6 8ರ ಅ೦ದ 10.5೦ 6.ಮುಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 495೦೦ 
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ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 


ತಾಲ್ಲೂಶು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ರ೦೮4-೦4-337-0-0೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಟ್ಟದಾಪನದೊಡ್ಡಿ. ಹೂತದೆರೆ. ಹೆಬ್ಬರಳು, ನವಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಹುಣಿಗಲ್‌ ಧಾ 
ಈ ಇದರು 'ಮದಣ್ಣರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಾಲಣ್ಣಿಕು ಗಣಿ ಸಂರುನ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ರಿಂದ 126 8.ಮಿಂ-ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೧1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ಹಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಬುಂದ ಡೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ಹೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ. ಡಿ.ಹೊಸೂರು. ಚಂದಹಳ್ಳದೊಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಘಟ್ಟ ಟರ 
ತಳ ಮುಯ್ನೊರು ಮದ್ಧೂರು ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೮೦ ಅಮಂ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಃ2.:9೦ ಲಂದ 4.8೦ ಅಮಿಂ ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಾವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 
DOD4-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
39 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು se ನ |ಮದ್ಧೂರು ಪಾಲ್ಲೂತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನಿಡನಾಲೆ ಜಲ್ಲಾ ಮು್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 18.9೦ ಅಂದ 1೨.6೦ ಈ.ಮಿಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 10000 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಅ ರಪ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-ತಡ) ೦ಉಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯವಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ಸಲದೆರೆ. ತೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ. 
40 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ೦-೦4-೮3೦೦ ಜಲ ಮತ್ತು | ಾಗಾಡವದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳ ಕ್ರಾಪ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ. ಮಾದನಾಯಕನಡಳ್ಳ. ಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೂಂಗಜೊಂರನಯೊಡ್ಡಿ ಮಾರ ಇ.ಎನ್‌. 3೦೦.೦೦ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಭು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 16.5೮ ಲಂದ 19.೦೦ ಕ.ಬುಂ.ವರೆಬೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಪಣ್ಣಿದೊಡ್ಡಿ. ಬೆಪಗರಹಳ್ಳ ಮಹರ್ನವದಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳದಗ, ಕೀಳಫಟ್ಟ, ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೆಂವಸ್ಥಾನ, 
41 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ೦೦ ಲರ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಗರ ಬಶಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಣ ಮೊರಟೆಗರೆ ಬಾನಲ ಜಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ:ಜೆ.-99) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ: 16೮ ಅಂದ 2೦೦| * 
4 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎ೫ ಪತರ ರಕ್ತ ಅವ್ನ ಪ ಸ್ತ ಸ್ತ 
[ ರ0ರ4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಪಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಮಲ್ಲವಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ತುಂದನಕುಪ್ಪೆ, ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟೆದೆರೆ ಬಾವಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ 
42 ಮೆದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣೆ His ರಪ್ತೆಯ ಪಃ೭.8 ಅಂದ 4.3೦ ಕಬ, 4.ರ೦ ರಿಂದ 4.8೦ ಕಿಮಿಂ ಮತ್ತು ೮.1೦ ಲಂದ 7.10 &.ಮಿಃ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಈ pe Si ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಣಗೆರೆಹಳ್ಳ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ. ರಾಂಪುರ, ಆದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ - ಹಲ್ಲಣೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 160 
48 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ೨೦೮4-೦4 97 ೦೦೦4 ಜಲ ಮತ್ತು [ದ್ದ 27೦6ದಿೂ ಪಃ ೦.೦! ರಂದ ೦.೮6 ಅಮೀ ವರೆಗೆ, ಪು'ನಃ 1.8೦ ೦೦ದ "2.2೦ ಆಮಿಂ ವರೆಣೆ ಮತ್ತು 18೦ ರಿಂದ ೪.೭೦ ಎಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ 
ಇತರೆ ರನ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭನೃದ್ಧಿ ಈ 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-33) ಊಉಂದ ದೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ಸಲಗೆರೆ. ತೊಪ್ಪವಹಳ್ಳ, 
44 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು isc "ರ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |್ರಾಜಂಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳ ಕ್ರಾನ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳ. ತಸ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಜೊಂಗಟೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬ.ಎನ್‌, 
ರಸ್ತೆ ರಪ್ತೆ ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 19.32 ರಿಂದ ೭೦.೮೦ ಕಿ.ಮಿಃ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
SS ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಪಾದೊಳಲು, ಕನ್ನ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿವಕೆರೆ, ಕರಡತಕೆರೆ. ಅರೆಚಾಶನಹಳ್ಳಿ. 
45 ಮುದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು ಲರ ಲರ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತ | ್ರ್ದಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಟ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಡಾಲಕ್ಷಿತು ಗಡಿ ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ. 19.4೦ ಅಂದ 22.೦೦ ೬.ಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ! 
8 ಇತರೆ ರಪ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ys _ ಜು: 
ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ಪಾ. ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ. ದೇಶಹಳ್ಳ, ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಮೆಳ್ಳೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾನುಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ! 
ಸ ಮುದ್ದೂನು ಮುನ್ನೂರು ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಮಗಾಲಿ(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
[ರ ಸ: ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಪಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಹೊಬಳಆ ಆದರಹೊಸಹಳ್ಳಂಬಂದ ತಟಗವಾಡಿ ದ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಖುಂದ ಮೆಣಸಣೆರೆ 
47 ಭುದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು ರಂ ಲರ ಲ್ಯ ಮತ್ತು | ರುವ ರೆ, ಈ:ಬರಪ್ತಯುಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಾಂತರ ರುಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಎ.ಚ.ಕಾಲೊನಿ ಸಂರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಾರ್ಹಹಳ್ಳಿಬಂದ 9೮.೦೦ 
ಇತರೆ ಕ್ತೆ'ಸುಧಾರ! ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
gy ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಂಬರಹಳ್ಳ, ಯಚಡದಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಭ್ಬನಹಳ್ಳ. ಕಾಡುಕೊತ್ತವಹಳ್ಳ, 'ಭುಜವಳ್ಳಿ, ದುರುದೊವಹಳ್ಳಿ, 'ದೊಡ್ಡರಸಿನಕರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಕೆ.ಪೆಣ್ಟಹಳ್ಳಿ, ನರಕ 
48 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾದರಹ' ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಒ೦ದು ಬಾಲಿ) - 
್ತೆ ಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಳಿ 'ಯಧ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಷಿ ರ೦೮4-೦4-37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹೂಳಣೆರೆ, ತಿಪ್ಪೂರು, ನಿೀಲಕಂಶನಹಳ್ಳ. ಹುಣಸೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಡಿ.ಹೂಸೂರು ಮತ್ತು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 
49 'ಮವಣ್ಞ ಮನ್ನೂರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಡಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ. ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ 
ಮನೂನು ಮಃ ರಂ೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮುಗಾಲಿ. ಕೆನ್ನೂರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕೊಣಗಟ್ಟ ಸರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಸಣ [2 8 ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪೊಲಂಸ್‌ ಈಾಣಿುಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೃಶಾನಕ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತುರಬರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಕಾಮಣಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
sw ಮದ್ದೂರು ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಳಗ, ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಣ್ಣಿ, ಬದರಕೋಟೆ, ಹೊಸಕೆರೆ ಮದ್ದು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


೪೮.೦೦ 
(ಬಂದು ಬಾರಿ) 
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- 
ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
s 4 6 
0೦4-04-337-0-01-೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ- ಬಾವ ರಪ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-33)ಂಖಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳ, ವೈಧ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲದೆರೆ, ಹೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ, 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸು ರಾಜೆೇಗ್ದಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳ ಕ್ರಾಪ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೊೋರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಇ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆ 200.0೦ 
kd (ರಾ.ಹೆ-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. 23೦ ಲಂದ ೭.4೦ & ಇ.೭೦ ಬಿಂದ 4.80೦ &.ಬಾಂ.ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 ರ೦೮4-೦4-337-0೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಹೆ.ಹೊನ್ನವಾಯಕನಹಳ್ಟಿ — ಪುಟ್ಟೆೇಗೌಡವದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಂುಂದ ಶ್ರಿ. ಮತ್ತಿಂತಾಳೊಪ್ವರ ದೆೇವಸ್ಥಾದವರೆಣೆ ಪ. ೦.೦೦ ಬಿಂದ 130 bse 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ, ಅ.ಏನ್‌. ರಸ್ತೆಬುಂದ ವಳದೆರೆಹಳ್ಳ -ಸೊಳೆಪುರ- ರಾಂಪುರ- ಬುದರಕೊಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ - ಹಲ್ಲದೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸ. 16೦ 
8 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಿಂದ ೭1೨ &.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 0೪ 
ರು ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಕೆ.॥. ರಸ್ತೆಖಂದ (ರಾ.ಹೆ-33) ಕುದುರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕುದುರಗುಂಡಿ, ದೆಜ್ಜಲಣೆರೆ, ವಳದೆರೆಹಳ್ಳ, ಬೆಪಗರಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಇ.ಎನ್‌. Rabie 
ಮಮ್ಯೂ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರನ್ತೆ ಪ.6.40 ರಿಂದ 8.೦೦ &.ಮಿಃ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 
ರ೦೮4-೦4-ಆ37-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದ್ಧೂರು ತಾ. ಹೊರಟಣೆರೆ ಬಾವ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಆತಗೂರು, ವಳದೆರೆದೊಡ್ಡಿ, ಆಲಂಪೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ. ಹರಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ೆಸ್ಬೂರು ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಪ್ತೆಯ ಪ: ಬಂಟರ 
g ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ೮.7೦ ರಿಂದ 6.7೮ &.ಮಾ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಅ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ. 1೮.18 ಬಿಂದ 16.೮8 & 1,೦8 ಲಂದ 1.48 ಕ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕಜಟರ 
.. ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ೦54-೦4-337-0-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಮದ್ದೂರು ರ್ತ ರಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಜೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಹೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸ. ೦.೦೦ ಲಿಂಬ1.2೮ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 15೦.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಮದ್ದೂರು ಇತರೆ ರಕ್ಷೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು - ಬೈಲಾಸಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಫೆ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 177 ಕಿ.ಮಿಃ.ವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 12೮.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ. ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಉಪ್ಪಿವಕೆರೆ, ವಗರಕೆರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೊಲ್ಲ ವೃತ್ತ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಪಃ2.7೦ ಲಂದ 5.6೦ &.ಮೀವರೆದೆ ರನನ 
$ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಃ3.60ನೆಂ ಸೇತುನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಠಾಮಗಾರಿ (ವಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ) (ಜಿ:ಮು.ರ) " 
5೦೮4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-93) ಅಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಹೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು, base 
8 ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾದಾಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೊರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಬ್ದ ಜ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-17) ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ:4.2೦ ರಲ್ಲಿ ರಕ್ನಣಾತೃಕ ಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಲೆಯ ಬಆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ bb 
& ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಘಿ 5೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಈೆ.ಟ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಪ.ಎ ಹೆರೆ ಮಾದರಹಳ್ಳ, ಕೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡು ಹೊಡ್ತವಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೮.7೦ ಲಂದ 6.7೮ ಕಿ.ಮೀ ನಾ 
3 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ವರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಈ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹಾಢ್ಲಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. -2೦೨ ಲಿಂದ ಅಗಸಪನಪುರ, ಎಸ್‌.ಐ. ಹೊನ್ನುಲಣೆರೆ, ಚಂದೂಪುರ, ಎಪ್‌.ಐ. ಹಾಗಲಹಳ್ಟಿ, ಮಾರ್ಗ pS 
kl ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇದ್ದಲೂರು ಪೊರುವೆ ರಸ್ತೆ ಪ.5.೦೦ ಬಿಂದ 6.೦೦, 7.೦೨ ಲಿಂದ 8.೦೦ & ೨.3೦ ರಿಂದ ೪.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಡಿಯುಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಡಿ.ಹೊಸಪೂರು, 'ಚಂದಹಳ್ಳ ದೊಡ್ಡಿ. ತಿಪ್ರೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಘಟ್ಟ plies 
ಆ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪ.1.5೦ ಅಂದ 8.2೦ ಕ.ಮೀ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು N 
ಮದ್ದೂರು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ.1೧.೦೦ ಲಂದ 1.8೦ &.ಮಿ.ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 15೦.೦೦ 
50೮4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ ಕೊಪ್ಪ, ಅವ್ಹೆೇರಹಳ್ಳ, ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳ, ದಟ್ಟಹಳ್ಳಿ. ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೋಳಾರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಜರದ 
2 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ಈ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಟಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಬದರಕೊಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಅನಪೂಸಪಲು ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ PN 
ಮನ್ಲೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಖುಧಾರಣಿ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) i 
ES ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦9ನಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆಂಬೂತದೆರೆ, ಅಣ್ಣಳ್ಳಿ. ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ೨94 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಪ್ನೂಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಯ ಸರಪಅ 2.೫೭ ಅಂದ 4.೦೦ &ದಿಂ. ಸರಪಆ:4.65 ರಿಂದ 4.970'8.ಮೀ, ಸರಪಳಿ ೦೦ ರಿಂದ 3೮೦.೦೦ 
ಇತರೆ ರ; ಪ್ರೆ ರಣಿ ಲ್ಲಾ ಟ್ಯು -. .. » KA. 4 A 3 6. 


6.೮೦ &.ಮಿೀ. ಮಡ್ತು ಪರಪಆ:1.46೦ ರಿಂದ 13.೦೦ &.ಮಿೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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5. ಸಂ ತಾಲ್ಲೂರು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
1 2 3 4 5 6 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
70 ಮಳವಳ್ಳ ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಣಿ ಲಾ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಕ್ನೀಪುರ ಹಲಗೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: 2೮.೦೦ ಲಂದ 27.15೦ ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 220.0೦ 
pS ಮಳವ ಮಳವಳ್ಳ ೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-2೦೦ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಡಷ್ನೆ ಮತ್ತಿಡ್ತಾಳೇಪ್ಪರ' ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿರನರಿ 
ಳ್ಬ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪರಪ: 2.೦೦ ಲಿಂದ ೮.೦೦ &.ಮಾ. ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 
52 ಮಳವ ೮೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲ-೩2೦9ನಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ soe 
೪ ಮಳನಳ್ಳ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಪರಪಆ: 4.೦೦ ರಿಂದ ೮.6೦ &.ಮಃ. ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
Wb 
A A N N ಹಳ್ಳ. ಹಃ 
೮0೦4-04-337-0-01-104 ಜಲ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಟ್‌.-2೦೮ ನಿಂದ ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಳ್ಯ, ತುಂದೂರು ಕ್ಯಾತನ; "ಳಿ. ಹಂದ್ರಾಪುರ ಮಾರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಣಿೆ ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ| 
73 ಮಚವಳ್ಟ ಮಳವಳ್ಳಿ ತರೆ ರಫ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ್ಸು 'ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: 3.೦೦ ಲಂದ ಇ.3೦ &.ಮಿ.. ಸರಃ4.೦೦ ರಿಂದ ೮.೮೦ ಕ.ಮಿ , ಸರಪಆ ೮.೮7 ರಿಂದ 81 8.ಮಿಂ.. ಸರಪಆ 8.28 400.೦೦ 
ಇಂಳ'ರಣ್ರಿ ರಿಂದ 8.೮೦ &.ಮಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿ 
K ರ೦ರ4-04-837-0-01-104 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ; ೦.೦೦ ಲಿಂದ 4.4೦ ಕಮ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಮರು 
74 ಮಳವಳ್ಳಿ 'ಮಳವಳ್ಳ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಹಥಾಂಬಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ ಇವಾ 
A ಟಿ ಮಳವಳ್ಳ ರ೦ರ4-೦4-ಡ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-84ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಡಣ್ಲೆ ಭಂಮನಹಳ್ಳಿ ದುದ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: ಅಕರಕರ 
ಳ್ಳ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 1.೦೦ ೮೦ದ 13.91 ೮.ಮಿಂ. ವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಠಾಮಗಾಲ 
t -04-887-0-01-154 ಮತ್ತು 
76 ಮಳವಳ್ಳ ಮಳವಳ್ಳಿ 9೦ರ ರ ವ or ನಲ್ಲಾ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ -ಪೊಲಿಗಾಲಆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಟ:!9.ರ೦ ಲಿಂದ 16.60 &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 15೦.೦೦ 
pe ಮ ಮಳವಳ್ಳ ರ೦೮4-೦೩4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟಿತಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-2೦9ನಿಂದ 'ಚೊಟ್ಟವಹಳ್ಳಿ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಣ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ:4.೦೦ ರಕಕ | 
8 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ 7.೦೦೭.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
& ' 
N NS ಹಿಪುರ, ಸೆ ಎಸ್‌. 
ಮ ನ ಮಾನ ನ್ಯಾ ನಾ ನಾಮವ ಮಾ ಮಾಾವರಾಎವಾಷ್ಟ್‌ 
78 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣಿ ಸೇ: ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:1೦. .೦೦. ಆಃ 17. .80೦ ಮತ್ತು 2೦. 'ಂದ 22.800 &.ಮಾ. ರಪ್ತೆ 410.00 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರ೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-2೦೨ನಿಂದ ದಲ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ:ವ.೨೦ ಲಿಂದ 9.೦೦ 
79 ಮಳನಳ್ಟ ಮಳ್ಳ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೬.ಮೂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 48೦.೦೦: 
ಈಳವ RE ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ದುತ್ತಲು ಮುತ್ನಪ್ತಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ:4೦.8೦೦ ಲಿಂದ 412೦೦ &.ಮಿಂ. & 4367೦ ಲಿಂದ 43.940 
ಈ ಇನಿಳವಳ್ಳಿ ಳ್‌ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೨.ಮಿಃ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಭೂಸ್ಪಾಧಿೀನ ಸಲಿ) 
ಮಳವ! ಮಲವ! ೮೦೮4-೦4-337-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಲೂಹು ಮಳವಳ್ಳಯುಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಣಿ 16ನೆ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಆ 6.8೦ &.ಮಿಂ. 
ಈ ಮಳಬಳ್ಳಿ ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಿಂದ 8.8೦ &.ಬು. ವರೆಣೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳ ೦.೮೦ ಎ.ಬಿ. ನಿಂದ 176 ಆ.ಮಂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
pes Bue ಧುಳಪ ರ೦೮ರ4-೦4-337-0೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ್ಟಿ ಠಾ. ಬಾಣಸಮುದ್ರ, ಕುಲುಮೆದೊಣ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ದೊಡ್ಡಚನ್ನೀಪುರ ಮತ್ತು ಅಂತರವಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಮತ್ತು 
ಮುಳ ೪ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
aes ಭುವಿ ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೊನ್ನಾಪುರ, ದೊಡ್ಡೆಲಚಣೆರೆ, ಸಾಗ್ಯ ಸರಗೂರು, ಕೆಂಚಬೊೋಂಖದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಈತ *ಬಹನ್ನಿ ಳ್‌ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಯೊಟ್ಟವಹಳ್ಳಿ, 'ಚಂದಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಬೂತಗರೆ ಮತ್ತು ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅವೃದ್ಧಿ 
4 ಮಳವಳ್ಳ ಮಳವಣ್ಳ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 
೬ರ ಮಳವ' ಮಳವ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮಡ್ತು [ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಾ. 'ಬೆಳತ್ತೂರು, ಹೊಪಪುರ, ದೊಲ್ಲರದೊಣ್ಣಿ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ. ಹಾಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಳಿ % ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳ ಮಠಟ ರಂ೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ನೆಣನಮೂರು, ಅವೆರಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು, ಕೆ.ವಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ತಮೃಡಹಳ್ಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ| 
ನಂ ಮಳನಳ್ಳಿ ಳ್ಳ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 
Ne ರಂ೮4-೦4-ಡ37-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ದೇಶಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬನಪುರ, ಕಲ್ಲುಣಿ, ಆಂಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
87 ಮಳವಳ್ಳ ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ eid 
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ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ'ಬಲ್ಲ 
3 4 ) 6 
9೦೦4-04-337-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳಕವಾಡಿ ದ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ನದಿತೀರದ ಶಿೀಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ನೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಯಾಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಗಂಗಾಮತ ಆದಿಯ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸು ರಪ್ತಿ. ಅ.ಟ. ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂತರಾಯನಪುರದೊಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸೈೈೆಟಯುಂದ ಗಲೀಟ ಬಡಾವಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ೨5.೦೦ 
fod ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯ ಜೀದಿ 'ಜಮ್ಯಯ್ಯವಕಟ್ಟೆ ಅರಳಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಓಣಿ ಸೊತುವೆವರೆಗೆ ರಪ್ತೆಗಆ ಅಜವೃದ್ಧಿ 
5004-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು =| 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಮ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಳಗವಾದಿ, ದುದ್ಗವಹಳ್ಳ, ಕಲ್ಲಾರೆಪುರ ಮತ್ತು ಅಶ್ನಮ್ಯನಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 95.೦೦ 
ಕ ಟಿ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಂಕು ಶಿಬರವಹಳ್ಟಿಂಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 48ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-7ರ) ನ್ನು 'ಚಾಶೊನಹಳ್ಳಿ ದೇಟ್‌ ಬಆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ Gn 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಪರಪಟ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 12ರ ಆ 'ಮೀ..ಮತ್ತು , ಪರ 4.8೦ ಲಿಂದ 6.83 &.ಬೂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಾಲ R ಅಂ 
5 ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಬುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1೨ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-15೦ಎ) ಅನ್ನು ಕಾರಣೆರ, ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಮಾರ್ಣ ಈ 
ನಾಗಮಂಂ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಆ 3.೦೦ ಲಿಂದ 6.೦೦ ೨.ಮಿಂ. ಮತ್ತು ಸರ 10.೦೦ ಅಂದ 12.೦೦ &.ಮುಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಟವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Ki 
ವಾಗ: ಅ ರ೦೮4-೦4-837-0-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಡೊಕು ತೋಳಾಲ, ಡುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಗೆಫಟ್ಟ. ಚಾಮಲಾಪುರ, 'ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾಲಿ 19 (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌- Pe 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 15೦ಎ) ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಳ: 1೦೦ ರಿಂದ ೮.೮೦ &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ವಾಗ: i ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಕೊಂಕು ದೆೊವಲಾಪುರ ಮಾರ್ಹೋವಹಳ್ಟಿ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಸಪರಪಳ 14೦ ಲಂದ ೮.೦೦ &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ sla) 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಟವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾಗ: ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಂಹು ನಾಗಮಂಗಲ ಪ್ರ'ವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಯಗೊನಹಳ್ಳ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹುಆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 48ನ್ನು ಆದಲರರ; 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-7೮) ಪರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ 18೦ ಲಂದ 4.8೦ &.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಟವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರ೦೮4-04-387-0-01-1೮4 ಜಲಾ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ಕೆ.ಟಡಿ. (ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಹಳ್ಳಿ - ಕುರುಡಿಂಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ  1|ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಃ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೮.೦೦ ಕಮಿೀವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ 49೮.೦೦ 
ಇಲಾಖೆಲುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವುದು]. 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಣಮಂಗಲ ಪಾಲ್ಲೊಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಬಂದ ಮುಳಕಲ್ಲೆ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1೨ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-1೮೦ಎ) ಮ್ಛ eRe 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 4.೦೦ ಬಿಂದ 7.5೦ ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ ಟ ರ೦54-04-337-0-0೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಕೊಂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಲಿಂಗ್‌ ರೊಡ್‌ ( ಇತರೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲರ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆಬುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸುವುದು]. 
ನಃ i ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ದೆೇಪಲಾಪುರ - ಹೊಸಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 'ಜ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ues 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 3.೦೦ ಕಬಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ. ಆನೆದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರನಿಂಗನಹಳ್ಳ. ಮುದಗೆರೆ, ಮುಳ್ಛಹಳ್ಳಿ. ನಾರನದೊಡ್ಡಿ. ನಿಲುವಾಗಿಲು, 
ಅ 5೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಎನ್‌.ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ. ಕೀಆಘಟ್ಟ, ಅಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ತದ್ಗಹಳ್ಟಿ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಟೆಂಹಳ್ಟಿ. ರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ. ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಣೆ, ಹೆ.ಮಲ್ಲಣೆರೆ. pe 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 'ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಹೆ.-84 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 5.೨೦ರಿಂದ 17.60, 24.5೦ ಲಿಂದ 
26.5೦, ಕಮಿಃ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ರ೦೦4-೦4-387-0-01-154 ಜಲಾ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯುಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ಹೊಪ್ಪಅನಿಂದ ವಿೀರಣ್ಣದೌಡನಹೊಪ್ಪಲು, 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣೆ ಸು ದರಮೇಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ರುದ್ದೇಗೌಡವಕೊಪ್ಪಅನಿಂದ ಕೌಡ್ಣೆ ಬೆಕ್ಟಳಲೆ ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ದ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - 200.00 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
ಬಾಡಿಗ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಹೊಪ್ಪದಿಂದ ಹೊಣಸಪಾಲೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ ಆಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಬಂದ! aio 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವುದು]. § 
-04-387-0-01-104 we ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಪ್ಪ ಕೊಡಿುಂದ ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಕ್ಕರೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶು ಕಾರ್ಲಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಬ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಹಶೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 2೦೦.೦೦ 


ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
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5 80 ತಾಲ ನರ್ಷ ಆದ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಡೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರೆ ಜನರು 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊಲಯ ದೇವರ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ರದಿಯವರ ಮನೆವರೆಣೆ ಹಾಗೂ 
pe ಷ ಪ ks ೮೦54-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಎಂ.ನಿ..ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಲೊನಹಳ್ಳಿಪುರ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಮನೆಬುಂದ ಜಯರಾಮ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕದಬಹಳ್ಳ ಬ್ರಾಮ ಅಕರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಅಂಗಡಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಹೊಂಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಣೆ ಮತ್ತು ಅಥೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಈಾಂಪ್ರಿೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋೊಬಳಯ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಉಂದ ಮಂತನಹಳ್ಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ. ಬಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯಯುಂದ ತುರುವೆಕೆರೆ ಮತ್ತು 
ಈ ಬ i ಅ ರ೦೦4-೦4-337-0೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಚುಂಚನಗಿಲಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. ಕಾಆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಫಂಚಾಲುತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನಪಾಳ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ, ನಿ.ನಿ. ae 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಹೊಸಹರಕ್ಕಿಪಾಳ್ಯ ದ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಪ್ತೆ. ಇರುಬನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆುಂದ ದೊಲ್ಲರಹಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋರುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ! 
ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿ.ಸಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಣಮಂಗಲ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಯ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು. ಚಿಕ್ಕನೀರನಕೊಪ್ಪಲು. ಮಜ್ಜನಕೊಪ್ಪಲು, ಬಾಅನಕೂಪ್ಪಲು, ಕನ್ನೆೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ವಾಸಮಂಗಅ ನಾಗಮಂಡಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಡೆವಲಾಪುರ ಹೊಂಬಆಯ ಹರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ(ಟಂದು ಬಾಲಿ) ಅನ 
-04-87-0-01-164 ಲ್ಲಾ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾ. ದೇವಲಾಪುರ ಹೊೋಬಆಯ ಪಾಲಗ್ರಹಾರ, ಶರಡಹಳ್ಳ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳ, ದೊವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮೊಲಾರಪಟ್ಟಣ ಶಾಆಂಗವಹಳ್ಳಿ 
ವಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ು ರಪ್ತೆಖಂದ ಮಲ್ಲಪಂದ್ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಂದೇಪ್ಸರ (ಶಿವನ ದೆೊವಸ್ಥಾನದ) ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭುವೃದ್ಧಿ 90.೦೦ 
ಇತರೆ'ಕಪ್ಷೆ ಫುಭಾರಣ ಕಾಮಣಾಃ 
ಲ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
9004-04-837-0-01-104 weg ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಹೊನ್ನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ, ನಾಗಮಂಗಲ - ಕೆಆರ್‌ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ. ಬೆಣಚಕಲ್ಲುಹೊಪ್ಪಲು 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸು ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಟ.ಚನ್ಮಾಪುರ, ಬಹೃದೇವರಹಳ್ಟ - ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಂದ ಅರೆಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನಭಾಗದಿಂದ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಪ್ತೆಗಟ ಅಭವೃದ್ಧಿ| 9೮.೦೦ 
ಪ್ರೆ ಸುಧಾ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬಂದು ಬಾಲಿ) 
ವ ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂದಗಲ ತಾ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಡಗಲದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ - 47) ಲ೦ಂದ ಕೊರವನಗುಂಡಿ ದ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸುವ ರಪ್ತೆ ಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ 
ನಾರಮಂಗಲ ಫಾಧಮಂರಲಿ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ೦.9೦ ೨.ಮಾವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಮಣಾಲ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಂ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾದಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬ ಗಂಗವಾಡಿ, ಗಂಗವಾಡಿಶೊಪ್ಪಲು. ದೆಜ್ಜೆೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾವನಖುಗಲ ವಾದನುಂತಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬಂದು ಬಾರಿ) ನನ 
ಈ O054-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
ನಾಗಮಂಗಲ ವಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರನ್ತೆ ನ ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾ. ಗಂಗನಹಳ್ಳ ಕಮೃನಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಂದು ಬಾರಿ) 75೮.೦೦ 
ರಂರ4-೦4-ಡ87-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಣಮಂಗಲ ತಾ. ಬಂಡಿಗನವಲೆ ಹೊಲಆ ಯೋಲೊನಹಳ್ಳ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳ ಬಂಗಆ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳ ದ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಣಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 8ರ.೦೦ 
ಈ ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೧4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊಳ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಲ್ಪೆರೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್‌.ಭೂವನಹಳ್ಳ, ದ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ಘಾಾಮಂಗಳಿ: ನಾಗ kd ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) _ ಕಾ 
(ಈ Schone ನಾಗಮಂಗಲ ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರ ತಾ. 'ಬೆಳ್ಟೂರು ಹೊಬಳ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, 'ಚಲ್ಬನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಟಣ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು! ಘೂ 
[ 1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
14 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾ. ದೇವಲಾಪುರ ಹೊಂಬಳ ಹದಂಣೆರೆ, ತೂಬನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ೦ದು ಬಾಲಿ) 8೮೦೦ 
_ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಸಂತೇಬಾಚನಹಳ್ಟಿ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಅದ್ರಹಾರಬಾಚನಹಳ್ಟ ಮಾರ್ಣೋನಹಳ್ಟ ಊಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 
ia ಈೆ.ಹಲ್‌ಪಾವ ಫಲಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ!.2೦ ಅಂದ 4.5೦ ಮತ್ತು 4.7೦ ರಿಂದ ೮.೮9 ಕಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 9೦ 
ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦೪-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕುಂದೂರು ಅಫಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೮.೦೦ ಹಾಗೂ 6.೦೦ ರಿಂದ 7.7೦ &.ಮಿ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 
16 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ RARE ೃದ್ಧಿ 4ರ೦.೦೦ 
3 ರ೦ರ4-೦4-337-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸೂಮನಹಳ್ಳಿಬುಂದ ಫುರ, ಅಂಣಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೊಶ್ಸರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃವ.೦೦ ರಿಂದ ೮.72 
WZ ಹೆ.ಟರ್‌.ಖೊಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ೬.ಮಾ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧ ನನು ನನ್ಯ 2೮೦.೦೦ 
(is Sid Suc ರ೦೮4-೦4-337-0೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ಪಾ, ಆನೆಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಬುಂದ ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಚಣಟತಿ-ಚನ್ಸರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಾ ವ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಫಪಃ೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.8೦ ಮತ್ತು 1.6೦ ಲಿಂದ ಇ.ರ೦ ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕಗಟ್ಲ 
p 3 4 ರ [2 | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆಟಲ್‌ ೮೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆನಗೊಳ -ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.8೦ ರಿಂದ 1.4೦ ಕ&.ಮೀಾವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ 1.6೦ ಅಂದ obs 
ok ನಹಲ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2.೮4ಕ.ಮಿಂ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. y 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೆ.ಆರ್‌.ಪಟೆ ಅನ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾತು ಆಂರುವಳ್ಳಿ - ಮಂದಣೆರೆ ಸೇರುವ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.ಐ.೦೦ ರಿಂದ 6.೦೦ &.ಮಿ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ! 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಆರ್‌. ಆ ko] 
ಸ ಕಶ್‌ಪಬೆ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. kia 
denial PO ರ೦೦4-೦4-337-0-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಅ.ಟ-ಟ.. ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೂವನಹಳ್ಳವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ oliರರ 
i Ni ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪಃಣ.2೦ ಲಿಂದ 2.6೦ ಮತ್ತು 4.4೦ ಅಂದ 6.8೦ ಕಬಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಟರ್‌ ಮಧೆ ಘಟಿ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೊಟೆ ಡಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು - ದೊದ್ದನಕಟ್ಟೆ - ವಿಠಲಾಪುರ - ಚಿಕ್ನಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರಿ ಛೂವರನಾಥಸ್ವಾದಿ 4ಆರರಿಕಿ 
i ಸಾ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ.3೦ ರಿಂದ 3.3೦ ರವರೆಗೆ 3.6೦ ರಿಂದ ೮.8೦ ಅ.ಮಾ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಪ್ತೆಖುಂದ ಗೌಡಣೆರೆ ಹಕ್ಷೇಲಿ ಮಂದಗೆರೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ.22.40 ರಂದ ೭4.40 
.ಆರ್‌. ಆರ್‌. ki) 2 
ಈ.ರ್‌.ಸವೆ ಫೆ.ಅರ್‌.ಹೌಟೆ, ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಎಮಾಂವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಲಾರಿ. - Ran 
5004-04-337-0-01-154 ಮತ್ತು 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಪಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಹೊಪಹೊಳಲು-ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ-ವಾಟನಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಸಪಃ5.ರ3 ಲಂದ 8.33 ಕ.ಮಿಂ.ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.೦೦ 
ಕೆ. ಆರ್‌.ಸೇಟೆ ಕಟರ್‌ಯಟೆ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಥಾ. ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಮಲ್ಗೊಂನಹಳ್ಟಿ ದೇಟ್‌-ಚಟ್ಟಂದೆರೆ ಗೆಟ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೀಟನೆರೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ SHO 66 
lp ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ.2.೦೦ ರಿಂದ 9.೦೦ ಕಮಿಃವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ f 
Bucs Whe ೦5೦54-೦4-337-0-0೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, 2/1೮ ಮೈ ಎನ್‌.ಎ. ರಪ್ತೆಂಬುಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಅಂಗಾಪುರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃವಿ3.5೦ ರಿಂದ ೭೮.೭೦, 26.೮4 ರಿಂದ ನರನ 
ಪ ವನ್ನ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ 28.೦೦ ಮತ್ತು 28.99 ಲಿಂದ” 31೦೦ ಹಿ.ಮಿಃ.ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Wai ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರ೦54-೦4-337-೦-೦1-1೮54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಹೆ.ಆರ್‌.ಪಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸಪೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ೈಡೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಘಾಲಯಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ9.57 ರಂದ 10.70 ಕರರ 
Ce Mec ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .ಮಿಂ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಾವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ kg ನ ಮುತ್ತು | ಲಾ. ಪಂಟೆ ತಾ, ಮಂದಗೆೆ-ಪ್ರನಣೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ ರಂದ 2.೦೦ ಎ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ. 14000 
Fudd doit ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಎನ್‌.ಎ ರಪ್ತೆಂಬಂದ 'ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಪಃಇ.೦೦ ಲಿಂದ sous 
Wk Wi ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 2.೮೦ &.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಆರ್‌:ಪೇವೆ ತರ್‌ ಪಡೆ BOS4-04-887-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಕಿಕ್ನೆೇಲಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸಪ.3.5೦ ಲಂದ eee 
ಹಮ ಸ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5.65 &.ಮಿಂ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇವೆ eid ರ೦೮4-೦4-337-೦-0೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬಲ್ಲೆೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಲಗೆರೆಪುರ ಯರಗನಹಳ್ಟ ಎ.ಕೆ.ಬ್ತ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ದಟ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಡರಕಟ 
| iis ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.೮1ರ ಲಂದ 6.೮೦ ಕಬಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾ, ಕಿರಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿಪಿಂಂದ ಹೊನ್ನೆೋನಹಳ್ಳ-ಕಿರಳಹಳ್ಳ-ಅನ್ಲಿಮಂಚನಹಳ್ಟ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಣಿ ಪಂಪರ್ಕೀಸುವ ರಸ್ತೆ, 
ರಾಯಸಮುದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಾಮಲಪುರ ರಸ್ತೆ, ಶಿೀಳನೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿಂಖಂದ ಶಿೀಳನೆರೆ-ಮರಡಹಳ್ಳ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
ಕೆಆರ್‌: ಹವೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ೨೦54-೦4-837-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಂುಂದ 1/17 ನೇ ಮೈಲ ರಸ್ತೆಣೆ(ಶೀಳನೆರೆ-ಸಿಂದಘಟ್ಟ) ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆ. ಮಾಲ್ಕೊನಳ್ಳಿಂಖಂದ ಪಣಬ ಪರುವ ರಪ್ತೆ 268 
Na KS ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಮಾರ್ದ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಬುಂದ ಹುಣಪನಹಳ್ಳವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಂದ 
(ವಾಪುರವರ ಮನೆುಂದ) ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಇಲಸೂರು ರಸ್ತೆಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಧಘಟ್ಟ, 
'ಹೆ.ಊ.ಶೊಪ್ಪಲು, 'ಚುಚ್ಚಲಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳ-ಗೊರವಿ ರಸ್ತೆಬಂದ ಶ್ಯಾರಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ, ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆಂಟಿ-ವಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಂಖಂದ 
ಭನನ ರಂಗನಾಥಪುರ ದ್ರಾಮಕ್ನೆ ಹೋರುವ ರಪ್ತೆ, ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಮಾರೆನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಸೋಮೆಂನಹಳ್ಳ] 
ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಲ್ಹಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಚಗೊಳ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಪಾಮಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಆಚಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ, 90.00 


೪ತರೆ ರಪ್ತೆ'ಪುಧಾರಣೆ ಹಡವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಘಲಯ-ಸಂತಂಬಾಚಹಳ್ಳ ರಸ್ಟೆಗೆ (ಲೊೋಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ) ಸರುವ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ನೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಂಖಂದ 


ಪಾಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲು ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


3 Years works details-Mandya division-2016-17 to 18-19-LAQ-1109(1406) $ 


Pagt 20 * 


ಕ್ರ xe] ಹಾಲ್ಲೂಹು 


ವರ್ಷ ಲಕ್ಕ ಶಿೀರ್ಷಿಪೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
1 2 [2 4 6 
ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೊಂಬಳ, ಹಳೇ ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಈುರುಬಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳ, ಕೆರೆಮೇಗಚಕೊಪ್ಪಲು, 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
134 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಟೆ'ರ 'ಬೊಮ್ಮೆಂದೌಡನಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು, ಯಗದಚಗುಪ್ಪೆ. ಬಿಠಲಾಪುರ, ಐಚನಹಳ್ಳ, ಬೂಕಹಳ್ಳ, ಬೂಕಹಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ. 90.00 
ಇತರೆ ಕಪ್ತೆ'ಸುಧಾರಣಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೆೇದೆ ಡಾ, ಅಕ್ನಿಹೆಬ್ಬಾತು ಹೋಬ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯಲ್ಲನ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ -— ಆಲನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನೆಂವಹಳ್ಳಿ ಕಾಯರ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ; 
¥ — — ಬ. - . ಯ ಸಪರಪಃ 
ಕಂರಿರೂ-೦4- ಕರವರ ಜಲ್ಲಾ 2.೦೦ ಲಂದ ಆ.೦೦ ಹ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಅಲಂಬಾಹಿ - ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗೂಡ್ಗು ಮಾರ್ಗ ಒ.ಜ. ಒ.ಟ. ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಳ। 
13೮s ಕೆ.ಆರ್‌, ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರ ಣಿ ಶು 115 ಅಂದ 2.೦೦ &.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ, ಪುಠ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ನದರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ,ಬೆಂಗಚೂರು - ಬಂಡಿಪುರ 100.00 
ಸ್ತ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಳಕೆರೆ-ತಲಿಕೆರೆ ರಪ್ತೆಣೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ - ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ। 
ಕಾಮದಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
೦0೮4-04-837-0-01-104 ue ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆಟೆ ತಾ, &ಕ್ಷೆೇಲಿ - ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ನಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್‌, ಕಾರ್ಪಾನೆ ಪರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ. 
136 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೊಟೆ ಇತರೆ ಡೆ ಸು ದಬ್ಲೆೇಘಟ್ಟದಿಮದ ತೊಟಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಬದರಹಳ್ಳ - ಢಾಣನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆಅಭವೃದ್ದಿ 90.೦೦ 
ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಪೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- ಆರ ಲಂದ ಕತ್ತರಫಟ್ಟ ಮಾರ್ರ ಹೇಮಗಿಲಿ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಛಾಗದಳಲ್ಲಿ, 
'ಬೆಂಗಳೂರು-ಅಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- ಆರ ಲಿಂದ ಹಲಿಹರೆಪ್ಚರ(ಹಲಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ) ದೇವನ್ಕಾನಕ್ಟೆ ಪಂಪಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ. 
90೦4-04-887-0-01-154 ಜೀ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- ಆರ ರಿಂದ ಹೊಮ್ಮೆಂನಹಳ್ಳ 'ದ್ರಾಮಕ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಪುವ ದ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ 
137 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರೆ ಚೆ  ]|ಹೆದ್ದಾರಿ- 8ರ ಲಂದ ಲಲ್ಲ್ಯಂಪುರ ದ್ರಾಮಕ್ಣೆ ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ. ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ- ಅರಸಿಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-7 ರಿಂದ ಹಿಲಿಕಲೆ ದ್ರಾಮಕ್ಷೆ 10000 
ರಪ್ತೆ ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರನೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-7 ಅಂದ ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದ್ರಾಮೀಂಣ ರಸ್ತ, ಮತ್ತು 
ಹೊಳೆನರನೀಪುರ ಡಾ. ದಡಿುಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆಗೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಚೀಟಂಡು ಹೇಮಗಿಲಿ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಹೆೇಮಗಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಪ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮದಾಲಿ.(ಓಂದು ಬಾಲಿ) 
ee ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರ೦ರ4-೦4-337-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - ಬಂಡಿಹೊಲೆ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಐಸಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಗೆರೆ ಠಪ್ತೆ ಸೇರುವ! oo 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ 'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಃ9.7ರ ಲಿಂದ 1.೦೦ &.ಮೀವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜ.ಮು.ರ) 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೌಡಗೆರೆ ಅಕ್ನೇಲ ಮಂದದೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃಃ3.2೦ ರಿಂದ 1.2೦1 
139 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇತರ ರ್ತ | ರಣ ರಸ್ತ ಅಣವ್ಯ್ಧಿ ವ) $ 120.00 
We ತಟದ ಪೇಟೆ ಕ್‌ ರ೦೦4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ - 6೮ ಲಂದ ಕತ್ತರಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ! ತರಕ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಃ೦.6೦ ಅಂದ 11೦ ಮತ್ತು ೮.೦೦ ಅಂದ ೮.೮೦ 8.ಮೀವರಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ (8.ಮು.ರ) 
ai ಕೆಆರ್‌. ಪೊಟೆ ಕಆರ್‌ಹೊಟೆ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ. ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಂಉಂದ ಗೊೋವಿಂದಹಳ್ಳ - ಚನ್ನೆಂನಹಳ್ಳ ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ಪಃ.೦೦ ಲಿಂದ 1೮೦ ಮತ್ತು 6.೦೦ ರಿಂದ! 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 6.70 &.ಮೀವರಣೆ ರಲ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (೫.ಮು.ರ) 
ಸದ der dl SN ರ೦೦4-೦4-337-0-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್‌ ಎ ರಸ್ತೆಖುಂದ 'ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲುಮಾರ್ಗ ಬೊಂಆಚಮಾರನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಃ.೮೦ ಲಂದ। 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 2.೦೦ ಕ&,ಮೀವರಣೆ 'ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 
us ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶೀರ ಣಾ ರ೦೮4-೦4-ಡ37-0-01-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಪೂರು-ಮಹದೇವಪುರ-ಅರಕೆರೆ-ಕೊಡಿಯಾಲ- ಕೊತ್ತತಿ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಟ: 2೦.೦೦ &.ಮೀಾ ರಿಂದ 
u ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 23.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣದಾಲಿ. 
#4 ಶಿೀರಂಗನಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪಳ ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೮೦ &.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ - 
ಇತರೆ ರೆ ಸುಧಾರಣಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 
uರ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦54-೦4-337-೦-೦1-1೮54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸು - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ದ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ) ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳ ೦.೦೦ ಲಂದ 1೦೦ &.ಮಿ. ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
] 004-04-887-0-01-104 we ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಕು ಕಡತನಾಳು ಗ್ರಾನುದಿಂದ ಅರತಿ ಉಕ್ಷತ ಮುಖಾಂತರ ಅಚ್ಚಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ರಾಂಪುರ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ 
ue ಶಿೀಗಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 45೮೦ ಎಮಿ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ! 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಣಿಪುವುದು] 
—~04-837-0-01- 'ಬಾಬುಯರಾಯನಕೊಪುಃ A ) .ಮಿಃ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-937-0-೦1-೦4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರಂದೂರು ವೃತ್ತವಿಂದ ಸ್ಪಆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೦.೦೦ ರಂದ ೦.5೦ ಎ.ಬಿ. ವರೆಗೆ ರ್ತ 
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ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಲುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


3 Years works details-Mandya division-2018-17 to 18-19-LAQ-1109(1406) ದೂ ೧4 


ಕ್ರ ಪಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಟ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಕಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಶ್ಷಗಟಥ್ಲಿ 
1 2 3 4 ೮ ° 
ಔನಹೊಡಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತಿತ್ತಿ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಆ 22.೦೦ &.ಬುಃ. ನಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮುಗಾರರ ಪೊಸೈಟುಮದ ಅರಕೆರೆ 
ಶಿೀರಂಗಸಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲ್ಲಾ ಬು ಪೇಟೆ ಟೂದಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಾಹೃಣರ ಟೀಬಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನ ದೆವಸ್ಥಾನ ಸರುವ ರಪ್ತೆಯ ಅಳವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 49೮.೦೦ 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೊೋಹೊಂಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವುದು]. 
ಶೀರಂಗಸಟ್ಟಣ 5೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೆಂಡೇಹೊಸಳ್ಳಿ ಭ್ಯಮದಿಂದ ಅರಳಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಳ್ಟಿ ದ್ರಾಮಕ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಫರಪಆ ೦.೦೦ ಬಂದ ಎ೮೦ ರಕ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ .ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
೦ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂ೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಮಂಡ್ಯ - ಅರಕೆರೆ ರ್ತೆಂದ ಗರ್ಕಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ ಬೊೋರೆಯವರೆಗಿನ ಸೇರುವ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೇಯ। oe; 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೦.5೦ ೬.ಮೀ. ವರೆಣೆ ಮತ್ತು ಪರಪ ೦.8೦ ಲಂದ 2.೦೦ ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
i ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗ: ಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ - ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೦.8೦ ಲಿಂದ 2.೭೦ ಆಮ. ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಗಆಂಕರಣ 4enie6 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಆಟಕರಣ, ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೂಸೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭತ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ನಿಂದ ಹೊಸುಂಡವಾಡಿದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಲರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಇಲಾಬೆಂಂದ ಒಲದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
೮8 ಶೀರ! ಟ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗ: ಪಟ್ಟಣ ರ೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹಿವ ಅ.ಇ.ಎ೦.ಎಲ್‌. ಮುಖ್ಯರಪ್ತೆಂಖಂದ ಬಪ್ಲೀಪುರ ಗದ್ರಾದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೆೇವಸ್ಥಾನದವರ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಕರದಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೊಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಟೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
po ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ್ದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಪಕಿರಡ 
u ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು] 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಕು ಅಲದಹಳ್ಳ ದ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಹೊತ್ತತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೦೦ &.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಜನ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರೆ - ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಬಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವುದು] 
ಶಿೀರಂರಪಟ್ಟಣ ರ೦೦4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರಿೀರಂಗಸಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಿಂದ ಅಂಬೆಂಡ್ಡರ್‌ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 'ಜೋಡಿರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ, i 
ಈ; ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮದಾಲಿ. 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಣಿ [ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವ೦-6 ರ ರಪ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 15.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-7 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2೦.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು F 
1೨೨ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಲ್ಲಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-1೦ ರ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾದಿಗಳಟು 15.೦೦ 
10 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ DO54-04-837-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಡಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಕಿನ 
3 ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ [ಹಾರೂ ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
161 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌.ಟ.ಖ ಬಸ್‌ ಪಂಡ್‌ ನಿಂದ ಹೊಂಟೆ PNR 
kg ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಾಗಿಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಹರಣ, ಸೈಕಲ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌, ಫುಬ್‌ಪಾಥ್‌ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
162 ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಶು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದಂಡಬೆಂರುಂಡ ವೃತ್ತ ವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 25.೦೦ 
S004-04-337-0-01-154 ಮತ್ತು 
| | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತ ಸಾಲ್ದಾ'ಮುಸ್ಸು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-3 ರ ರಪ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 15.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
164 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಡೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-೮ ರ ರಪ್ತೆಗಟ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಬಾಲಿಗಟು 15.೦೦ 
೮೦೦4-೦4-887-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
16a ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-1॥ ರ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1೮.೦೦ 
ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
166 ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಣಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರಿೀರಂಗಪಣ್ಣಣ ಬೌವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 
+ 
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| 
ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಣು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿನಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲತ್ನಗಚಲ್ಲ 
1 2 4 1 . 
5 BUSENEiG ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಗೂಕು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಶಂಬುಅಂಗನಕಟ್ಟೆ ಪೃಶಾಣದ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಹ ka ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮದಗಾಧಿ 
S054-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
16s ಶ್ರಿೀತಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ! ಸ್‌ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ರ೦೮4-೦4-ಡ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
169 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಡೆ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-! ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
S004-04-837-0-0-104 ಮತ್ಸು 
170 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಕ್ಷ ತ್‌ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-೨ರ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
SE ೦೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ರಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೃಶಾಣ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾದೂ ಇತರೆ 
i ತ್ರಿಗಯಸಟ್ಟತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
S೦ರ4-04-837-0-01-54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಟೆ ಬಾಗಿಅನಿಂದ ಪೇಟೆ ಬಂಬಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಲಬೇಡರ್‌ ವೃತ್ತದ ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ 
172 ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಐಿದ್ಯುತ್ತಿಂಕರಣ ಹಾಮಣಾಲಿ. A "| 
ರ೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮಡ್ತು 
173 ಶ್ರೀತಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತ [ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಜ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳ ಹೊಸಪ ಸರ್ಕಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
೭ ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-144 ರ ಬದ್ಗಕೋಟೆ ದಣಪತಿ ದೆಂವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
174 ಶಿಂಸ೦ಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ Hy 
ರ೦೮4-೦4-337-0೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-1೮ರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 
179 ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತ ರಣಿ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
DBOS4-04-837-0-01-154 
176 ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರ ರಸ್ತ ರಣೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ಗಂಜಾಂನ ಮುಖೀಗೌಡನ ಚೌಕ (ಸರ್ಕಲ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ರ೦S4-04-837-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇಲಿ ನದಿಯಲ್ಲ 'ಬೋಟಂಗ್‌ ಪಾಯುಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
177 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಪ್ತೆ 
ರ೦೦4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
178 ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತ ರಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-1೭ ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
SOS4-04-387-0-01-154 ಮತ್ತು 
79 ಶ್ರೀರಂಗಸಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಕ್ಷೆ ಮು ಇಲ್ಲಾ ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-13 ರ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
O054-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
180 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ! ಸ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
181 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಣಟು 
೮೦೮4-೦4-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಬಖ್ಯೆ-!8 ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ! 
162 ಶ್ರೀತಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಃ ಶಭ 
8 ಶಿೀಸಂಗನಟ್ಟಣ ರ೦54-೦4-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಂಬಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೆೊವನ್ಥಾನದ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇಡರೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ಅಭವೃಬ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
184 ಶಿಡಂಗಪಟ್ಟಣ Wes ಶು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-2೦ ರಣ್ಲ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
5054-04-837-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಪಂಖ್ಯೆ-೧22 ರಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ] 
18ರ ಶ್ರಿೀಗಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ೪ 
wa ಶೀಲ ಗನಟ್ಟಣ ಶ್ರಂರ: ರ ರ೦54-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂಸೊಗೌಡನ ಚೌಕದಿಂದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮಿಷಾಂಬ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಪುಧಾರಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ನೆಗಆಣೆ ಕಾಂಕ್ರಿಬ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 % 
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೦54-೦4-837-0೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರ೦೮4-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
lis 


ಹಾಗೂ ಮಕಳ ಅಟೋಪಕರಣ ಅಳವಹಿಪಿಕೆ. 


BOS4-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಶು ಶ್ರಿೀಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಅವರಣ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SO04-04-837-0-01-154 ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ವಟಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಖಾಪಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣದಲ್ಲ ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಮಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 25೦೦ 

5೦೮4-೦4-837-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ೦-2 ರ ಸಮುಧಾಯ ಭವನದ ದುರಳ್ಯಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 
Waa ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಸ್ಯ ್ರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-1೦ ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಮಗಾದಿ. 15.೦೦ 
gt cet: ಸ ನುತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಶು ಶಿೀರಂದಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್‌ ಫಂಖ್ಯೆ-2೦ ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 800 

೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ-16 ರ ಹುರಾದ್‌ ಅಂಬಿ ಸೃಶಾಣ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2೮.೦೦ 

NS ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುಂಡುಗದೊರೆ - ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಟ.ಎಂ. ಹೊಪೂರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂುತಿ ವರೆಣೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ! 

ಲ್ಲಾ ಮ್ತು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ, ಸಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ನಿ.ಸಿ.ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾೆನಹಳ್ಳಿಂಬುಂದ ನಿೀಲನಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ 9೮.೦೦ 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ. 'ಜಶ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
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(5. ಪಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ನ ಶಿೀರ್ಸಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
1 4 [2 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖತಿ ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್‌ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಖುಂದ ಹೊಸಪ ಮದ್ರಾಸ್‌ - ರೆಣ್ಣಾಮೂರು ರಪ್ತೆಣೆ ಸೆಂರುವ ರಸ್ತೆ 
ವ ಥಃ ರವರ ಮನೆಯವರೆಣೆ' ರಸ್ತೆ, ಬೆಳ! 
೦೦4-0೦4-337 -೦-೦1-104 ಜಲ (ದಾಪಪ್ಪಚಾಲಿ ಮನೆಂಬಂ! 'ಮೃಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಮನೆ: ್ಸ ) ೮೦೦ ಮಾ ರಸ್ತೆ. 'ಗೊಳ ದ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆ 
207 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇತರೆ ರ: ರಣಿ ಸು ಮದ್ರಾಸ್‌ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಖುಂದ ಪೃಶಾನದವರೆದೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಮುಬ್ಯು ರಪ್ತೆಯುಂದ ದ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ (ಬಸವರಾಜೇಗೌಡರ' 9ರ.೦೦ 
ಪ್ರ 'ಮನೆಯುಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ, ಹುಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಪೇಪರ್‌ ಮಿಲ್ಫ್‌ ಕಾಲೋನಿಯುಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ. ಕಾರೇಕುರ ದ್ರಾಮ ಪಲಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮದಾಲಿ (ಬ೦ದು ಬಾಲಿ) 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. 'ಚಿಕ್ಕಅಂಕವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರುಅಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹದೇವಪುರ ದ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಲುತಿ। 
ಕೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂ೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ, ಇದರಹಳ್ಳ, ಚಿಕ್ಕಅಂಕನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಲಚಾಲುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂತದಹಃಳ್ಳ, 8ರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಕರ 
K ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೇಳಾಪುರ ದ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಲತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಡುಹುಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ, ಸಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗ 
ಕಿ.ಮಿ. ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮರಾಲಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
PN ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೆವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಐಡಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಕೆರೆಮೆೇದಳಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ನಲಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಪ್ತೆ 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ Ric ಮತ್ತು | ಮಾಣ ಠಾಮಗಾರಿ. ಗಾಮನಹಳ್ಟಿಬುಂದ ತುರುಗನೂಲಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ, ಬೆಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಾಲ್ಲೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಮನಹಳ್ಟ ಸಂತೆ 9೮.೦೦ 
ರಸ್ತೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬನ್ಮಹಳ್ಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಪ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
3 aod ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಖಂದ ಉಕ್ಕಡ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರವು ಹತ್ತಿರ ಉ..ಊ.ಆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ] pepe 1 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ: ಇ.3೦ &.ಮೀ. ಲ೦ದ ಪಃರ.2೦ ಕಿ.ಮಿ, ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
pe ನ್‌್‌ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡದಲ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಬೆಚಿಹಳ್ಳ-ಅನೂನಹಳ್ಳ-ನರಹಳ್ಳ ಮಾರ್ತ ಬೊವಿನಮನ್ಸೆ-ಪಂಭುಬನಹಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾರುವ ಇಲ್ದಾ ನ 
ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯ ಸ; ೮.3೦ ಕಿ.ಮಿ, ಲಿಂದ ಪಃ೨.6೦೬.ಮಿ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲ 
¥ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಾಗಟೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಳಕುಪ್ಪೆಣೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಟ ಸಃ; ೦.೦೦ &.ಮೀ | 
ನಂ ಆe RAs. ಗ ಸು ಅಂದ 2.೮೮ ಅಮಿಂ ವರೆಗ, ಬನ್ಸಂಗಾಥಿುಂದ ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ: 310 ಅ.ಮಿಃ .೮೦ &.ಮಿಃ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 245೦೦ 
ಇಡಟೆರಕ್ರಿ' ನುತ ಅರಳನುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
A ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂತು ಬೆಬಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಸುಂಕಾಡೂಣ್ಣೂರು ಹೊಸ ಬಡಾವಣಿ ಮಾರ್ದ ಪುನಃ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ| 
ಸಂಧಿ ce ರ ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು | ್ಯೂಂನಹಳ್ಳ ರಸ್ತದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ 8.ಮೀಃ ಬಂದ 12೦ ಆಮಿಂ ವೆರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೀಣ ರಣೆ 30.00 
Ki ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಬುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಪುವುದು]. 
ನಗ ad ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಸುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ- ಚಾಗಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೆಣಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ pe 
K ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ 8.ಮಿಂ.ಲಿಂದ 115 &.ಮಂ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲನ 
(ಎ) ಪೇಟೆ ಅಂಬಿ 
(ಅ) ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ 
(ಕ) ಗೌಆಗರ ಜಂದಿ 
§ ಡಿ) ಬಸವನಗುಡಿ ಜೂಬಿ 
ಫಾಂಣನನರೆ WS ಮತ್ತು ಇ) ಕೌಲಪ್ಪನ ಇಂದಿ ಮಡಿ 
ಸ್ತನ ಎಫ್‌) ಪೆನ್‌ಷನ್‌ ಲೈನ್‌ ಬಂದಿ 
ಜಿ) ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವಿ 
ಹೆಟ್‌) ದೊಡ್ಡ ಆಂದಿ 
ಐ) ಹೂವಿನ ಅಂದಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. [(ರೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸುವುದು]. 
ಟಕ ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ- ಚಾಗಪಟ್ಟಹಳ್ಳ-ಬೆಟಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನಕುರುಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ kéoa0 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:೦.8೦ &.ಮೀ.ಲಿಂದ 176 ಕ.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ರ೦೦.೦೦ ೫ 
ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-1ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ಪಿಯಲ್ಲರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ - 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಂಬಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಪುವುದು]. 100.೦೦ 
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ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಫ'ಆಟಲ್ಲ 


೮ 


೮೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾಲ್ಲೂತು ಚಿವಹುರಟಂಖಂದ ಹೊನಗಾನಹಳ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಟ ಬೆಟ್ಟಕ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳ ಹೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಪಃ೦.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಅಂದ 4.೨೦ ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮರಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೊಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 


49ರ. ೦೦ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುವು] 
ಒಮ sit ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದವಹೆಳ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊನ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ-ಯಳಚವರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿಂಕಾ ಅಶೋಕನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ 
ಸಾ ಮ ನ ಚ ನುತು [ಮಬ್ಬು ರನ್ಷೆಯ ನು೦೦೦ ಅಮೀ. ಲಂದ 2೭೦ ಎಮಿ. ವರೆ ಮಡ್ಚು ರಾಗಿಮುದ್ದವಹಳ್ಳಂಂದ, . ಪೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ-ಟಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ -ಬೆಅಬೆಟ್ಟ 3೮0.೦೦ 
ky Ea [ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಡವಪುರದಿಂದ ಚಿನಹುರಆಗೆ ಸೆಂರುವ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ.ಊ.೮.ಟ. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಚ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಕನಗನಮರಡಿ, ವದೇಸಮುದ್ರ, ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ EEN 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 8.೦೦ &.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
೮೦೮4-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ನಿಂದಭೊೋಗನಹಳ್ಳಿ, ದುಮ್ಮವಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ಸಂದಾಡಿ, ಹೊಪಯರಗನಹಳ್ಳಿ (ಶೆಡ್‌) ಮತ್ತು ಹೊಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಜನಕಕ 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ರ೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಕಡಬ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಂಭುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಅಕಿರಕ: 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಣಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ರ೦೮4-೦4-337-0೦-೦1-1೮ರ4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಗಿಲಿಯಾರಹಳ್ಳ, ಅಂತವಹಳ್ಳ, ಬೇಟ, ಇಳ್ಳೇನಹಳ್ಳ ಮತ್ತುಮಲ್ಲಣೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು soos 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಬಾಲಿ) 
ರ೦೮4-೦4-337-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಕಟ್ಟೆೇಲ, ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಹರವು, ಚೆಲುವರಪನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ pos 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಕಾಮಣಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ರ೦೮4-೦4-837-೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. 'ಚಿಕಾಡೆ. ಹೆದ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, 'ಚಿಷ್ನಮರಹಳ್ಳ, ತಾಆಶಾಪನ ಮತ್ತು ಚಿಕಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಆಂ:ರರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ರ೦೮4-೦4-337-0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ನೀಲನಹಳ್ಳ, ಮಾಣಿಕ್ಯೃನಹಳ್ಟ ದೌಡಣೆರೆ. ಎರೇೊಣೌಡನಹಳ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ Po 
ಇತರೆ ರಪ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ರ೦೮4-೦4-337-0೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ ಅಮೃತಿ, ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ. ಉಕಗಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಆರರರಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಪುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
4033೦.೦೦ 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌-2೦4 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳ - ಜಳದೆಗಲು ರಸ್ತೆಂಬಖಂದ ಕೆಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಗೌಡದೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 70.00 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌-೦4 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಹೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಹನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಚ್ಟಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 80.00 | 
ನಃ OK ಎ6 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೊಂಬಆ ಮಂಡ್ಯ - ಮೇಲುಕೋಟೆ - ಮುದಗಂದೂರು ರಪ್ತೆಂುಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-48 - ಇರರ 
ದುದ್ದ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಟ ೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.೮೦ &.ಮೀ. ವರೆದೆ (ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮದಾಲಿ 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌-೦4 ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಕೆನ್ನೂರು- ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಪರಃ ೦.೦೦ ಲಂದ 172 ಕಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 97487 15೦.೦೦ 
ವಃ ನ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌-೦4 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-2೦೨ ರಿಂದ ಮತ್ತಿತಾಚೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಆ3 ಪ್ದ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಧರ 
ಕಾಮದಾಲಿ 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌-24 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-2೦೨ ರಿಂದ ಹುಲಿಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ. ಹಲಸಹಳ್ಳದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಛವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 80.00 
ವಬಾಡ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಈ ಎಫ್‌-೦4 ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಹು 1/17 ಮೈ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಂಖ೦ದ ಶಿಂಆನೆರೆ ರಪ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಂಧಫಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 60.0೦ 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಠಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ರಾಮಪುರ ಸ್ಲೂಲ್‌ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಲೇಷನ್‌ ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ 
oe | pe | ರ [ನಾ ? ೦೦೦೦ 
ನ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ ಡಿ ಎಫ್‌-24 ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದೇಗೌಡನಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 5೦.೦೦ 


ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐಡಿ ಎಫ್‌-24 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿುಂದ ಚಿನಕುರುಆ - ಕಟ್ಟೆಂಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಗಟೆಮಲ್ಲೇವಹಳಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಪರಪ 2.35 ಲಿಂದ 3.9೮ &.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
3 4 5 6 
bb ರOS4-04-837-0-01-133 ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಹು ಇ.ಐನ್‌ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಪಃ4.೦೦ ಅಲಂದ ೪4.9೦ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕೊಣಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮ! ವ 
ಥಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ) ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ. 
ವೆ ರ೦೮4-೦4-ಡ37-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-2೦೨ ನಿಂದ ಕುಲಿಪಾರಂದೆ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ :೭.3೦ ಅಂದ ೧.6೦ ಕಬಿ ವರೆಗೆ ಲತ 
ಮಹಾಸ್ಥಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೊಂಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ರ೦೮4-೦4-837-0-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 
"ಮಂಗ ಬೆಳ್ಳೂರು-" ಹಳ್ಳ ರಪ್ತೆಯ ಪರಃ 2೨೦ ಲಿಂದ 7.60 ಕಿಮೀವರೆಣೆ ರ; ಕಾಮಗಾಲಿ 4 
ನಾಗಮಂಗಲ (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಂಜನೆ) ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾಲ್ಲೂಶು ಬೆಳ್ಳೂರು-ಹೊನ್ಸೆಃನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪರ: o ಪ್ರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 74.84 
ರ೦ರ4-04-837-0-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 
ನಾಗಮಂಗಲ (ವಿಶೇಷ ಅಳ: ವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ) ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾಲ್ಲೂಹು ವಾಗಮಂಗಲ- ಮೈಲಾರಪಣ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಪರಃ ಆ.5೦ ಲಿಂದ ೮.೮೦ ಕಿಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 90.೦೦ 
ನಾಗ; ರ೦54-04-337-0-01-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂತು ಹೆ.ಟ.ಡಿ.ರಪ್ತೆ.ಯ 43.5೦ &.ಮೀ, ನಿಂದ 'ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಉಖಂದ ಗಿಡುಗನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಹು| ಭಜ 
(ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೊಜನೆ) ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಪರಪ: ೮.೨೦ ಬಿಂದ 6.60ಕ.ಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ. ವ 
Sui ರ೦ಂ೮4-04-387-0-01-133 ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಬಲ್ಲೆಂವಹಳ್ಳಿ ರೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ದಲಣೆರೆಪುರ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ.ಬಪ್ತಿ ಮಾಬಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ9.7೮ ರಿಂದ 
ಕಆರ್‌.ಪೆಟ (ಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) 1೦.೮೦ ಮತ್ತು 110 ರಿಂದ 1.20 8.ಮಃ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 747 
A ರ೦ರ4-೦4-837-೦-೦1-133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಗೂಶು ಮಂಡ್ಯ-ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರ್ಕಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ ಬೋರೆಯವರೆಗಿನ ರಪ್ತೆಯ ಸರಪಳ: ೦.6೦ ಲಿಂದ 1೦೦ 
ಶ್ರೀಸನಿಗನ್ನಲ್ಬಟ! (ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) 8.ಮಾಃ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಚವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.30 
3 — ದೆ ಜ 
Oe Sec eg 
(ವಿಶೆಂಷ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಮಸಡ i i p ಇ ಸ್ನೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧ *ಫತನ 
41.90 
3004-04-837-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 ಲಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 49.8೦-ರ೦.73, & ೮1೦೦-೮14೦ ಕಮಿಃ ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ ಹಾಗೂ! 
ಮಂಡ್ಯ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 'ಹಾರಕದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಮರಾರಿ. 15ರ.ಅ೮ 
ee GOS4-04-887-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಪ್ತೆಬುಂದ ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 'ಭೂಮಿಪಿದ್ದೆೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಡ.8೦ ಲಿಂದ 
2 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 4.2೦ ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 28.79 
A GOS4-04-387-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯಾ-ಮೌಂಲುಶೊಬೆ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳ-ಮುದಗಂದೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ 
ಈ ಮರಿಡ್ಯಾ 'ಮಂಚ್ಯ ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) [ರಸ್ತೆಯ ಪಃಣ.2೦ ರಿಂದ ೨.2೦ ಅದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 819೦ 
BO04-04-837-1-09-172 
4 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು 3 Um ಪ (ಪಂ ಇ ಇ|ಮದ್ಧೂರು ಪಾಲ್ಲೂನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ -ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 17೦೦ ಲಂದ ೪.6೦ ಅಬುಃ ವರೆಗೆ ದಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಮಣಾಲಿ. pe 
GO04-04-337-1-09-172 ರು ಪಾಲ್ಲೂಹಶು ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಕೆರೆ, ಮುಬಿಗೆರೆ, ರೀಆಘಟ್ಟ, ಶದ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಬೆಕ್ನಳಲೆ, ಕೌಢ್ಞೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಶಿರಾ- 
ಈ ಮದ್ದೂರು ನಾಣಮಂಬಲ ಮುಮಂ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಂಜನೆ) ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-84) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 19.4೦ ಲಿಂದ 16.10 ೨.ಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಕಲರಿ 
BOSA-04-8B87-1-09-172 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿಂಖಂದ ಕುಂತೂಲಿದೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ ೦.೦೦ ರಿಂದ 2.೮೦ *.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
8 'ಮಳವಳ್ಳ; 'ಮಳಟಳ್ಳ ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ..ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಂ 
ನ G0S4-04-887-1-09-172 
7 ಮಳವಳ್ಳ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ ಅಂದ ಪೂಲಿಗಾಆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ 3.6೦ ಲಂದ 3.80 &.ಮೀಾ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 
ಮಳವ ಮಟಟ GO04-04-887-1-09-172 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಭುಜವಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಅದೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ 
is ಳ್ಬ ಳ್ಫ 'ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 15೦ ಲಂದ 17೦ ೨.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3೦.೦೦ 
oe 
4-04-387-1-09-172 
9 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಹ ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಗನಬಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೮.8೦ ಲಂದ 6.30 ಕಿಮಿಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 40.0೦ 
BO54-04-387-1-09-172 ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಖುಂದ ಹರಳಕೆರೆ-ಕಲ್ಲನಾಥಪುರ-ದೊಡ್ಗ್ಡಯಗಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 
kk ನಮಲ ನಾಣಮಖಗಲ ಮುಮಂ.ಗ್ರಾ ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) [ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುನ ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.32 ಲಂದ 6.62 ಆಮಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.0೦ 
BO54-04-337-1-09-172 ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ.:7.೦೦ ಕಮಿನಲ್ಲರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ನಣ್ಯಾತಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಣೆ 
1 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರೆ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಂಜನೆ) ೨ ಸೆ % ಸಣ್ಯಾತ 4 20.0೦ 
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ಲೆಕ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಪಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಪರು ಅಂದಾಜು ಮೊಡ್ಡ ರೂಲ”'”'ಆಲ್ಲ 
° [2 
ನಾಗಮಂಗಲ 3054-04-337-1-09-172 ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಟ.ಡಿ.ರಸ್ತೆೇಯ 43.5೦ &.ಮಿ, ನಿಂದ 'ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಉಂದ ಗಿಡುಗನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ದೂತು! eli 
ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಜನೆ) ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಪಟ: 1೨೦ ಲಿಂದ 2.6೦86. ಮಿಃ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಪೂಟಿ BOS4-04-337-1-09-172 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾ, ಕೆ.ಆರ್‌ .ಪೇಟೆ-ಸಂತೇಬಾಚನಹಳ್ಳ್ಟ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಅದ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಣೋನಹಳ್ಟ ೮ಉಂದ ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ' PO 
ಈ ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೊಂಜನೆ) ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ 15೦ ಕಮಿಾವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054-04-337-1-09-172 y ಈ 
ರ್‌.ಪೇ » -; X ಮಾಂ. 2 
ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮುಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ ( ಜನೆ) ಕೆ.ಆಃ ಟೆ ತಾ. ಆನಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಟ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಲಂದ 1.೦೦ &.ಮಾ.ವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5೦.೦೦ 
O4-04-337-1-09-17 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, -ಶ್ರವಣಬೆಚಗೊಟ - 
ಆರ್‌ಯಿಟೆ Ss 3054-04-33 2 ಟೆ ತಾ, ಆನೆಡೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಂುಂದ 'ದೊಡ್ಡಡಾರಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಚಿಶ್ವಟಚತಿ- 'ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಪ್ತೆಯ pe 
ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಸಃ೦.8೦ ಲಿಂದ 16೦ &.ಮಾ.ವರೆಣೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3004-04-887-1-09-172 
ಪೇ , = X x . 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೊಟೆ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ:ಅ,ಯೊ ( ಜನೆ) ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಕುಂದೂರು-ಅಫಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಠ.೦೦ ಲಿಂದ 6.೦೦ &.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 754 
dock 3054-04-837-1-09-172 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಾಲ್ಲೂಕು ಚ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಟಎಂ.ಹೊಪೂರು, ಆಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಲಿಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪೇರುವ। RR 
ಶ್ರಿ 'ಟ್ಪಣ ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) (ಅ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಪ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ: ೦.೦೦ ಲಿಂದ ೭.3೦ &.ಮಿಾ ವರೆಗೆ ಅಭವೃಬ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನ sk BOS4-04-337-1-09-172 ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರವಿಂದ ಚವಕುರಆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪೆ-.ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, 'ಜಾಗಖೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಣಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಪ.16.೭೦ ಲಂದ। geuic0 
'ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 18.ರ೦ವು.ಮೀವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
162೮.೮೮ | 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌ 965ಎ 
[3] 
ಬೋ.ಬಂಲ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಂ 
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಣ 
560 001 


e 
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ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಲಾನ ಘಟಕ - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಅನುಬಂಧ - 1 


_ ಪ್ಯಾಕೇಜುವಾರು ಪರಿಪ್ನಃ ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಂತ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮ 


ಸಂ $ ೫ರ 
TG [wan [osama] 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ, ಪಾಂಡವಪುರ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 62.73 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘಾಲಯ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್‌ - ಕಣ್ಣನೂರು (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಯೆಲವಲ ರೋಡ್‌) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-154 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 127.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 145.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4173.07 1572.07 | 1676.47 | 788.29 0.00 4036.83 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರ 
ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 241.29 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 249.29 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 16.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6,90 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 28.08 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ "ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ - ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 4933.71 2459.14 | 1315.46 | 948.36 94.16 4817.12 
[ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 13.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಿಯೂರು - ಕೊಡಿಯಾಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - ಮೇಲುಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
[ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ! 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ - ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ಹೆಚ್‌|ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 30.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


73 ಪ್ಯಾಕೇಜುವಾರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಷರಾ 


ಸ್ಮ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 2016-17 | 2017-1 | 18 | 2018-19 | 2019-20 | | 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರುದ್ರಾಕ್ಷೀಪುರ - ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿಮೀ 13.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 18.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರುದ್ದಾಕ್ಷೀಪುರ - ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿಮೀ 25.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 32:60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು - ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಹಂತ -3 
ಕಿಮೀ 0.00 ರ೦ದ ಕಿಮೀ 10.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು - 1419.95 | 1547.02 | 4832 | 000 | 301529 
5.10 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 63.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 22.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


||| ಹಂತ - 3ರ ಒಟ್ಟು-| 12280.42 | 5451.16 | 4538.95 [178497| 9416 | 97| 94.16 |11869.24 NN 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳೆ ಎಂ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಹಳೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 
ಹಂತ - 4| 326 1528.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1363.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮೀ. "ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ "ಧಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 |ಹಂತ-4| 327 
ಸಿ 
[) 


v 


[2] 


v 


3 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.85 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವಮನ 


ಎ [ನುಂಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.60 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


, ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 14 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.08.ಮೀ ರಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 48- ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ರಾಯಕೆಟ್ಟಿಪುರ 
ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
[ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನರಗಲು ಮುಖಾಂತರ 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 35ನೇ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


k ಹೆಸರು | 
pd ಹಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
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ಎಫ್‌ |ಕಾಲುವೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 617 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವ್ಯ ಲ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್‌-ಕಣ್ಣಾನೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 154) ಸರಪಳಿ 
127. 50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 145.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ) ಯಿಂದ ಮೈಸೂರು 
[ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಲಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ, ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಎರಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತರೀಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.21 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಹಂಪಾಪುರ ಹುರಳೀಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
6.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಲಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನೇರಳಕೆರೆ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 12ನೇ ವಿಸಿ ನಾಲೆ 


ಮಂಡ್ಯ ಸ್‌ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಲಾಳ-ತುರುವೆಕೆರೆ-ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮ 
ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.0 $.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.73 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 
0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 26.16 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು-ನಾಗಮಂಗಲ 
ಬಿ [ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.70 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕದಲೂರು ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) 
[ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲೂಕು 
ಡಿ |ಗಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 12.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ, ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ಇ [ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.62 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ 
 |ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೇಜುವಾರು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


FEC CS TNS 
2016-17 2018-19 | 2019-20 | 


3344.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
3490.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2882.12 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 


ಹಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


TB elena [ons [sen [| 


ಫ '೦ಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ 

ಇ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. 

[oid dh tem aN ld ONO Dae And IALC 8 Daa Lonmda p 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗೆರೆ ಪುರ, ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ § 

ಬಿ |ಮಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ! 
ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟದದೊಡ್ಡಿ. ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ ಕೆ. 

ಸಿ ಹೊನ್ನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 

6: | ಹಂತ" 4] 331 6,85 ರಿಂದ 10.00 '8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2616.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭಾರತೀನಗರದಿಂದ ಆಳಭುಜನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ, 

ಡಿ ಕಳ್ಳಿಮೇಲೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 6.00 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ. ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆರೆ, ಅರೆಚಕ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡುಕೋತ್ಸಲ್ಳಿ| 

ಇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭುಜವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5] ಪ್ಯಾಕೇಜುವಾರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಷರಾ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ) ಇಂದ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಟಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತೆಬಾಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ! 
ಸಿ |ಮಾರ್ಗ ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.58 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ಪೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟಿ - ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂದಗೆರೆ 
ಡಿ [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ಟೆ! 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


7 |ಹಂತ-4]| 332 3472.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತೆಬಾಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೂರು 
ಇ |ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 610 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 


ಇಫ್‌ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7,74 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


'|ನುಂಡ್ಕ ಜಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 62.30 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಾ್‌ 


ಪ್ಯಾಕೇಜಾವಾರು “ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಂತ | ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಫಾ 


3 % 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 2017-48 | 2018-19 | 2019-20 


pe 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ - ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 33.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
ಡಿಂಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಳಿ-ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಂಕಾ ಗಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 4198.76 0.00 | 45811 | 45811 


ಕಿ. ಮೀ ರಿಂದ 62.30 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಪಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 16.00 ನೇ 
ಎ |ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಿನಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡರ ಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಣೆ 
[ ಬಿ |(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 7.55 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಜಲೂರು, ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಎಸ್‌-3 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 
ರಸ್ತೆ ಅಃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ -4| 333 ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ _ _ KN 0.00 0.00 0.00 
a ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ಕಲ್ಮುಣಿಗೆ ಕುಂದೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
' 6.90 ರಿಂದ 22.67 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಸರಪಳಿ 7.90 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಇ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಎಫ ನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.209 ನಿಂದ ಪಿ.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.75 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 10.03 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇ ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ - ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.15 
R ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


NN LLL ETNA 
[To srs [sisi isos [irasr [sar [iararae 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
pe Spd ಅನುಷ್ಟಾನ ಘಟಕ 


o- ಬೆಂಗಳೂರು p) 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಕೆಶಿಪ್‌ - ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಏಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷಾವಾರು 2017-18 ರಿಂದ 2019-20 
(ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರ ವರೆಗೆ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕು "| ಪ್ಯಾಕೇಜು ಪ್ಯಾಕೇಜೆನ ಹೆಸರು 2017-18 2018-79 2019-20 
ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಶ್ನದ್ಯಾಂಕ ರಿಪ್‌) '|ಡಚ್ಲುವಿಪಿ | ಮಳವಳ್ಳಯಂದ I 36.64 2823 
ಪಾವಗಡವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ 


ಏಡಿಬಿ (ಶಿಪ್‌) 


ಏಇಪಿ-3ಬಿ ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ ಾ 70.41 ಗ 5 


(ಯಡಿಯೂರು ಹತ್ತಿರ) 
ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

[a] 


ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕೆಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು / ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ 
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೋರಾಟಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ನೀಡಿದೆ. 


fr 
ಹಾಹ್‌ ನಿರ್ಡೀತಂದೆ. 
ಯೋಅಫ., ಕರಾಹೆಅಯೋ. 


[0ಸಂಭಂಣ 1. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ನ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1109 (1406) ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು 


ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ 


$e 


ಕ್ಷೇತ 


ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಕ್ಷಯ ಹಸರು 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
(ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


4 


ಹೆದ್ದಾರಿ- 48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿಯಿಂದ ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರ, 
ಗಂಟೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಪ್ರರಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌, ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


3 
ಮೆಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನೆಂಜನೆಗೊಡು `ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯೆ 


12.75 


ದೊಡ್ಡಗರುಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ, ಬಿದರಕಟ್ಟೆ, ತಿರುಮಲಾಪುರ 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ. ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ` ಹಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪರಕನಹಳ್ಳಿ, 


10.10 


ಮಂ ಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಷ್ಟಾಹ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ದ್ಧ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತಗರೆ, ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ 
ಕಾಲೋನಿ i ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


12.10 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ ರಸ ಸೈೆಯಿಂದ ವಡ್ಗಕಷ್ಳ 


ಮುದ್ದೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಅಂಕುಶಪಮರ, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, 
ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


13.40 


ಮಂಡೈ `` ತಾಲ್ಲೂಕು ``ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿವಾನ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, 
ದೊಡ್ಡಬಾಣಸವಾಡಿ, ಚಾಮಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಕಮ್‌ 


11.60 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
ಮೋಟದಪ್ಪನ ಸೇತುವೆ, ಅನಸೋಸಲು, 
ದೊಡ್ಡಿ, ' ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಮೊಳೆ, 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ತಂಡನಾಯಕನ 
ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 


12.65 


7 ಮಂಡೆ 


ಮಂಡ್ಯ 'ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಜಿಎಂ-ಎಂಎಸ್‌ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜವನೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ಬಿ.ಗೌಡಗೆರೆ  ಕಟ್ಟೆದೊಡ್ಡಿ, 
ಹಳೆಬುದನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಯರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


8 7ಮೇಲುಕೋಟೆ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು, 
ಮಾರದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು, 
ಅಘಟಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೊದೆ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ರಿ-47 `ಮಂಡ್ಕ-ಹಡಗಳಿ' 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು'``ರಾಜ್ಯ `ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ಮಂಡ್ಯ 


10.30 


9 7 ಮೇಲುಕೋಟೆ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಹೊಸಹ ಬೀರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಹಳ್ಳಿ, 
ಕೆಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, pe ಸಲು ಮತ್ತು  ಚೋಕನಹಲ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಫೆದ್ಧಾಕ37 ಮಾಡ್ಕ 


12.00 


ಎ 


1 2 3 4 


057 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು `ಎಂಜಿಎರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಜೊಮ್ಮನ" 3.50 
ಹಳ್ಳಿ, ಹೊನಾ ್ಸಿಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 
ಫಟಿ ಹೊಸೂರು, ಎಸ್‌ 'ಐ.ಹೊನ ್ಲಲಗೆರೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ 
| ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌ 'ಐ.ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


TT =SRE ಮದ್ಧಾರ ಸಮಾನ್‌ ನಾಂ ಕಹಣ ಕತಟ್ಟಹ್‌ 7 
ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಕಾವಡಿ ನಾಲ್ಲಾ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಯಾಲದಹಳ್ಳಿ ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ೨೬ 


2] ಮದೂರು ಪಡ್ನಾರ ಅನಾ" ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಬ್ಯಾಲದಕರೆ ನನರ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ "ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗಿರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ, 
ಲಿಂಗಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ 


7 ಮದ್ದೂರು ಹದ್ಮಾರ್‌ ತಾಲ್ಲಾಪ ತರ್‌ಷರ್‌ಕ ನನವ ಕೊಳಗೆರೆ 12.50 

ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಅರುವನಹಳ್ಳ. ಅಂಕೆಗೌಡನದೊಡ್ಡ, 

ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌. 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ" ರಸ್ತೆ 


14 ಮದ್ದೂರು ಮದ್ಮಾರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಗ ನಾವಾ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ” 9.80 
33) ರಸೆ ಸಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ, ಹುತ್ತಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಂಕನಹಳ್ಳಿ 
ಹೆಬ್ಬೆರಳು” ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನವಿಲೇ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


BENE ಹದ್ಧಾರ ಹನ ಮದ್ಧೂರ-ನಾಗವಾಂಗರ ಹಾ 30 
ಹುರುಗಲವಾಡಿ, ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ, ಕೋಣಸಾಲೆ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ 
ಪನೆ ದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ. ಎನ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


7 ಸನ್‌ ಪ್ಯಾ ಪಾ ಕಾಷ್ಟೀಸ ಸದರ 2 ರ ಹಾಗ 
ಹೆಚ್‌. ಬಸಾಪುರ 'ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ `ಕಸ್ತೆ 


777] ಮಳವಳ್ಳಿ | ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದರ: 20 ಕಸ ಸಹುಂದ 10.30 
ಬಾಳಿಹೊನ್ನಿಗ, ಶಿವನೂರು, ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಜುನಗನಹಳ್ಳಿ, 
ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಬನಮನಹಳ್ಳಿ ಕರದಹಳ್ಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು, 
ಹೊಸೂರು, ಟಸ್ಯಾನಶೂಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ- 
ಹಲಗೂರು ರಸೆ ಸ್ಪೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


18 | ಮಳವ್ಗ್ಳಿ | ಮಳವಳ್ಳಿ ತೌನ್ಸಾಪ ಮಳವಳ್ಳಿ- ನವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ] 1030 
ಕುಂದೂರು, 'ಕಲ್ಯಾಣಿಕೊಪ್ಪಲ, ಮಂಚನಕೊಪ್ಪಲು, 
ಐನೋರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


೫ ಮಳವ [ವಾವ್‌ ಆನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ`ಷದ್ಧಾರ 20 ಕಹಾ 
ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ನಂಜನಾಯಕನಪುರ, ವಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ 
ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಕಗ್ಗಲಿಪುರ, ಕಿರಗಸೂರು 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌3 ರಸ್ತೆ 


20] ಮಳಪ್ಸ್‌]ಮಳವ್ಗಾ ರನ ರಾಷ್ಟಹ ಸದಾ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಟುವನಹಳ್ಳಿ, ' ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಚನದೊಡ್ಡಿ, 
ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
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26 
3 


ಎಡೆ 
1 2 3 | 4 | 
31 | ಕಲರ್‌ ಪಾ ರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು `ನಾರಾಹಣಪಕ ಸೆಹಂದ] 683 
ತುರುಕರಕೊಪ್ಪಲು-ದೊಡ್ಡಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗರಘಟ್ಟ-ನಾಗರಘಟ್ಟ ಕೊಪಲು- 
ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ "೦0 


ರಿಂದ 683 ಕೆ.ಮೀ. 

ERC ರ್‌. ಪೇಟ ತಾನ್ಲಾಪ ಪ ಪುರ ಗೇಟ್‌ನಂದ ಇನ್ನಾ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ 
33 "ಲುಕೋಟೆ'] ಪಾಂಡವರ ತಾನ ಬಿಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಿಗೆಕ- 3 
ಹಳೆಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳೆಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 
34 | ಮೇಲುಕೋಣ್‌ ನಾಡವರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗಾವ್ಮನಷ್ಳಿ ಹಂ 783 
ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-ಡಿಂಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಬ್ರಹಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ' ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ 
37 ಮೇವಾಕಾಕ ನಾಡವ ತಾ ಚನನಕ್‌ಹಂದ ಹೊನಗನಹಳ್ಳ 500 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇಬೆ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ 
38 ಪೇನ ಪಾಷಾ ತಾನು ಪ್ಯಾರ ಯಿಂದ ಹೊಸಫೋ8 
ಹಳೇಬೀಡು-ಅತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಸುಂಕತೊನ್ನೂರು- ಹೊಸಬಡಾವಣೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
37 | ತೀರಂಗಪನ್ನಣ | ತನಾಗಪನ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಷಹ “ಹವ್ಯಕ 77 TOO 
ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ- 
ಎಂ. ೆಟ್ಟಿಳ್ಳ-ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ-ಮಲ್ಲಿಗಡನಕೊಪ್ಪಲು- ಚಿನೆ ್ಲೀನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
38 | ಶ್ರೀರಂಗಪಣ್ಧಣ'| ಕೀರರಗಪದ್ಧನ ತಾನನ ಪ್ಯಾರ ಸಾತ್ರ್‌ವರಡ್ಗ 
ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಬನ್ನ? ಹಳ್ಳಿ 'ಮತ್ತು 
ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ ಸ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | 
73 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ "ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಕರ: ಮಂಡೈ-ಬನ್ನೊರು 7.00 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
| ಮೈಸೂರು- -ಕೊತ್ತತ್ತಿ-ಮಂಡ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | 
30 ಕಾರಂಗಪನಗ ಶರನ ಘನ್ನಾನ ಕಕ ಮಂಡ್ಯನುನ್ನನ 3೫ 

ರಸ್ತೆಯಿಂದ “ ನೇರಳಕೆರೆ- ಕಲ್ಫರ ಮತ್ತು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಮಂಡ್ಯ -ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


— — ಬಣ್ಣ 


41407 | 


spo 

ಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, 
ಲೋ.ಬಂ. 4 ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


